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No 


1 [in the last two years how much | The details of grants allocated to Mysore 
| grants allocatated to Mysore and | and Chamarajanagar districts for 
Chamarajanagar Districts for the | improvement of rural roads under 
| i anprovement of Rural roads under | different schemes/ head of accounls if thie 


Rural Development and Panchayat last two years as shown in Annexure -1 
Raj Department? 


2. | Which are the roads and where Taluka wise details of rural roads taken up 
were thé development work has | in Mysore and Chamarajanagar Districts as 


} ಇ: 
been taken up? shown in Annexure -2 


3 | When the remaining road work | Remaining road works will be taken up 
will be taken up for improvement? | depending upon the availability of Grants. 


dd -And-how-rnuek-&rants-Feserved? —— - 


.e Rs. 26605.53 Lakhs allocated to 


& Rs. 13066.24 Lakhs yet to be 
released. 


" «Rs. 1908239 Lakhs allocated to 
Chamarajanagar District in last two 
years. Out Jof which Rs. 7056.27 
Lakhs released & Rs.12026.12 Lakhs 
yet to be released. 


Mysore District in last two years. Out | 
of which Rs. 13539.39 Lakhs released 


RDP/143707/RRC/2021 p 


ಸ ಹ್ಯಾ - (K-SEshwarappay 
Minister for Rural Development and Panchayath Raj. 


| ಮಾನ್ಯ ನಿಧಾನ ಪರಲಿಷತ್ತಿವ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಆರ್‌.ಧರ್ಮಪೇವ (ಪ್ಲಆಂಯ ಪಂಸ್ಥೆರಳ ಕೇತು ಇವರ 'ಚುಕ್ಷೆ 'ದುರುತಿಸ:: ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ ನರರ 
ಪೂರಕ ಟಪ್ಪಣಿ 


ರಾಜ್ಯ ರಾಮಿಂಣ ರಪ್ತೆದಳ ವಿವರ 


ತ್ರ. ಪಟ ಡಾಲಬರು ರಪ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಜಲ್ಲಿ ರಪ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಮಣ್ಣಿನ ರಪ್ತೆಯ ಉದ್ದ ET 
ಪಂ (ಜಿಮಿ) (ಹಿಮಿ೨) (ಜಿಮಿ) ಗಣ ಸ 
1 ರಾಜ್ಯ 607210೦5 ವಕಕಕಕ ತ NOE4178 197383161 
8 [ವ್ಯಾನಾರು m ರ್‌ ್‌್‌್‌ ನನಕರನನ ನರವ cE 

W 
3 ಚಾಮೆರಾಜನೆದರ '102೮೦.೨ರ 1೦೨.42 21೦ರ. 85 \ 4335.26 :! 

(fe 


ಮೈಪೂರು ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರಪ್ತೆಗಳ ಅಭವೃದ್ಧಿ /ನಿರ್ವಹಣೆಣೆ: ಹಂದೆ. ಇಡುಗಡೆ; ಮತ್ತು! ಚಡುಗಡೆದೆ ಬಾಜ 


ವಿವಿಧ ಅಭವ ದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಕಳೆದ ೭ ವಷ ೯ದಳಲ್ಲ ಆ 


ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ. 


ಮ್ಯಸೂರು; ಜಲ್ಲೆಯ; ಮ್ಯಾಚು. 


ಮೈಸೂರು 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 1 
ಕ್ರಸಂ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕಯೋಜನೆ 2018-19 2019-20 i, 
ಹ್‌ UW 
ಬಿಡುಗಡೆ ವೆಚ್ಚ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಾಕಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೆಚ್ಚ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಾಕಿ 
5054-03-337-0-71 i: 
SN y yw! 
ಗ 304.74 | 304.74 | 304.74 0:00: 965.55 0.00 0.00 :. 965.58 
3 ಸಡಕ್‌ ಯೋಚನೆ ? ; f 


3054-04-337-1-12 
ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ 


ಯೋಜನೆ 


2093.50 


1491.20 


1491.20 


602.30 


1360.20 


45422. 


454.22 


905.98 


5054-03-337-0-75 
ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ 


ಯೋಜನೆ . 


4000.00 


2878.00 


2878.00 


1122.00 


4292.20 


3743.60 


3743.60 


548.60 


5054-03-337-0-74 


ನಬಾರ್ಡ್‌ .- ರಸ್ತೆಗಳು 


75.00 


75.00 


75.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


5054-04-337-0-07 


ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಯೋಜನೆ 


50.00 


50.00 


23.91 


0.00 


0.00 


0.00 


3054-80-196-1-03 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ 


ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 


475.00 


475.00 


450.00 


550.00 


0.00 


3054-80-196-1-01 


ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆ 


387.44 


387.44 


387.00 


0.00 


412.00 


0.00 


5054-03-337-0-75 - 
059 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷ 


ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 


8365.00 


1189.00 


0.00 


7176.00 


22.00 


478.00 


478.00 


5054-03-337-0-75 
-059 


ಮಳೆ ಪರಿಹಾರ 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


2775.00 


1507.19 


1507.19 


1267.81 


ಒಟು 


15750.68 


6850.38 


5609.85 


8900.30 


10854.95 


6689.01 


7131.07 


4165.94 


1 
| 
| 


6 2೦೦೪-19 ಮಡ್ತು ೭೦1೨-೨೦ನೇ ಪಾಅನಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಜಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮೆಂಲ್ಪಂಡ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲ 


po 


ಅಭವೃದ್ಧಿಪಣಿಪಲಾಗಿದ್ದು. ಕಾಮದಗಾಲಿವಾರು ಹಾರು ತಾಲ್ಲೂಹುವಾಡು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಮುಬಂಧ - 2 ರಲ್ಲ ಲದತ್ತಿಖದೆ. 
e ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಪಲು ಬಾಕಿಯುರುವ ಕಾಮಖಾಲಿಗಳನ್ನು ಹರಶ ಹಂತವಾಣಉ ಅಮುಷ್ನಾವ ಮಾಡಿ. ಪೂರ್ಣದೊಳಪಬೇರಕದೆ. 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 


೪ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಕಳೆದ 2 ಪರ್ಷದಕಲ್ಲ ಅನ್ಭುದಾವದ ಲಭ್ಯೆತೆಥನುದುಣವಾಗ ದ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ ಲ್ಕು ಪ್ರಮ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಿವರದಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ. ಗ 


ಚಾಮರಾಜನಗಠ ‘ ' * 
| (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲಿ.) } 
ಕ್ರ.ನಂ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ/ ಯೋಜನೆ 2018-19 2019-20 
ಮಂಜೂರಾ ; 
ಬಿಡುಗಣಿ ವೆಚ್ಚ ' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಾಕಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ವೆಚ್ಚ: 
5054-03-337-0-71 | 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ 1.1 1.11 1 | 0.00 | 7291.09 0.00 0.00 
1 ಸಡಕ್‌ ಯೋಜನೆ 
3054-04-337-1-12 
ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ಟೆ N ಬ 
1111.15 1111.15 1111.15 0.00 959.69 437.67 437.67 (522.02 
ಯೋಜನೆ BM 3 
2 | 
5054-03-337-0-75 i 
ವಮ್ಮ, ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ 2192.36 154].95 1541.95 , 650.41 3000.00 2270.92 2270.92 "329.08 
3 ಯೋಜನೆ ' [, 
5054-03-337-0-74 \ 
350.00 285.00 282.41 65.00 - 0.00 0.00 0.00 i 10.00 
4 ನಬಾರ್ಡ್‌ - ರಸ್ತೆಗಳು 


5054-04-337-0-07 


ಕಾ 20.00 0.00 0.00 ' 2000 0.00 0.00 : 0.00 0.00 
ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಯೋಜನೆ 


3054-80-196-1-03 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ 227.00 227.00 204.51 G.00 i 267.70 267.70 255.10 0.00 


ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 


3054-80-196-1-01 


223.29 223.29 140.00 p 0.00 239,00 239.00 202.50 0.00 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆ ನ 


5054-03-337-0-75 - 
059 | 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷ 2200.00 251.48 200.00 1943.52 0.00 0.00 0.00 0.00 


5054-03-337-0-75 | ಈ 
-059 ’ 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 200.00 200.00 800.00 


ಮಳೆ ಪರಿಹಾರ 


ಒಟ್ಟು ' 6324.91 | 3640.98 | 3481.13 2683.93 12757.48 3415.29 3366.19 9342.19 


2018-19 ಮತ್ತು 2೦1೨-2೦ನೇ ಪಾಅನಲ್ಲ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದ್ರಾಮೀೀಣ ರಪ್ತೆಣಳ ಕಾಮದಾಲಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದಂಡ ಯೋಜನೆಗಟಲ್ಲ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು. ಕಾಮದಾಲಿವಾರು ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಹುವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಮಬಂಧ - 2 ರಲ್ಲ ಲದತ್ತಿಲಿದೆ. 


ಚಾಮರಾಜನದರ ಜಲ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಯೋ ಜನೆಗಆದೆ ನಿದಧಿಪಡಿಪಿದ ಒಟ್ಟು ರೂ. 19೦82.3೨ ಲಕ್ಷಗಳ ಪಖೈಟಿ ಈದಾಗಲೇ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ರೂ. 
7೦56.27 ಲಕ್ಷಗಳ ಪೈಕ ಬಾಕಿಯುರುವ ರೂ. 12೦೦6.12 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 


> ಮೈೈಪೂರು ಜಲ್ಲೆದೆ ರೂ. 4೦6.61 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹಂಟಕೆ ಮಾಡಿ ರೂ: 162.64 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ಡದೆ ಹಾದೂ 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರೂ. 214.2೮ ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹಂಜಕೆ ಮಾಡಿ ರೂ. ಆರ.72 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಜಡುದಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


ps 


' ಅಮುದಾವವನ್ನು ನಿಲಾಕ್ವಿಸಲಾದಿದೆ. 


ಮೈಸೂರು ಜಲ್ಲೆೆ' ಎಲ್ಲಾ ಯೊೋಜನೆಗಆಗೆ ನಿಗಭಿಪಣಿಖದ ಒಟ್ಟು ಠೂ. 2೭೮6೦ 


63 ಲಕ್ಷಗಳ ಪೈಕಿ ಈರಾದಲೇ ಇಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ರೂ. 


13ರಡಿ9.39 ಲಕ್ಷಗಳ ಪರ ಬಾಜಿಂಖರುವ ರೂ. 13066.೭4 ಅಶ್ನಣಳನ್ನು ಬದಗಿಪಲು. ಪ್ರಮ ಪೈಗೊಳ್ಳಬೆಆದೆ. 


ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ ಲೆ.ಶಿ: 3೦54ರ ವಿಶೇಷ ಅಮದಾನೆಡಡಿ ರೂ. ೨78.76 ಶೋಟಗಳ ಪಾಮಗಾಲಿಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ 
ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. 'ತಡೆಜಡಿದ ಲೆ.ಶಿ: ಡ೦೮4ರ ಕಾಮಬಾಲಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ” ಶಹಮತಿಯಂತೆ ಲೆ.ಶೀೀ: ರ೦54ರಡಿ ಮುಂಧುವರೆಖ ರೂ.317. ೨೮ 


ಕೋಟಗಳನ್ನು ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಬಾಜ ರೂ: 6ರರ,.8। ಹಶೋಟಗಳನ್ಸು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರ ಪ್ರಗತಿಯವ್ಯಾಧರಿಅ ಜಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಪ 'ಬೇಕಿಥೆ. 


ಪ್ರಪ್ಲುಪ ಮಾವ್ಯ ಮುಬ್ಯುಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮುಮೋದನೆಯಂತೆ 2೦1೨- 2೦ ಮತ್ತು 2೦2೦-21ನೇ ಪ 


665.1೮ ಹೊಂಟಗಳನ್ನ್ಬು ಹಂಜಪೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ ರೂ. 38487 


ಕೋಟದಗಳನ್ನು ಅಮದಾವದ ಲಭ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾವಿಗಳ ಪ್ರಣತಿಯನಾ ಧಲಿಖ ಬಥುಗಡೆದೆ ಕಮವಪಹಿಪಬೇ ದೆ. 


ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯಡೆ ಹಾಗೂ: 


ಪಾಆಗೆ ಲೆ.ಪಿೀ: 5೦54ರ ನಿಶೆಂಷ| ಅನುದಾನದಥಿ ರೂ. 
ಕೋಟಗಳನ್ನು ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಣಿದೆ. "ನಾಈ ರೂ. 8೦.78 


| 


2೦19-೭೦ನೇ ಸಾಅವಲ್ಲ ಮಳೆ ಪಲಿಹಾದ ಕಾಮದಾಲಗಳದೆ ಅರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ರೂ. iboo.c 0೦೦ ಹೊೋಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು. ಅದರಂತೆ ರೂ. 


1499.01 ತೋಟಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ರೂ. 897.೦೦ ಕೊೋಟದಳನ್ನು 
ರೂ. 6೦2೭೧೭ ಕೊಂಟಗಳಮ್ಸ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು. 


2೦೭೦-೭1ನೇ ಸಾಅನಲ್ಲ ಲೆ.ಶಿೀ. 3೦54 ನಿಎ೦ಜಎಸ್‌ವೈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಲ್ಲಾ. ಜಲ್ಲಾ 


ಅದರಲ್ಲ 


Kokko 


ಅಡುದಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಕ ಬಾರ ಅಲ್ಲುಗಟ : ಮೊತ್ತ 


ಅನುದಾನವನ್ನು ಅದಗಪುವಂತೆ ಹೋರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕೊಂರಲಾಗಿದ್ದು: 
i 


. | 
ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ದ್ರಾಮೀಣ ರಪ್ಲೆಗಳ ಅಭವೃದ್ಧಿದೆ ರೂ. 100.೦೦: 


'ಕೋಟದಗಳನ್ನು ಹಂಜಿಪಕೆ ಮಾಡಿ. ರೂ. 40.೦೦ ಹೊಟಗಳನ್ನು ಬಡುಗಡೆ ಮಾಲಾಂರುತದೆ. 


ಅನುಬಂಧ -1 


y ಹ '_(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು) 
|, ಚಾಮರಾಜನಗರ ; k 
2018-19 "2019-20 
ಯೋಜನೆ ವ್‌ [ 
\ ) ಬಿಡುಗಡೆಗೆ : RE 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಂಜೂರಾತಿ | ಬಿಡುಗಡೆ ವೆಚ್ಚ “ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಾಕಿ 
ಬಾಕಿ R 
5054-03-337-0-71 1.11 Ll. 1.1 0.00 7291.09 0.00 0.00 7291.09 
i | -. - 
» |3054-04-337-1-12 111.15 1111.15 7 LUTULS 0.00 959.69 437.67 431.67 | 522.02 
ವ ಸ | _ h t eS 
5054-03-337-0-75 2192.36 1541.95 1541.95 650.41 3000.00 2270.92 2270.92 | 729.08. 
- — + —- 
5054-03-337-0-74 350.00 285.00 28241 65.00 0.00 0.00 000 | 000 
5054-04-337-0-07. 20.00, 0.00 040 20.00 0.00 000 | 00 + 000 
| 
3054-80-196-1-03 227.00 227.00 204151 0.00 267.70 267.70 255.10 0.00 
3054-80-196-1-01 223.29 223.20 140100 0.00 239.00 239.00 . 
5054-03-337-0-75 -059 2200.00 251.48 200100 1948.52 0.00 0100 
ಹ್‌. 4 he 
5054-03-337-0-75 -059 0.00 "0.00 0.40 000 | 1000.00 200.00 200.00 800.00 
§ ಒಟ್ಟ 632491]. 364098 3481-13] 2683.93] 1275748] 3415.29] 3366.15} 9342.10 


CENTS) 


_ ಮೈಸೂರು 
ಕ್ರ.ಸಂ, ಯೋಜನೆ _ 2018-19 2019-20 
ಮಂಜೂರಾತಿ | ಬಿಡುಗಡೆ ವೆಚ್ಚೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ | ಮಂಜೂರಾತಿ | ಬಿಡುಗಡ ವೆಚ್ಚ 
& _ _ | KR 
5054-03-337-0-71 : 
1 _ _ 304.74 304.74 | 304174 0.00| 965.55 0.00 0.00 
3054-04-337-1-12 ಸಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ oo 
2 209350 | 149120 | 149120 602.30| 1360.20 | 45422 | 45422 | 
5054-03-337-0-75 
3 4000.00 |:2878.00 | 287800 | 112200) 429220 | 374360 | 374360 | 548.60 
— 
5054-03-337-0-74 
4) 75.00 1:75.00 75.00 — 0:00| 0.00 0.00 0.00 | 0.00 
' K | 
5054-04-337-0-07 ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಯೋಜನೆ 
5 50.00 "50.00 23.91 0.00| 0.00 0.00 0.00 | 0.00 
— SE 
3054-80-496-1-03 | 
6 475.00 475.00 | 450000 0.00|_ 550.00 | 550.00 | 538.06 0.00] 
3054-80-196-1-01 
7 387.44 387.44 | 38700 0.00| 41200 | 41200 | 41000 | 0.00 
. |5054-03-337-0-75 -059 
8 8365.00: | 1189.00 | 0.00 7176.00| 500.00 | 2200 | 47800 | ' 47800 
5054-03-337-0-75 -059 | | 
9 _ 0.00 0.00 0.00 0.00| 2775.00 | 1507.19 |: 1507.19 1267.81 
| ಒಟ್ಟೂ § 15750.68[ 6850.38] 5609.85 8900.30] 10654.95] 6669.01] 713107 4165.94 


ಂಸ್ಸೈಸಗ ರು *ಲ್ಲೆ ಅನುಬಂದ-2 


4 ೨ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಲಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ . (ರೊ.ಲಕ ಗಳಲಿ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮೆಚ್ಚ ಷರಾ 
_ i ಯೂ.ಲಕ್ತ ಗಳಲ್ಲ) A 
2 R KE ” * ಸ 5 TY ಇ a Fy 
— - ಲ + — _ 
ರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ/97/19: ಆಬ್‌.ಆರ್‌್‌ಸಿ -2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 
20/:0558/ದಿನಾಂಕೆ: ರ್‌ ್‌ 
_ _ EAE SR A B H 
” : ಹುಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಕೆರೆಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಢಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಭಾರಿ 25.00 -- - -- (ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಲು 
2019-20ನೇ . ' ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ) 
_ 4 
ಸಾಲಿನ ಲಕ್ಕ: Ny | ಹುಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054- |ದೇವೀರಮ್ಮನಹಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪ್ರಗತಿನಗರಛ ನಾಮಘಲಕದಿಂದ ಎಜೆಗಡೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಗಡಿ 'ಮುಥದೇವಪ್ಪ [NS ಮ 
ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ Nn R _ ಮ ut 25.00 SN _. (ರೂ!20:00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಲು 
ಹ ಅನುದ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂ.ನಂ.73402) U ಸಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತ WN - _ } , IN ಸಲ್ಲಿಸಲಾ ನ) 
ಸಿರ್ಮಾಣ ° ” | 4 ಮು ' ' ' ಕುಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದೀ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 5 
ಇ ರಿ 3 ಇ m * ಮ - . _. ‘ _ ರೂ:20.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ದ 
(ಇಾ.ಪಂ.73401) 25:00 - (ರೂ; SONA 
pe NR § . ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ) 
T > - 7 r 
R ಜೆನ್ನಪಟ್ಟಣ' ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಳಮಗಾಥಿ R 
_ಯಧಾ- ಪಲ್ಟಿ ಗ್ರ p ಇ ೭ -- ಎ 
7 25.00 
(ಇಂ.ಸೆಂ.73403) 
ರ್‌ a 
-ಯಧಥಾ- ಹಾಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹ್ಠಂ.ನಂ.73404) 25.00 — -- 
- . : ak d 
ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹಳ್ಳ ಗ್ರಾ K [3 ಸಿ 25.00 K _ 
(ಇಂ.ಪೆಂ.73405) ” 
— Re ಲ ] _. _. 
ಯಾಲೆಕಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯನ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಧಿ 
(ಇಂ.ನಂ.73406) 25.00 WN ” 
_ _ _ ಮ _ 
ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯುಲ್ಲು ಹಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಿಮಗ್ಯಾರಿ 
(ಬುಂ.ನಂ.73407) 25.00 ಕ K 
—r im ರ್‌ - M 
| ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ 
ಕ.ಆರ್‌.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ - ರೂ.23.00 ಲಕಗಳಿಗ ಬಿಲ್ಲು 
| K 25.00 _ _. (ರೂ.23.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಲು 
(ಇಂ.ನಂ.73681) - ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ) 


pr 


Page2 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: : 4 | 'ಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ವೆಚ್ಚ ಪರಾ 
ಕ್ಯ ಶೀರ್ಷಿ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (ಡೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಿ ಸ ಪರ್‌ 
2 3 ಷೆ 5 5 9 
-ಯಥಾ- ನೇರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 25.00 2 [8 
-“ಯಧಾ- ಬದನವಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 25.00 po pe 
~ 


ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರ ಜನಾಂಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂ.ನಂ. 


ನಯಧಾಕ ) . 25.00 - ಈ 
-ಯಥಾ- ಗೋಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರ ಜನಾಂಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ : ಖು 25.00 pe pe 
ಕ್‌ ] R ‘ 
$೫ ಹುಸ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಫೌ” [(೩ಂ.ನಂ.73632) 25.00 ೫ i 
-ಯಥಾ- ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂ.ನಂ.73702) 25.00 wh [ 
Sul — 
-ಯಥಾ- ವಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 25.00 pe 2 
-ಯಥಾ- ಮುದ್ಧಹಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ k 25.00 -- A 
-ಯಥಾ-  |ಕಳಲೆ ಗ್ರಾಮದ 24 ಮನೆ ತೆಲಗುರೆಟ್ಟಿರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂ.ನಂ.73707) ೬ -- (ರೂ.2100 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಲು 
'್ರ: ಬ pS ಎ 25.00 
ಃ _ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ) 
-ಯಥಾ- ಹೊಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 25.00 


ಕೂಡ್ಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರ ಜನಾಂಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಯಥಾ | ಂ.ನಂ.737)ರ) | 25.00 


¥ 


ನಂಭನಗೂಡು'ಬಟ್ಟು ಮೊತ್ತ-| 500.00 
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ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಬಿಡುಗಡೆ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ) 


3 4 
ಸ ಕ್‌ 4 0.00 


ದೊರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತಿಬ್ಬಯ್ಕನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ mano | 30.00 Wi 


ಕೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ೨ಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಛಹಳ್ಳ ಗಾಃ ಘ ಶಸ ಮತ್ತು ಮ £ 
ಗ್ರಾಮದ ಪಂಿಮತಿಯಕ್ನಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | | 


ಸ್ಲೆ ಮತ್ತು 


ಸಾ, 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಿಲ್ಲು 
ಹಾವತಿಸಬೇಕು 


Cs 


oN ESN 


TN py fo 5 
, ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ." : 
ME NUR 


( ಟಿಂಡರ್‌ ಪರಿಹೀಲನಾ Wr 7: 
_ [4 Ml 
¥ 


[S 


91 -ಯಥಾ- ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು PRE Le 

') ಪಂತಧಳಿತ] ಸಷ 

a ITE 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 


appt TI shy 


ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 50.00 


F ERT EN 
ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 50.00 ¥ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. 


l ಗ ್ರಾಃ ¢ 
NETTIE 
KETENE (Apa 
: ಕಾಮಗಾರಿ ೦ಭಿಸಬೇಕು 


ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 100.00 ME y 
ಸಿ, y NET NEY 
| 400.00 0.00 ( A pe 
p « i RAE 

| be I fe 
2 ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದ್ಧಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಳಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ “WPL $4 Ae 
ನ” [ಮಗಾರಿ i ಸ * _ 20.00 0.00 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 

ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಸಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ| ನಿರ್ಮಾಣ TN TEN 

ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 ರ್‌ 


HEHE SPL 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊರಳವಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 
ಣ ಕಾಮಗಾರಿ 30.00 


ಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚಥಂಡಿ ನಿರ್ಮಾ 
5೦] % y i 30.00 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಇ೦.ನೆಂ.70595) ' § 


KENT TE 
ಕಾಮಗಾರಿ ಖ್ಲಿಸಿದದ., | 
RE NS 
CNN 
ಕಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 1 


IW; ads IESE 


ಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣೆನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂ.ನಂ.70596) 20.00 0.00 
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— 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಕ್ರಸಂ. ಶೀಷಿ Rl ನಡು ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
ಕ್ರಸಂ. ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (ರೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ 8 
1 2 | 3 4 5 5 9 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಏಚಗುಂಡ್ಸ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ K ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರವರಿಗೆ ಎಲ್‌ 
70 -ಯಥಾ- ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 0.00 0.00 ' ಪೆತ್ತೋಡಲಾಗಿದೆ: 
_ - ತನೀಡಲಾ 
ಯಥಾ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವೀರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಮಗಾರಿ ಪಾರಂಜಸಬೇಕು 
-ಯಥಾ- - ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
71 ನಿರ್ಮಾಣ ಕುಮಗಾರಿ (70598) 20.00 0.00 0.00 ಾ ರ್ರ e 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಉಪಾರ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ __ OS 
72 -ಯಧಾ- ¥ “ ನ > 20.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
ಕಾಮಗಾರಿ - - 
ಯ ನಂಜನಗೊಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ' ವರಿಗ್ಗೆ ಎಲ್‌ಹಿ.ಎ. 
73 -ಯಥಾ- ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 0.00 0.00 . ಕರಾರು ಆಗಬೇಕು. 
ಯ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು -ಚಂದ್ರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಗಿದಿದೆ 
_. - ಸ್‌ ಮು 
74 ಫೌ” ್ರಾಮಗಾರಿ (ಇಲಿ.ನಂ.70601) 20.00 0.00 0.0೦ 
ಯದಾ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಜೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ | 
75 i ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 0.00 0.00 
ಯದಾ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಮಗಾರಿ ಪಗಕಿಯಲಿದೆ 
_ _ y > ಕಾಮಗಾ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲ: 
76 ik ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂ.ನಂ.70604) 20.00 0.00 0.00 4 * 
ಯದಾ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇ ಕಾಡಜೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಿಲ್ಲು 
7 ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂ.ನರಿ.70621) 20.00 0.00 0.00 ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು 
ಯದ ನಂಜನಗೂಡ; ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಿಲ್ಲು 
78 “ಯುಧಾ- ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 0.00 0.00 ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು 
| ಧ ಎ ಧಾ ್‌ ವಾ p ್‌್‌ 7 —— - 
8 [LN SRST ನಂಜನಗೂಡು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ-| : , 300.00 10.00 , 0:00 
ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ 
95 ~ಯಥಾ- ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ' ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 75.00 ಶಾಸಕರು ಮೌಖಕವಾಗಿ 
ಹೆಮಿನಿದುಯುವೆ 
96 -ಯಥಧಾ- ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಯ್ಯನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿಶಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 2ನೇ ಕರೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಬೇಕು 
97 -ಯಥಾ- ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 76.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
A 2ನೇ ಕರೆ ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
98 -ಯಥಾ- ಮೈಸೂರು ತುಲ್ಲೂಕು ದಾಸನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 100.00 ಕರೆಯಬೇಕು 
- ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಘಗವಹಸದ 
99 -ಯಥಾ- ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂಜರಾಯನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 50.00 ಕಾರಣ 2ನೇ ಕರೆ ಮರು 
- ಹ ಸಸಂ, 
- ಮಾ 
100 -ಯಥಾ- ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೂಟಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 75.00 


I PageS 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ WE 
3 3 SN CN 

- > ಗತ್‌ಡರ ವಗ 

ುಫಾ- ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬರಡನಮರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ: ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ —— 75.00 ನಕರ ಮರು 

~ ಮದದಲ 

ಯಃ - ; pap 


> ರಣ ೧ಡೇ 'ರು-ಜ 


ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪರಿಮಿತಿಯ ನಾಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೋಲಿಸ್‌ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ 


103 -ಯಥಾ- ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋಗಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


‘6k. ಮ ul 
ಪೆಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಬ.ಎಲ್‌. ಲೇಔಟ್‌ನ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ . " Ap ಸ) we 
- K . ly yy 


TE K ಮರು ಅಡಳಿತ A 
ಮರಿಜೂರಾಶಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು 


SP ಗ್ಗೆ; aL. 
ess KET nel 
!-ಕಾಮಗಾಲಿ। ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 


bh, cia er 


i | “Hf KU PITS 
Mo | _ il » | i 1m ut: sh 
ಕಗ್ಗೆಲಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ . ಕಾಮಗಾರಿ. 2೦.ನ೦.67955 ಸಿ.ಸಿ.ಚೆರೆಂಡಿ ಕಾಮಗಾಲ 
ಗ್ಗೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 8 ಬಿ: (ಇಂ.ನಂ. )) , 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
~ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಯಘಾ-  |ಟ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಮುಲಗೂಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.ನಂ.67975 ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ 
43 Ra is ಅಗೂಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಿ್ಣ ಮತ್ತಾ ಭಿವೃದ್ಧಿ - (ಇಂ.ನಂ.67975) ರೂ.3.43 ಲಕ್ಷಗಳ ಬೆಲ್ಲು 
ಪಾಪತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಸಾ - A ಹ ವು , i ಅನುದಾನ ಲಭ್ಮವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ 
44 -ಯಥಾ-  |ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನುಮವನಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ೦.ನಂ167997) 119.90 ದೋ2 Je ee 
3 ಪಾವತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


\ 
. | 
j ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಸುಪಾ. ತಿ ವಃ ಮುದ. R ರ ಖಿ f ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯಃ ಲ್ಲದ ಕಾರಣ 
45 -ಯಥಾ-  |ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಂಂಡಿ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ-ಫ೦.68002) 25.00 19.85 | 19.85 12.206 ಶಿಕ್ಷಗಳ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಲ್ಲ 
ಪಾಪತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. N 
; . § 


46 -ಯಥಾ-  |ಟಿನರಸೀಯುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಪೇಸೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ."(£೦.ನಂ.68005) 25.00 2094 F 94 | ಮಾರಿ ಕ ಬಿಲ್ಲು 


ಇಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೆಗಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವ್ಕ ನ್ಕೂ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ. sb .68006) 25.00 18.30 18 30 ಕಾಮಗಾರಿ 'ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮವನ ದತ್‌ ಜಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಸಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಖುತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.ಸ೦.68010) 25.00 18.51 ವಾವಶಿಗದೆ 
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" ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.ವೆಂ೦,67947) 


- _ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ § ವಚ ಷರಾ 
ಕ್ರಸಂ. ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವವರ (ರೂಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಚ್ಚ ರಾ 
1 2 3 4 5 5 
49 -ಯಥಾ-  |ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ೦.ನಂ.58011) 25.00 20.95 20.95 
50 -ಯಥಾ- ಟಿ, ವರಸೀಷುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.ನಂ.68072) 15.00 0.00 0.00 
| 5 -ಯಥಾ- ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐಜ್ಯಾಹ್ಸ್‌ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, (೪೦.ನಂ.68075) 25.00 0.00 000 
7 -“ಯಥಾ- ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಾಟಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.ನಂ.6807€) 25.00 0.00 0.00 

53 -ಯಥಾ- ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಾಟಾಳುಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.ನಂ.6£079) 25.00 0.00 0.00 

54 -ಯಥಾ- ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಕ್ಕಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.ನಂ.68032) 25.00 0.00 0.00 

55 -ಯಥಾ- ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಎಲ್‌.ಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.ನಂ.68083) 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ: 
- - - 

56 -ಯಧಾ- ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಂಭುದೇವನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.ನಂ.68341) 10.00 0.00 0:00 

57 -ಯಧಾ- ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಡ್ಡಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ೦.ನಂ.68085) 25.00 0.00 0.00 

58 -“ಯಥಾ- ಟಿ.ನರಸೀಷುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಡುಕನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.ನಂ.58089) 25.00 0.00 0.00 

59 | -ಯಥಾ- ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೀರಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಇಂ.ನಂ.68091) 25.00 0.00 0.00 

60 -ಯಥಾ- ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.ನಂ.೧4342) 25.00 0.00 0.00 

61 -“ಯಥಾ- ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿಷ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.ನ೦.68343; 25.00 0.00 0.00 
2 — - 

62 -ಯಥಾ- ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ೦.ನೆ೦.68111; 10.00 7.63 7.63 

63 -ಯಥಾ- ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.ನಂ.68113) 25.00 17.40 17.40 

64 -ಯಧಥಾ- ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ದೊಡ್ಡಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.ನ೦.64344) 25.00 0.00 0.00 
— 4 

107 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಳ್ಳನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ೦.ನಂ.€7335) 25.00 ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 

| : 3 
108 ಟಿ.ನರಸೀಮೇ . 25,00 -. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


SOE ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವವರ (ಶೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ) 
3 | 4 
ಹರ © ' 30.00 


110 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅತ್ತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಸಂ4397) 25.00 H ಸ್ರಿಯದ ಹಲ್ಲತಧಳ್ಲಿ 
, | | | | ES 
111 ಟ.ಪರಸೀಷುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.ನ೦. ” ಉಂ 25.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಲಿಭಿಸಬೇಕು 
AS 
112 ೨ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ೦.ಪಂ.68008) 25.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
Ni | 4 
ಸಿ ಚರಂಡಿ ಅಜಿವದಿ ಮಗಾರಿ. ehs2 ಗುತ್ತಿಗೆಡಾರರಿಗ. 
113 ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾನುಗಾ (ಇ೦.ನಂ. | ) 15.00 : ಎಲ್‌ಹ.ಎನೀಡೆಲಾಗಿದೆ 
_ 2ನೇ ಕರೆ ಟೆಂಡರ್‌ .ಪರೆಶೀಲನಾ 
[| ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.ನೆಲ.63070) 15.00 ಲ 
115 ಟಿ.ನರಸೀಷುರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಗಳಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.ನಂ.68073} 25.00 


ಸಿ.ಬಿ.ಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸಸಂ ' | coo | 


ರಾಮೇಗೌಡನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ್ಯನಂ. .68110) 25.00 


ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (68112) 
ಸ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ೈ 25.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಎ 


WN 


T— 


ಯದಾ ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: ಕಾರೇಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರರನರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಿರುವ 350 ಮೀ. ಉದ್ದದ ತನ್ನಗೆ dt ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ 
ix ಸಿ.ಸಿ.ಚೆರಂಡಿ ಮ ಸ್ತ ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಳಿ ಗಾಮದ ಉಪ್ಪಾರರವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಿರುವ 300 ಮೀ. ಉಡ್ಸದ ರಸ್ತೆಗೆ 
ರಾಣ (ಇ೦.೫೦.67409) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 


ಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರರವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಿರುವ 300 ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗೆ ' ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಕೆಲ 
೯ - ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


-ಯಥಾ- 


ನಂಜನಗೂಡು 
300 ಮೀ. ಉದ್ದದ 


ವವರ (ಲಿಂಗಾಯಿತರ ಹಾಗೂ ಕನಕ) ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ (ಬಾಕಿಯಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 


ಬಿಲ್ಲು 
ಸಿವೆಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 30.00 ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 
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ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕಿ: 


—— 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ದೌ ಬಿಡುಗಡೆ 


3 


ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: ಕಕ್ಕರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಿರುವ 100 ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಸಿ.ಸಿ.ಬೆರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂ.ನ೦.67407) 


(ರೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ) 
4 5 


-ಯಧಾ- 


ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: ಕೋಣನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಿರುವ 1200 ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಅ.ಪೆ.5/2/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2019/ಚೆಂಗಳೂರು/ದಿ:21-01-2619 


-ಯಥಾ- 


-ಯಥಾ- 


Ns ತಾಲ್ಲೂಕು ತಗಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲುಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


= 


ಗಾ 


ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಂತಯ್ಯನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


fal 
[oe] 


GL 
gL 


& 


ಹ 
ಟಂಡರ್‌ 


(ಟಂ. 


ವರುಣಾ ನಂ್ಗಗೂಡು ತಾ: ಒಟ್ಟು- 
- © 


೦ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


[<§ 


ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಧವಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚ 


pot 
Cl. 
§ 
$ 
pd 
[eT 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪರಿಶೀಲನಾ 
ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪರಿಶೀಲನಾ 
ತದಲ್ಲಿ: 
ಛಿ 


el 
piN 
Ke] 
ವ 
8 
[x 


tl 


ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.೦ಸ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


- K ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
-“ಯಥಾ- [us 


ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಟದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 
*ಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಅ.ಪ.ಗ್ರಾಅ.ಪ.5/2/-ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/ 2019/ಬೆಂಗಳೂರು/ದಿನಾಂಕೆ: 15-02-2019 


@ 
KN 


ಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಯರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 50.00 
30.00 


ತುಲ್ಲೂಕು ರಾಯನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಆದೇಶ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ.ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ.5/12/-ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ! 2019/ಬೆಂಗಳೂರು/ದಿನಾಂಕ: 15-02-2019 


ಮೈಸೊರು ತುಲ್ಹೂಕು ಎಸ್‌.ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಹ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 30. 


00 


«‘ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಆಲಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
Kd ಬಿಡುಗಡೆ ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
(ದೂ.ಲಕ್ಷೆ ಗಳಲ್ಲಿ) E) 


UE 


| 

| 

| 
] 

| 0.00 0.00 


3 


ವರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದ್ದುಬೀರಶಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಪ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
LS ಪ ) ಸ 


-ಯಥಾ- , 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನ೦.67728) 


ವರುಣಾ ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ: ಒಟ್ಟು- 


er ವಿ.ಸಭಾ: ಒಟ್ಟು- 


ಪಿ.ಪಟ್ಟ 


ಹಟ್ಟಿಣ ತಾ. ಬಸಲಾಹುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 20.00 | OOO | ದೆ | 


ಪಿ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹರೀನಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ| ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 30.00 28.68 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಪಿ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಸುರಗಳ್ಳಿ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಯ್ಯನ ಕೊಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಧಿಬರೀಕರಣ 20.00 ಮುಗಿದಿದೆ 


ಪಏ.ಪಟ್ಟಿಣ ಈ ಕುಡುಕೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕುಚುಕೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 25.00 24.45 ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮೆಟಲಿಂಗ್‌ "ಕೆಲಸ 
ಪಿ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಾರಸೆಯಿಂದ ಗಂಗೂರು ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 20.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


)ಪಿ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ! ರಾವಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಿಗುಡಿಯಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2)ಪಿ.ಪಟ್ಟಣ ಈ॥ ರಾವಂದೂರು ಬಸ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಯಿಂದ ತೋಟಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 30.00 29.26 29.26 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಪಿ.ಪಟ್ಟಿಣ ತಾ॥ ಮಾಗಳಿ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾವಿನ ತೋಪಿನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಅದ್ಯ 40.00 as | oo ' ಮುಗಿದಿದೆ 
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ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಕ್ರಸಃ ಲೆಕ್ಕ ಕೆ: ಮಃ ವಃ Kk ಬಿಡುಗಡೆ ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
ಕಸ ಕ್ಸ ಶೀರ್ಷಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (ಮೂಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ) ಗಃ 
- 1 2 3 ಷಿ 5 5 9 
ಪಿ.ಪೆಟ್ಟಿಣ ತಾ ಗಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಿಗುಡಿಯಿಂದ ಅಣ್ಣಪ್ಪರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 20.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಪಿ.ಪಟ್ಟಿಣ ತಾ ಸೀಗಡಿಕಟ್ಟೆ ಹಾರಂಗಿ ನಾಲೆಯಿಂದ ಸೀಗಡಿಕಟ್ಟೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 20.00 4.54 0 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಮಿ. ಪಟ್ಟಿಣ ತಾ ಆರ್‌. 'ಹಳ್ಳಿ ದ ಸಃ ಹಿರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದ ಧಿ ನ 
ಪಿ.ಪಟ್ಟಿಣ ತಾ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ರ್ಕಾರಿ ಯ ಪ್ರಾಥ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮಾರಮ್ಮ 20.00 ಫಲಸ' ಪಾರಂಭಿಸಬೇತು 
ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ” ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪಿ.ಪಟ್ಟಿಣ ತಾ॥ ಭೂತನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಕೋಡಿಯಿಂದ ಜನತಾಸೈಟ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 25.00 24.45 14.5 ಮುಗಿದಿದೆ 
॥ ಪಿ.ಪಟ್ಟಿಣ ಈಾ॥ ಕರಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಎನ್‌.ಚಂದ್ರ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2) ಪಿ.ಪಟ್ಕಣ ತಾ॥ ಕಿರಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಣ್ಣ ಮನೆವರೆಗೆ . 25.00 24.4 14.4 ಮುಗಿದಿದೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಿ.ಪೆಟ್ಟಿಣ ಶಾ॥ ತಿಮಕಾಮುರದಿಂದ ತಿಮಕಾಪುರ ದಡದವುರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 30.00 29.53 10.53 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಪಿ.ಪಟ್ಟಿಣ ತಾ॥ ಎಂ.ಶೆಟ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಳೇಗೌಡನ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 20.00 ಭೌತಿಕೆಬಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಒಟ್ಟು ರೂ. 400.00 252.05 143.16 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಹನಸೋಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಡೈರಿಯಿಂದ ಸಣ್ಣೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆಯ 10.00 ಕಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮೂಲಕ ಯೋಗೇಂದ್ರ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಸರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಲೀಲಾಂಬಿಕೆ ರವರ 10.00 ಕಲನ ಪಗತಿಯಲಿದ್‌ 
ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ್‌ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳಿ ಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮರಾಜರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸುರೇಶ್‌ ರವರ 10.00 ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಮನೆವರೆಗೆ ೭ಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. > 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಅಗ್ರಹಾರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಸ್ಕಮ್ಮರವರ 10.00 ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಕೋಬಳಿ ಮೂಲೆಪೆಟ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಲೋಕೇಶ್‌ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸೋಮಣ್ಣರವರ 10.00 ಕೆಲನ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಮನೆವರೆಗೆ ಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದ ಪುಟ್ಟಿರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ 10.00 ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಲೋಕೇಶ್‌ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಮಲುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ 
10.00 ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 


ಎಂ.ನಂಜೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಟೋ ಹರೀಶ್‌ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. ' 
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j 
| 
I 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತೆ 
ಛೆಕ್ಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾುಗಾರಿಗಳ. ವಿವರ | 3 ಬಿಡುಗಡೆ ವೆಚ್ಚ ಪರಾ 
¥ | (ರೂಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ) 4 
- + 1 
2 3 | 4 5 5 9 
3 .ಆರ್‌ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ೊಸಗ್ರಹಾರ ಹೋಬಳಿ ಆಜುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾಮಿಣೌಡಗವರ ಮನೆಯಿಂದ J 
ಎ.ಎಸ್‌.ಕಾಂತರಾಜು ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಕಗಿಡರ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 10.00 ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ. ” R 
ಾ —— ್‌ - — D T 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳಿ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಬಡಾವಣೆಂಯ ಛೇರ್‌ಮೆನ್ಸ್‌ ಶಿವಣ್ಣರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಮ್ಮದ್‌ ' K 
ka 10.00 ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ವಜೀರ್‌ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದೆ. ಅಪ್ಪಾಜಣ್ಣ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ; ಕಾಮಗಾರಿ. - 
' NaS ; 
> 7 [ K 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀ ಜಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ" ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ "ಕಾಮಗಾರಿ, 10.00 | » ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
_ NE A : I 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಬಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ದಶರಥ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಳೆಳೌಡರ ರವರೆ H | _ 
" 10.00 | { ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾಃ § | 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಇಶೋಬಳಿ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣೇಗೌಡರ' ರವರ pe ಧಾದವವ್ಧರವವ " ; ! | " 
10.00 ; ಕೆಲಸೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ “ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. K H 
pl ು dl - Bi i 
ಳೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಯೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದಿನಿದ ಬಸವರಾಜು ರವರ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ 1 
iW ೪ o 10.00 - ' ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಕಾನೂರಮ್ಮನ ನಾಗರಾಜು ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. [ \ \ * 
ಫಆರ್‌.ಪಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಹೆಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಛೇಣಿಡರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಲಗೆಗೌಡರವರ | ; 1 
ಗ ~್‌ ಖ್‌ ks | 10.00 ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ' 
ಸ 3 —— 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಗ್ರಹಾರ ಹೋಬಳಿ ಗುಳುವಿನತ್ಲಿ ಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ರವರ' ಮನೆಯಿಂದ * 
10.00 ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ರವರ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಜಗೋವಿಂದೇಗೌರುರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
RR ! 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗೆರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿರ್ಲೆ ಹೋಬಳಿ ಕೊಡಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಲಿಂಗಖ್ಬೆ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹದೇವು ರವರ ! 
K ನ ™ “ | 10.00 ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ. ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಣಿ. | i H 
f 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿರ್ಲೆ ಹೋಬಳಿ ಮುದುಗುಪೈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಪ್ಪಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ [ರವರ ಮನೆಯ : ! , | 
W N i ೧ ಳ್‌ 1 10.00 H ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ: ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಮೂಲಕ ಕುರ್ಜಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃನ್ಧಿ" ಕಾಮಗಾರಿ. RS ' 
ಫೆ ಆರ್‌ನಗರ ತಾಲೂಕು ಮಿಲ್ಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ಕುವ್ಛಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೇಗೌಡರವರ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡರವರ } | 
9 ೪ ಇ [ol 10.00 . ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಮನೌಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ" ಕಾಮಗಾರಿ. - j - 
_ _ R [ ] 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸೂರುಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 'ದ್ಲೇವನಾಂಯಕರವ; ರೆ ಮನೆಯಿಂ | 
10.00 [I ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ; ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಕೃಷ್ಣನಾಂಯುಕರವರ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಪುಟ್ಟನಾಯಕರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಣ್ಣೆ "ಮತ್ತು ಚರರಡಿ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. K 
- § J. i 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ದಡದೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾ ಡಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 10.00 | ಕೆಲೆಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ: ಮುಗಿದಿದೆ. 
.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಮಠದ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 150.00 K Hi " ಕೆಲಸ ಪ್ರಗೆಯಲ್ಲಿದೆ 
ಈ ಕೈಗೇ ್ರೆ , 1 | | 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಜೈನ ಸಮಾಜದ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌: ರಸ್ಟಿ- ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಾಮಗಾರಿ: - 150:00 j ಕೆಲಸ ಪ್ರಗಪ್ಗೆಯಲ್ಲಿದೆ 
hed 1 bd Re 1 4 Fl Cl i 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಢಬಲ್‌ ಟ್ಯಾಂಳೌನಿಂದ ನರಸೇಗೌಡರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಿಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ: | 5 ಗ NK 
ಈ = l SS A 100.00 } "ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. : ಅ ' " 
L— kL 


— 
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ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


T 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷ್ಮ ಗಳಲ್ಲಿ) 


ಬಿಡುಗಡೆ 


3 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿರ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮದೇವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜ್‌ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 100.00 ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
I 

ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿರ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಎಲ್‌.ಆರ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 100.00 ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಾರಂಗಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

50.00 ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೇಜು ಮುಖಾಂತರ ಮಾರಿಗುಡಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ 

50.00 ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆದೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 150.00 ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೇರ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಂಧಿನಗರ ಶಿವಣ್ಣನಾಯಕ ರವರ ಮನೆಯಿಂಚ ಕಾಲುವೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ 75.00 ಕಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
[ಕಾಂತೇಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ್‌ 
7, ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೇರ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಂಧಿನಗರದಿಂದ ವಸಂತರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 75.00 ಕಲಸ ಪಗತಿಯಲಿದೆ 
ಅಭಿವ್ನ ದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ್‌ Ks 

1200.00 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು » 
J 

-3 ಪ 

ಹುಣಸೂರು-ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊತ್ತೇಗಾಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಯಮಗುಂಭ್‌ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 230.00 ಾಂತ್ರಿನ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ನಲ್ಲಿದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00' ರಿಂದ 6.00ಕಮಿ.) 
ಹುಣಸೂರು-ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೈರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ರಿಂದ 2.708ಮಿ.) 130.00 ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 
ರಾಮಪಟ್ಟಣ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆರೆಸೊಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ (0.00 ರಿಂದ 1.508ಮಿ) 60.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಯಿಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ (0.00 ರಿಂದ 3.308ಮಿ) 50.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಹೊಸಕೋಟೆಯಿಂದ ವಿನೋಬಾ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ (0.00 ರಿಂದ 1.208ಮಿ) 60.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಷಿಯೆಯಳ್ಲಿದೆ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅತ್ತಿಗುಪೈೆ ಗ್ರಾಮದ' ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 70.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 

600.00 
F — 
ಪ.ಪಟ್ಟಿಣತಾಲ್ಲೂಕು 
ರಾಮನಾಥಮುರ-ಬೆಟ್ಟಿದಮುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುರಗಳ್ಳಿ- ರಾಮಯ್ಯನ ಕೊಪ್ಪಲುವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ 50.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
J 
ಚಿಕ್ಕಮಾಗಳಿ-ದೊಡ್ಡಮಾಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ವಾನ 40.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಷಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
ಚೌಡೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸೆ ಅಭಿವೃದಿ "30.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
[ ೪ - ಕು * “ಲ , 
ಚನ್ನಕೇಶವಮರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ + 2500 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ ೫ 
ಹಬಟೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆಂಪೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲುವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 10.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
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Eg ನಾನಾರ ಈವಾಜವತ p 
ಕ್ವಸಂ. ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (ಡೂಲಕ್ಷೆ ಗಳಲ್ಲಿ) ಬಿಡುಗಡೆ | ವೆಚ್ಚ ಪರಾ 
1 2 ್ಥ 4 5 3 9 
ಮಾಲಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 25.00 l ಬೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
ದೊಡ್ಡಹರವೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ಕೆ ಅಬ್ರವೃದ್ಧಿ : 25.00 | ಓಿಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗಸಿ 
ಹರಿಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 25.00 | ಟಿಂಡ್‌ ಪ್ರಕ್ಷಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
ಸತ್ಯಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ | 25.00 \ ಔೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಿಯ ಬ್ರಗತಿ 
ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿ 40.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಪ್ರಗತಿ 
ಬೆಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿ 25.00 ! ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ತಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
hy — | 
ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 25.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
Pia; 1 
ಇಟ್ಟಿಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ j 30.00 | ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
ಸ = X | £ 
ಪಂಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ j 30.00 ಟಿಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
ಗಾಂಧಿನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 20.00 ; ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಪ್ರಗತಿ 
! ; h 
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ! 20.00 § ‘ ಓಿಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗಸಿ 
ಜವರಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 20.00 1 ಔೌಂಡರ್‌ ಪ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
ಬೆಕ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ ೧90೦8.ನೇ ಮುಂದ 1.5005.ಮೀ ವಡಗು 20.00 : ಗಿರ್‌ ಪಕ್ಷಿಯ ಪ್ರಗತಿ 
ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ i 20.00 . ಔಂಣರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಪ್ರಗತಿ 
N f A ; 
ಬೂದಿತಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ(ಸರಪಳಿ 0.4008.ಮೀ ಯಿಂದ 0.6008.ಮೀ ವರೆಗೆ) 10.00 | ಔಿಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
ತಮ್ಮಡಚಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತ ಅಭವೃದ್ಧಿ Ny | 2500 | ಔಂಡರ್‌ ಪ್ರಯ ಭಗತಿ 
ಕಗ್ಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ನ ಅಭಿವದ್ಧಿ 2 20.00 | ಔಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಪ್ರಗತಿ 
ಶ್ಯಾನುಭೋಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ ಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ i 20.00 | ಹಂಡರ್‌ ಪ್ರಯ ಪ್ರಗತಿ 
'ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ 0.2008.ಮೀ ಯಿಂದ ೧.3508.ಮೀ ವರೆಗೆ) 20.00 | ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ § 
ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ p 20.00 | ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
ಚೆಕ್ಕವಡ್ಡರಕೀರಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 8 7 “2500 | ಔಡರ್‌ ಪ್ರೂಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
R f 
ಕಂಬೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 20.00 | ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
ವಿಜಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿ ಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ; | 20.00 y ಜೊಡರ್‌ ಪ್ರಯ ಫಗ 
ಸಂಗರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿ ಯಲ್ಲಿ ನಸ ಅಭಿವೃದ್ಧ ನಸ 07008ಮೀ ಮಾದ ಮಾ ವಗ 2000 | ಜೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಪ್ರಗತಿ 
ಪ 4 4 A ಶಾ fk 
ಕಣಗಾಲು ಆನೆಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 20.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
ಹರೀನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ(ಸರಪಳಿ 05004.ಮೀ ಮಂದ ೦4008.ಮೀ ವರಗ Ny 1500 ಭಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
ದೊಡ್ಡಬೇಲಾಳುಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ ಯಲ್ಲಿ ರನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 20.00 : ಬೆಂಡರ್‌ ಪ್ರತಿಯ ಪ್ರಗತಿ 
'ಮೂನಾಡಯಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 20.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
ವ IN p b 
ಈಚೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 20.00 f ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಷಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
o) CERNE ಮ 


00.00 
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ಅಂದಾಜು" ಮೊತ್ತ 


ಕ್ರಸಂ. ಲಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವವರ (ದೂಲಕ್ಷಿ ಗಳಲ್ಲಿ) ಬಿಡುಗಡೆ ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
1 2 ಣು 3 4 5 5 9 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಶವಂತಮರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚನ್ನಗುಂಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಡಕಾಯಿತಿಪುರ ಸೇತುವೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 200.00 [ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಚೇಗೌಡನಪಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅವರಣಿರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 100.00 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡಹಳ್ಳಿಯಿಮದ ಹುನಗನಹಳ್ಳಿಣೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ” 60.00 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಬೇಕು 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಸೂರು-ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆನಗಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 75.00 ಮರು ಟಿಂಡರ್‌ ಕರೆಯಬೇಕು 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಸೂರು-ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ನೆಯಿಮದ ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ಏರಗಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಇ & i W 30.00 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಬೇಕು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ i 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಬಿ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಸಣಕುಪ್ಪೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 12.00 ಮದು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಬೇಕು 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿದರಹಳ್ಳಿ-ಎನ್‌.ಬೇಗೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳ ಜಾಗನಕೋಟೆ ಮುಖಾಂತರ ಭೀಮನಕೊಲ್ಲಿ 
¥: ಧ್‌ i Ke] 30.00 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ y 
ಸೆಟ್‌ ಡಿ ಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಚೇಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಸಕೆರೆ ಓಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿರು 
ಠ್‌ ಆ ಮ Fal} 15.00 ಮರು ಟಿಂಡರ್‌ ಕರೆಯಬೇಕು 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ್ಯ £ 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಳದಿಂದ ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮನವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 15.00 . ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಚಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಳ್ಳಸರಗೂರು (ಶಾಂತಿಪುರ) ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕುನ್ನಪಟ್ಟಿಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 50.00 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಿಗಳ ಬಾಚೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅವರಗೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 10.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಬಿದರಹಳ್ಳಿ-ಎನ್‌.ಬೇಗೂರು ರಸ್ತೆಬಸಾಮರದಿಂದ ತೆಲಗುಮಸಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 10.00 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಬೇಕು 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲಂಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 20.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 40.00 ಪ್ರಗಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಸ್ಸೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೈಲಾಸಮರ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಬ್ಬಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 20.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
Bi 
ಹೆಚ್‌. ಡಿಸೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರದರೆಡ್ಡು-ತೆಲಗುಮಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಲ್ಲಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ಷೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 13.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
700.00 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ವಿಭಾಗ] '3700.00 
ಪ ಪೆ ಪ್‌ ಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
p ಇ ಲ 
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು: ಬೈಲುಕುಪ್ಪೆ ಟಿ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಜಂಕ್ಷನ್‌ ನಿಂದ 10 ನೇ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 150.00 


pT 


| pagel 


ಅಲಿಬಾಜು ಮೊತ್ತ } 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ } | | (ರೂಕ್ಷ ಗಳ ಫಿ ಬಿಡುಗಡೆ 
ರ್‌ pS y 1 4 73 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡಿಗೆಯಿಂದ ಕುರ್ಣೇಗಾಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆಲನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ" ; 
ಅಭೀವೃದ್ಧಿ (ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ) - 40.00 : 0.00 


ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾಳೆಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಾರಕ ನಾಲೆ ಮುಖೌಂಂತರ ಕೆ.ಔ ಹುಂಡಿಗೆ! ಹೋಗುವ 


ರಸ್ತೆ ಅಭೀವೈದ್ಧಿ (ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ) 20.00 , 0.00 


14 


fey 


ಹೆಚ್‌.ಡಿಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 'ಮೊತ್ತ ಗ್ರಾಮದಿಮದ ಮಾಚ ನಾಯಕನಹ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ: . 
ಕಿರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಡೆಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬದಲ್‌ ವಣೆ? ಸಂಕ ಕಾಮಗಾರಿ) 46.73 ! 0.00 
ಹಿಟ್ಟು oo | | 256.73 | 0.00. 
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು; | 7953.73 | 523.53 | 
{ 
[3 
py 


ಆನುಬಂಧ-2 
K _ ಮ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷ 
ಕ್ರಸಂ. ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಷರ ಗಳಲ) 
ES SS SN NN 
, it 
ಸರ್ಣಾರದ ಅದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಗ್ರಾಅ.ಪೆ.189/21/ ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2018/ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾಂ 6-10 , 
Lt 

ಮು ರ: ಸಟ ಹು ವಃ ದಿವ ದ: ವ + _ 

1 3054_ಲಮ್‌ ನಮ್‌ ಅನುದಾನ ಮೈಸೂರು ತೂ: ಕಡವ ಕಟ್ಟೆ ಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿಶಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆ | 20.00 ಕಾಮಗುರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 


ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ, ರಸ್ತ 
ತೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ನ OE AK AS AS - kh ಬ 
ಯದಾ ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: ಕಾರೇಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಲಾರರವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಿರುವ 350 ಮೀ. ಉದ್ದದ ” 
2 is ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 35.00 


ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: ಚಿಕ್ಕಹೊಮ್ಮಮೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರರವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಿರುವ 300 ಮೀ. 
3 -ಯಥಾ- ; H K kg ಮ 25.00 
ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂ.ನಂ.67409) - 


ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: ತೋರವಳ್ಳಿ ಮೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರರವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಿರುವ 
ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


'ಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ರಸ್ತೆ 
ಕಿಲಸ 'ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


5] 
fl 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 


ಸೆ: 


[= 
[= 
E 
f 
[a] 
[=] 
[=] 


ಬಾಕಿಯಿರುವ 300 ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಯಶಾ ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: ಕಕ್ಕರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಿರುವ 140 ಮೀ. 
6 id ಉಡ್ಡದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂ.ನಂ.67407) 10.00 


| ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲು 
| ಪಾವತಿಸಬೇಕು ರೂ.44.66 
ಯದಾ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಃ ಕೋಣನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಿರುವ 1200 ಲಕ್ಷಗಳ (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
-ಯಧಾ- K ೧ kA £ 
7 ” ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ) (ಸ.ಕಾ.ಐಂ.ರದರ 
ಪತ್ರ ಸಂ.656/9-20/0.2-- 
2019) 
ರಾಧಾ TR ಮ 
- ೈನಂಗೂಡಸ್ಲತಾ; KE 
೭ ಸ ಪಗ; ೈ ] 
ಥಾ 3 k 


38 
31 
pA 


ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೂಟಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ; ನ - 
) 7 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
(ಇ೦.ನೆಂ.67700) ಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಪಾಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಬ 
ಕ್ರಸಂ. 


R ¥ ಅಂದಾಜು = _ 
ಆಿಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ತಂದಾವಾ ಮೊತ್ತ, (ರೂಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
K ಫಿ ಗಳಲ್ಲಿ) u 

3 4 5 9 ] 
ಸಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಲಲಿತಾದ್ರಿಪುರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂ.ನಂ. ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ರಸ್ತೆ 

50.00 ಕಲಸ ಪಾರಂವಸಬೇಕು 

'ಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇ 
25.00 )ಮಗನ : 


ಸಾನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕನ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
-ಯಥಾ- ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಕಾಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 25.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ಯಾತಳ್ಳಿ ಸ ಾಮುದ ಸ ಸಾನ ವರ್ಗದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 25 00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 


ERY ಹ ..” ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ: ಒಟ್ಟು- 


CE ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೇನಾಪತಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ 
ಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.ನಂ. 67365) 10.00 


ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಂಭುದೇವನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ಸೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ನಿ ವ್‌ ಸ ಇ: p ಲಥ ¥ 
(ಇಂ.ನಂ.67347) 15.00 
ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನ್ನಬಸವಯ್ಯನ ಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.ಸಂ,67348) 15.00 


ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುರುಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


kd ಲ %, 
(ಇಂ.ನಂ.67349) 1 15.00 
ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಎಲ್‌.ಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಇ.ನಂ.67350) 15.00 
ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ನ wc ಸ ಸ 15.00 
(ಇಂ.ನಂ.68013) ( 
(ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಲವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
-ಯದಧಾ- 
i (po. 'ನಂ.67353) ಯ 15.00 
ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಸರ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಾಮಗಾರಿ 
23 -ಯಥಾ- 15.00 
(ಇಂ.ನಂ.67359) 11.31 
ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಲಕಾಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
§ ಸ 15.00 


(ಇ೦.ನಂ.67360) 


ದಾ ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆದಿಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
25 ಥ 15.00 
(ಇಂ.ನಂ.67361) R - 10.99 


_ 3 ಶೀರ್ಷಿಕಿ " Ky #4 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷ ' p | ; 
ಸಲ. ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ' 


ಗಳಲ್ಲಿ) ಪಚ್ಚ ವರ 
; p f § 3 ) - 4 3; '9 
KN p ಟಿ.ಸರಸೀಮರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಗ್ಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ: | ] | | | 
26 -ಯಧಾ- (ಇಂ.ನ೦.67363) " ದ್‌ 15.00 y ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
ಇಂ.ನಂ. 
ಖು ಹ y \- ; p ರಾವ 
ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ನಿ.ರಸ್ಸೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | ಕಾಮಗಾರಿ: ಮಾಣಿನಗೂಂದಿದ 
-ಯಥಾ- ೫ ನ ವ ೪ ' ರೂ.17:40 'ಲಕ್ಷಗಳ ಬಿಲ್ಲು 
27 ik (ಇಂ.ನ೦.67364) 20.00 Kh 
ಆಲಿ, ಬಲಿ | ಬಾಕಿಯಿರುತ್ತದೆ. 
- ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಧರ್ಮಯ್ಯನಹುನಡಿಯಿಂದ ತಿ.ನರಸೀದಪುಠ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ| ರಸ್ತೆ ಥಾಮಗ್‌9ಿ* ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ 
28 ನಯಾ ಅಭಿವೃದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.ಸಂ.67366) 20:00 ರೂಟಿಪಸಲಗಳ ಬಲು 
ನಿವೃದ್ಧಿ . (ಇಂ.ನಂ. ಬಾಕಿಯಿರುತ್ತದೆ. 


ಜ್ವಪ್ಪನಹುಂದಿಯಿಂದ ಬಸಿನಿಖರ' ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾಯಕನ ಹುಂಡಿಗೆ 


ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಎಂ ರಸ್ತೆ 


[ಹೋಗುವ ರಸ್ಷೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 100.00 Ny ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ ಮಟಿಕೆರೆ ಸರ್ಕಲೌನಿಂದ ಮೊಳೆಯೂರು. ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಸೇಥುವ ರಸ್ತೆ 100.00 | ಬದಲಿ ಪ್ರಕ್ಞಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 
-- ತ # _ 200.00 | 
ಜಟಿಹುಂಡಿ- ಕಮರಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವೆ ರಸೆಯಿಂದ ಹುಯಿಲಾಳುಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ , ಮಣಿಸ ಕೆಲಸ 
2 4 ಧ್‌ 25.00 || 2.70 (ತ; 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. , 2 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಐ"ಧಿ | ; | [xo] 
| 925.00 25.00 


} | i | 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ SEE } 4 
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ನ | ಬಿಡುಗಜಿ ' ಹೆಚ್ಚ ಗ 
ಕ್ಯ ಶೀರ್ಷಿ % 1 ವಿ: (ರೂಲಕ್ಷ ಗಳಲ) : ವೆಚ್ಚ ಷರಾ! 
WN - : i 
2 "| ; ್ಥ 3 7 3 [8 RRR 
2019; ಬೆಂಗಳೂರು | 
2 j 
IK 1 | 4 
\ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಕೆರೆಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಣ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಥಿ R 25800 pe I n (ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಲು 
2019-20ನೇ ) | ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ) 
ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ 5 - — - : —— 
_ f ಸ | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 3054-  ದೇವೀರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪ್ರಗತಿನಗರದ ನಾಮಫಲಕದಿಂದ ವಿಡಗಡೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಗಡಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ 3 7 
Ro a ಕ FE pe - ಬ 25.00 K 1 (ರೊ.20.00 ಅಲಕಸಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಲು 
ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ [ಮನೆಯಿಂದ ಸಿ.ಸಿ. ರನ್ನೆ ಹಾಗೂ ಚರುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಮಗಾರಿ (ಇಂ.ನಂ.73403) ಸ ಹ ಇ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ' \ J, ; ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ) 
ರಾ ಜಿ ಸತ್‌ T ( 
ನಿರ್ಮಾಣ , j - } l ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ . ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ಹಾಗೊ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ K 
Ce ಲ p ಸ | 25.00 ನಜ Le (ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಲು 
(ಇ.ನಂ.73401) | « 2 He ಬ 
ಸ i 4 ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ) 
ಸಸ, rae H : k 
ಸ FSET oR 4 1 ನಸ ಪರರ 
ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ - 25.00 § _ (ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 
(ಇಂ.ನಂ.73403) 4 | ಸ y 
£ ನ್‌ ~~ ) 
1 
-ಯಥಾ- ಹಾಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಓ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂ.ನಂ.73404) 25.00 £3 RS 
ಸ ——. . 


1 
ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಟ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಇಂ.ನೆಂ.73405) y 25.00 -- ರ 


-ಯೆಥಫಾ- 


ಯಾಲೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ೮ಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, p 
(ಇಂ.ನಂ.73406) ; 25.00 -- ಸ 


- § -— ಮ - - — E ~+- 
ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ಲೆ ಹಾಗೂ ರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


{ 


4 $ 25.00 § [ ರ (ರೂ.23.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಲು 


i 0 ye 3 ರೂ.2. 
(ಇಂ.ನಂ.73407) / % 25.00 4 ( i 
ವ i. i i: 
4 | ; ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಹ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪುರ ಗಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸೆ ಹಾಗೂ ತರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ; H 
-ಯಧಾ- `; [3 FB } : ಮಃ 


(ಇಂ.ನೆಂ.73681) 


ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ) 


| 
[SR i 1 
1 j 


Page2 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಕ್ರಸಂ. ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಬಿಡುಗಡೆ ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
3ನ p (ರೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ) ನಚ್ಚಿ ಸಫಾ 
1 2 3 ತ್ಕ 5 ವ; 9- 
10 -ಯಥಾ- ನೇರಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 25.00 pS ವ 
{ 
11 -ಯಥಾ- ಬದನವಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 25.00 ಸಿ PN 
ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರ ಜನಾಂಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂ.ನೆಂ. ' 
12 -ಯಥಾ- N 25.00 pe ಈ 
13 -ಯಥಾ- - |ಗೋಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರ ಜನಾಂಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 25.00 Ce ಸನ 
ಹುಸ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
BN 25.00 ~ 2 
(ಇಂ.ನಂ.73682) 
15 -ಯಥಾ- ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಹಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂ.ನಂ.73702) 25.00 ಹ 23 
_ | 
16 -~ಯಧಾ- ವಳಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 25.00 4 pe 
ಬಃ ಸ 4 H 
17 -“ಯಧಥಾ- ಮುದ್ದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 25.00 3 pe 
— 
18 -ಯಥಾ- ಕಳಲೆ ಗ್ರಾಮದ 24 ಮನೆ ತೆಲಗುಶೆಟ್ಕಿರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂ.ಪಂ,73707) 25.00 ಹರ ೬ 
[a 
19 -ಯಥಾ- ಹೊಸಪುರ ಗಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 25.00 ವ ಸ್ರ (ರೂ,20.00 ಲಕ್ಷಗ 
po 4 ಇ ೭ « ಫ್‌ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ) 
ಕೂಡ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರ: ಜನಾಂಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
20 ಯಾನ || - 25.00 -- -- 
ಇಂ.ನೆಂ.73776) 
ನಂಜನಗೂಡು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ-| 500.00 0.00 0.00 


ಅದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಸಂ. ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಗಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ Kx ಡೆ ವೆಃ "ಷರ 
ಕ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗಾ | (ರೂಕ್ಷ ಗಳಲಿ | ಬಿಡುಗಡೆ ಚ್ಚ | ಹರಾ 
[a 3 ರ - } F } 5 3 K ೪ 
§ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳವಾಡಿ-ರಾಯನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಾಹುಕುರಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಗದ್ದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ | ! 
36 k ಮ f 50.00 0 : 0 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
pe ದೊರ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಮತಹತ್ತ ಸಪ ಇರಾ ಇರ್ಷಾನಇವನಾ i 7000 ಧ ್‌್‌ 
38 ನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 30.00 0 | 0 
39 | 100.00 ! 0 
40 | 80.00 J 
41 | 40.00 | 
| ಒಟ್ಟುಮೊತ್ತ-[ 400.00 0.00 | 0.00 
: 
90 -ಯಥಾ- [ಮೈಸೂರು ಶಾ ರ್ಕ್ಫಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 50.00 ' ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
N ರ್‌ ಫವಿಡದ್‌ ಪವ 
91 -ಯಥಾ- ತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 150.00 ಟಂಡರ್‌ ಪರಿಶೀಲನಾ 
5 - ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
il 1 
: -] 
92 -ಯಥಾ- ತ್ತು ಚರಂಡಿ: ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 50.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
H ] 
- ; — 
93 -ಯಥಾ- ತರಂಡಿ | ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 50.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
! | 
p I 
94 ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 100.00 | " ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
' Kt 
_ B | F f 
} ; 
400.00 | 0.00 i 0,00 
. ಈಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರರಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ | W ಮ 
65 - 20.00 0.00 ; 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
_ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಸಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ| ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ! ನಿರ್ಮಾಣ . l 
66 -ಯಥಾ- | W ನೆ ' 20.00 0.00 0:00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ' ) ; ರ್‌ 
ನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ`ಚಿರಂಡಿ . No 
67 30.00 0.00 : 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
I | ~ 
§ | ಸಾಮೂನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚಳಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ; - K , 
68 -ಯಥಾ- oo K 30.00 0.00 : 0:00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
| | . 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣೆನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ .ಚರಧಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ | . | 2 _ 
69 ೦.ನಂ.10596) - N 20.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
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ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಕ್ರಸಂ. ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವವರ (ಮೂಲಕ್ಷೆ ಗಳಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
1 2 ತಿ 4 5 5 9 
ಯಥಾ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಏಚಗುಂಡ್ಹ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ 
70 ಸ ಕಾಮಗಾರಿ - _ 20.00 0.00 0.00 
ಯ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವೀರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ _ ಮ 
71 ಛಾ” [ನಿರ್ಮಾಣ ಕುಮಗಾರಿ (70598) | 20.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
ನಂಜಸಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ _ _ 
72 -ಯಥಾ-  [ಾಮಗಾರಿ - 20.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ” 
73 -ಯಥಾ-  [ಮಗಾರಿ: . 20.00 0.00 0.00 
ಯ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಂದ್ರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
74 ಥಾ: ಕಾಮಗಾರಿ (ಇರಿ.ನ೦.70601) 20.00 0.00 0.00 
ಯ ನಂಜನಗೂಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 
75 ಥಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 0.00 0.00 
ಯದಾ ನಂಜನಗೂಡು ಶಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 
76 ಥೌ [ರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂ.ನ೦.70604) 20.00 0.00 0.00 
ಯಕ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇ ಕಾಡಜೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 
77 ಯುಧಾ- ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇ೦.ನಂ.70621) 20.00 0.00 0.00 
ಯ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
78 ಥಾ ಕಾಮಗಾರಿ ‘ 20.00 0.00 0.00 ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು 
ನಂಜನಗೂಡು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ-| 300.00 0.00 0.00 
95 -ಯಥಾ- ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 75.00 
96 -ಯಧಥಾ- ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಯ್ಯನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 
97 -ಯಥಾ- ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 75.00 
98 -ಯಥಾ- ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾಸನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ , 100.00 
99 -ಯಥಾ- ಮೈಸೂರು ಶಾಲ್ಲೂಕು ನಂಜರಾಯನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 50.00 
100 -ಯಥಾ- ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೂಟಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 75.00 


FY 
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ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಕ್ರಸಂ. ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಕಂಮಗಾರಿಗಳ ವಿಡರ (ಡೊ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ) ಬಿಡುಗಡ | ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
ಹ್‌ p ನ್‌ Fl } _ FS 5 | 5 9 
| ಗುತಿಗದಾರರು ಭ್‌ಗವಹಿಸದ 
| ಶಿ ಮ 
101 -ಯಥಾ- ಡಿ ನಿರ್ನಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 75.00 ಕಾರಣ 2ನೇ ಕರೆ ಮರು 
ನ § ದಕ ಪದೆ 
ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೋಲಿಸ್‌ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ 2ನೇ ಕರೆ ಮಃ 
102 ನಯುಧರಸೆ 50.00 | ಕರೆಯಬೇಕು 
\ 
ಷು dS cE cea ಮರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ಸನ ಯಥಾ- ಮೈಸೂರು ಶಾಲ್ಲೂಕು ಬೋಗಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ 130.00 \ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು 
Fy 7 ; —— 
104 50.00 (ಟೆಂ.ಪ್ರಸಂ.03/ 
i 22 
‘ ಮರು ಆಡಳಿಾತ್ಸಕ 
105 50.00 / ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು 
ಸಿಕ 50.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 


0,00 


| 


ಪಾವತಿಸಿದೆ 


RR ನ 
42 -ಯೆಥಾ- ಅಳಿವ್ಯದ್ಬ; “ಕಾಮಗಾರಿ. ರ 25.00 0.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಫಿ ಮ 
43 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು -ದೊಡ್ಗಮುಲಗೂಡು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಛಿ.ನಂ.67975) 25.00 20.00 [20.00 'ರೂ.2.13 ಲಕ್ಷಗಳ ಏಿಲ್ನು 
; | | ಪಾವತಿಸಿರುಪುದಿಲ್ಲ. 
| 
44 -ಯಥಾ- .|ಜ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನುಮನಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಇ೦.ಪಂ167997) 25.00 19.90 | 19.90 
" i 
ಕ್‌ i 
| ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
pe R ಗ ೫ ಬ W ಮ: PRR - " ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ 
45 -ಯಥಾ- ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.೦.68002) 25:00 19.85 19.85 ಸ ಬ ek 
: ಪಾವಶಿಸಿರು 
ಸ § KR | F ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ. ಬಿಲ್ಲು 
46 -“ಯರಾ- ಸರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. Ns, \ 25.00 20.94 20.94 ki ಪಾಷತಟೆ 
3 Hl 
§ 7 
47 -ಯಧಥಾ- ಹುಣಸೆಗಣಹಳ್ಳಿ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (3೦.ಫ೪.68008) 25.00 18.30 "48.30 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮ [| dl p NE 1 
\ ಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೆಸಿಂಡಿದೆ. ಬಿಲ್ಲು 
48 -ಯಥಾ- ಟಿ.ಪರನೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಪಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.ನಂ.68010) 25.00 18.51 118.51 ಸಾವ 
j 
; 


|] 
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73) ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಸ ಮ 
ಸಂ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (ರೂ.ಲಕ್ಷೆ ಗಳಲ್ಲಿ) ಬಿಡುಗಡೆ ವೆಚ್ಚ 
1 2 3 4 5 5 
49 -ಯಧಥಾ- ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.ಪಂ೦.68011) 25.00 20.95 20.95 
|. ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ೦.ನ೦.68072) 15.00 0.00 0.00 
ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ೦.ನಂ.68075) 25.00 0.00 0.00 
ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಾಟಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ೦.ನಂ.68076) 25.00 0.00 0.00 
ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಾಟಾಳುಪುರ 'ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ೦.ನಂ.68079) 25.00 0.00 0.00 
54 -ಯಥಧಾ- ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಕ್ಕಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.ನಂ.68082) 25.00 0.00 0.00 
+ 
[Ye -ಯಥಾ- ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಎಲ್‌.ಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.ನಂ.68083) 10.00 0.00 0.00 
56 -ಯಥಾ- ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಂಭುದೇವನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.ನಂ.68341) 10.00 0.00 0.00 
57 -ಯಥಾ- ನಾಮಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಡ್ಡಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ೦.ನಂ.68085) 25.00 0.00 0.00 
| 
58 -ಯಥಧಾ- ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಡುಕನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.ನಂ.680839) 25.00 0.00 0.00 
59 -ಯಥಾ- ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೀರಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 'ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ೦.ನಂ.68091) 25.00 0.00 0.00 
60 -ಯಧಾ- ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ.ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.ನಂ.68342) 25.00 0.00 0.00 
61 -ಯಥಾ-  |ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚೆರಂಡಿ ಅಭಿವ್ಯೈದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.ನಂ.68343) 25.00 0.00 0.00 
62 -ಯಥಾ- ಟಿ.ನರಸೀಷುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.ನೆಂ.68111) 10.00 7.63 7.63 
6 -ಯಥಾ- ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.ನಂ.68113) 25.00 17.40 17.40 
64 -ಯಥಾ- ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ದೊಡ್ಡಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಇ೦.ನ೦.68344) 25.00 0.00 0.00 
107 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಳ್ಳನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.ನ೦.67935) 25.00 
108 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.ನೆಂ.67947) 25.00 } 


{ 
Page 7 | 


ಗಾರಿಗಳೆ ವ ಕಂದಾಜ್ಯ: ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆ ವೆಚ್ಚ ಷು 
ಕ್ರಸ ಬೆಕ್ಕ ಉರಿಗಳ ವಿಷರ H ಮ ವೆ ಷರಾ 
ಕಸಲ ಕ್ಕ | (ರೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ) ಸ ನ 
i 2 ಭಷ Np ” | 4 3 ವ್ಯ 3 
; ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ |ಕಾಮಗಾರಿ. T ACE 
- ಜಿ i 30.00 3ನೇಕರೆ ಟಿಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 
| [ y 
; 
110 ಸಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.ಪಂ. |. 25.00 ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
111 ವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.ಪಂ.67977) 25.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
7 IE f 
112 ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ನ ನೆಂ.68008) 25.00 } ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
ಬತ tl } 
i ] ; ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 
ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ೦.ಸಂ,67352 | 2 Eau 
113 br C | ) 15.00 ; F | ಎಲ್‌.ಓ.ಎ.ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
1 | 4 | 
2ನೇ ಕರೆ ಟಿಂಡರ್‌ ಪರಿಶೀಲವಾ 
ಟನ ಸ್ಸ ಮೂರು ಗ್ರಾ | ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. mE Re i 
114 ಇಮದಲ್ಲಿ ರಸೆ ರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಧೋತಿ ) 15.00 | ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
py ul 1 Ki | 
y r 7 2 
115 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಗಳಕೊಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.ನ್ನಂ.68073) : 25.00 I ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
M 
H 
116 ಿ ಸಿ.ಬಿ.ಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಲ೦.ಡ೦68087) 20.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರ೦ಭಿಸಬೇಕು 
ವ ಮ - - A 
117 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮೇಗೌಡನಮರ ಗ್ರಾಮಡಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂ.ನಂ.68110) 25.00 ¥ 3ನೇಕರೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 
i D 
118 ಟಿ.ನರಸೀಮುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (68112) | 25.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
1 H 
ಮು 7 ky 7 
F i } 800.00 |. 16348 |163.48 
1 3054-ಲಮ್‌ ಸಮ್‌ [ಮೈಸೂರು ತಾ: ಕಡವೆ ಕಟ್ಟಿ ಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿಕಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆ H 20.00 ] { | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
We ಭಕ ವರುಣಾ ಮೈಸೂರು ತಾ: ಮೊತ್ತ- 2000 / ; 
ನ ಮ j A f 2 i l A 
3 ನಂಜನಗೂಡು 5 ಮದ ಉಪ್ಪಾರರಟರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಿರುವ 350 ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ಥೆಗೆ | h 
2 ಸಾಧ ಚರಂಡಿ ಮತು N 35.00 3 
ಒ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು { 
ಗಿ ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: ಚಿಕ್ಕಹೊಃ ಛ ಗ್ರಾ ಪುರರವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಿರುವ 300 ಮೀ. ಇವವ ರಸ್ತೆಗೆ i 
3 i ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು | | 
> : | 
pe ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಿರುವ 300 ಮೀ. ji ರಸ್ತೆಗೆ ; 
_ Eis ಸಿ.ಚೆರಂಡಿ ಮತ್ತು 09 f 
RS ನಂಜನಗೂಡು ತಾಃ; l 
5 ನ್‌ [300 ಮೀ. ಉದ್ದದ 3:00 
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ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಕ್ರಸಂ. ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮೆಚ್ಚ ಪರಾ 
1 2 3 Fl 5 5 9. 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಃ ಕಕ್ಕರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಿರುವ 100 ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗೆ 
6 -ಯಥಾ- £ ೫ . yE 10.00 
ಸಿ.ಸಿ.ಚೆರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂ೦.ನ೦.67407) 
ವ ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: ಕೋಣನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಿರುವ 1200 ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗೆ k 
[4 ಫೌ” |£.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 50:00, 
ವರುಣಾ ನಂ.ಗೂಡು ತಾ: ಒಟ್ಟು” 185.00 
ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು-| 205.00 0.00 0.00 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಸಂಖ್ಯೆ.ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ.5/2/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2019/ಬೆಂಗಳೂರು/ದ:21-01-2019 
K ' ಸ ಸ ಟೆಂಡರ್‌ ಪರಿಶೀಲನಾ 
80 -ಯಧಥಾ- ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಗಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 200.00 ಮ 
ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪರಿಶೀಲನಾ 
81 -ಯಥಾ- [ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಂತಯ್ಯನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 80.00 es 
; ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಕರಯಲಾಗಿದೆ 
82 -ಯಧಥಧಾ- ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲುಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 75.00 (ಟಿಂ.ಪ್ರಸಂ.02/ 
2010-20 12-0210 
-ಯಥಾ-  |ವರುಣಾ ನಂ.ಗೂಡು ತಾ: ಒಟ್ಟು- 355.00 0.00 0.00 
r y 
8 -ಯಥಾ- ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಧವಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 30.00 
84 -ಯಧಾ- ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಯರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 50.00 -ಯಧಾ- 
85 -ಯಧಾ- ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 30.00 -ಯಧಾ- 
ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) p 
86 -ಯಥಧಾ- EVN ಹು ಸ [2 20.00 -“ಯಧಥಾ- 
ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ.ಗ್ರಾಅ.ಪ.ಗ್ರಾ.ಅ.ಪೆ.5/12/-ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/ 2019/ಬೆಂಗಳೂರು/ದಿನಾಂಕ: 15-02-2019 y 
ಮೈಸೂರು ತುಲ್ಲೂಕು 'ರಾಯನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಆದೇಶ 
87 ಎಯಥಾನ್‌ | ಹ ಸ ಸಿ 60.00 ನಮಿಧಾಸ 
ಸಂಖ್ಯೆ.ಗ್ರಾ.ಅ. ನ.ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ.5/12/-ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/ 2019/ಬೆಂಗಳೂರು/ದಿನಾ೦ಕ: 15-02-2019 ” 
88 -ಯಥಾ- ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್‌.ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 30.00 -ಯಥಾ- 
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RN ಟಿ ಬು ಅಲಿದಾಜು ಮೊತ್ತ ' A 
ಾಮಗಾರಿಗಳ' ವಿವರ | (ರೂ.ಲಕ್ತ ಗಳಲ್ಲಿ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮೆಚ್ಚ ; ಷರಾ 
_ . i l 
3 | 4 5 13 : 9 
— y — 7 J 
ವರುಣಾ ಮೈಸೂರು ಠಾ: : | 220.00 0.00 | 9.00 ; 
. _ H K 
ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಶಾಲ್ಲೂಕು;- | ' l 
1 
RENN PS L | \ 
ಪೆರ್ಗದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ" I j 
Na ದ್‌ = 20.00 | | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
| 1 
Se | |] 
ವರುಣಾ ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಈ: ಒಟ್ಟು'- 20.00 i 
H j ; 
ಆ y ] H | 
800.00 0.00 { 0.00 ‘ 
| | 
. i 
NN | 
. ಸೂರು ವಿಭಾಗ 4000.00 163.48 163.48 |; ‘ 
. NN § \ | l 
\ _ | ] 
j ಮಾ ವಾ್‌, pa a PON a — $ i H 
(ಸಿ-ಪಟ್ಟಿಣ ತಾ. ಕಂಪಲಾಪುರ ಕೊಪ್ಪಲು ಚನ್ನೂ್ಬನವರ ಮುನೆಯಿಂದ ನಾಗರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 25.00 | ಮುಗಿರದೆ 
(ಅಭಿವೃದ್ಧಿ _ | | \ 
ಪಿ.ಪಟ್ಟಿಣ ತಾ. ಬಸಲಾಮರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಥ್ಣಿ 20.00 | | : ಮುಗಿದಿದೆ 
/. ್‌ T — _ 
ಪಿ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬೆಕ್ಕಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅತ್ತಿಕಟ್ಟೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 30.00 "2842 “| 19.57 | . ಮುಗಿದಿದೆ 
೪ K J f —- I K i 
ಪಿ.ಪಟ್ಟಿಣ ಈ. ಹರೀನಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 30.00 28.68 | 10.68 | ಮುಗಿದಿದ 
| | L 
- — -H 7 
ಪಿ.ಪಟ್ಟಿಣ ತಾ॥ ಸುರಗಳ್ಳಿ ಮುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಯ್ಯನ ಕೊಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 20.00 19.77 i 19.77 \ ಮುಗಿದಿದೆ 
k _ " H I 
ಪಿ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಕುಡುಕೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕುಣುಕೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ | 25.00 24.೩5 24.45 ಮುಣಿದಿದೆ 
— ಗ ರಾ 'ಮೆಟಲಿಂಗ್‌ ! 
ಪಿ.ಪಟ್ಟಿಣ ತಾ ಬಾರಸೆಯಿಂದ ಗಂಗೂರು ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 20.00 ಂಗ್‌ ಕಲಸ 
್ತಿ 1 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಗಪಿ.ಪಟ್ಟಿಣ ತಾ॥ ರಾವಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಿಗುಡಿಯಿಂದ ಬಸವೇಸ್ನ್‌ರ ದೇವಸ್ಕ್‌ನದವರೆಗೆ' ಸ್ಟೌ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2)ಪಿ.ಪಟ್ಟಿಣ ತಾ ಬಾವಂದೂರು ಬಸ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಯಿಂದ್ಲತೋಟಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ 'ರಸ್ತೆ | 30.00 29.26 {29.26 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ' - ' ' 
s 7 ————— ಬ — — j 
ಪಿ.ಪಟ್ಟಿಣ ತಾ॥ ಮಾಗಳಿ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂಬ ಮಾವಿನ ತೋಪಿನವರೆಗೆ ಸಿ.ಿ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 40.00 3855 i; 0 1 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಎ W . Hl G3 
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ಕ್ರಸಂ. ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (ಮೂಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
I 2 3 Ww 4 5 5 p 
ಪಿ.ಪಟ್ಟಿಣ ತಾ॥ ಗಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಿಗುಡಿಯಿಂದ ಅಣ್ಣಪ್ಪರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 20.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಪಿ.ಪಟ್ಟಿಣ ತಾ! ಸೀಗಡಿಕಟ್ಟೆ ಹಾರಂಗಿ ನಾಲೆಯಿಂದ ಸೀಗಡಿಕಟ್ಟೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 20.00 4.54 [) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಪಿ.ಪಟ್ಟಿಣ ತಾ॥ ಆರ್‌. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮಾರಮ್ಮನ 
R 20.00 ಕೆಲಸ ಪಾರಂಬಿಸಬೇಕು 
ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ" ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ Ns 
ಪಿ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಭೂತನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಕೋಡಿಯಿಂದ ಜನತಾಸೈಟ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 25.00 24.45 14.5 ಮುಗಿದಿದೆ 
1) ಪಿ.ಪೆಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಕಿರಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಳೆ.ಎನ್‌.ಚಂದ್ರ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2) ಪಿ.ಪಟ್ಟಿಣ ಈಾ॥ ಕೆರಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಣ್ಣ ಮನೆವರೆಗೆ 25.00 24.4 144 ಮುಗಿದಿದೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
- + 
ಪಿ.ಪಟ್ಟಿಣ ತಾ ತಿಮಕಾಮರದಿಂದ ತಿಮಕಾಪುರ ದಡದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 30.00 29.53 10.53 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಪಿ.ಪಟ್ಟಿಣ ತಾ॥ ಎಂ.ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಳೇಗೌಚನ ಮನೆವರೆಗೆ' ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 20.00 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ, 
ಒಟ್ಟು ರೂ. 400.00 252.05 143.16 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿ ಚೆಕ್ಕಹಹನಸೋಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಡೈರಿಯಿಂದ ಸಣ್ಣೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆಯ 
i iy ರಾ 10.00 ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಮೂಲಕ ಯೋಗೇಂದ್ರ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. . 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗೆಪ್ಸರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಲೀಲಾಂಬಿಕೆ ರವರ ನ 
pH NG ~ ks 10.00 ಕಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಮನೆವರೆಗೆ ಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳಿ ಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮರಾಜರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸುರೇಶ್‌ ರವರ 
5 Wl ~ 10.00 ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಜ್‌ Ky 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಲಅಗ್ರಹಾರ ಹೋಬಳಿ ಚೆಕ್ಕವಡ್ಡರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಸ್ಯಮ್ಮರವರ , 10.00 


ಮನೆವರೆಗೆ ೦ಸ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ™ 


ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕಮಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮೂಲೆಪೆಟ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಲೋಕೇಶ್‌ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸೋಮಣ್ಣರವರ 


10.00 ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ" ಮುಗಿದಿದೆ, 
ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದ ಪುಟ್ಟಿರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ' 
av ಪ 10,00 ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಲೋಕೇಶ್‌ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ' ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಮಲುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ 
ಎಂ.ನಂಜೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಆಟೋ ಹರೀಶ್‌ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 10.00 ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ Re ಬಿಡುಗಡೆ [x ಷರಾ' 
ಮ ವ (ರೂಲಕ್ಷೆ ಗಳಲ್ಲಿ) I ಮೆಚ್ಚ ಷರಾ 
ಲ ಲೆ. 4 1 u 
2 3 ಸ 4 ' 5 / 15 9 
ಹ f f k | ಲ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಗ್ರಹಾರ ಹೋಬಳಿ ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾಮಿಗೌಡರವರ ಮನೆಯಿಂದ: | ; N § 
ಎ.ಎಸ್‌.ಕಾಂತರಾಜು ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾ ನು ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಳೇಗೌಡರ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 10.00 1 - ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ. K | i ‘ 
- ) : 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳಿ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಬಡಾವಣೆಯ ಛೇರ್‌ಮೆನ್‌ ಶಿವಣ್ಣರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಮ್ಮದ್‌ 10.00 - p i f 
ವಜೀರ್‌ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂಣ ಅಪ್ಪಾಜಣ್ಣ ರವರ ಮನೆನರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. § ' z ಅಸ:ಭಿಿತಿಕವಾಗಿ! ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಸ 7 : ; p 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಕಾಮಗಾರಿ. 10.00 | ರ ಕೆಲ್ಲಸೆ ಭೌಷಿಕವಾಗಿ: ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಗಸ - - > | 4 ಸ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಬಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ದಶರಥ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಳೇರ ರವರ MS | | SRA 
ಮ್‌ Ky 2 . ಸ ಕವಾಗಿ ; 
ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರ ರವರ ಮನೆವರೆಗ' ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | ; ಅನ್ಟ್‌ಸತಿಕವಾಣಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
MAW ನ i§ i 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣೇಗೌಡರ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮೆಕಟೇಶ್ನಿರವರ H 3 X ¢ KX 
ಸ B ಯಃ 10.00 : ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ; ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. K 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಳಿ ಮದ ಒಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬಸವರಾಜು ರವರ ಮೆನೆಯ ಮೂಲಕ | ೀ py R 4 § 
ಸ K v ಇ 10.00 K ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ; ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಕಾನೂರಮ್ಮನ ನಾಗರಾಜು ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಛುವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾರಿ. § 4 1 K * J 
h ಸ 5. . i 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಶೌೆಬಖ್ಟರು ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಲಗೇಣೌಡರವರ | tr ei k 
N fe ಖ್ಯ ಮ | 10.00 p ಕೆಲೆಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ: ಮುಗಿದಿ' 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ; | f 
ಲ ಎ ; ಮ i 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಳು ಹೊಸಗ್ರಹಾರ ಹೋಬಳಿ ಗುಳುವಿನತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ 'ವೆಂಕಟಿಲಾಮಂತ್ಯು ರರ ಮನೆಯಿಂದ 10.00 H : A 
8 } H ನಿ: ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ರವರ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಗೋವಿಂದೇಗೌಚರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | p ೪ಸುಭೌತಿಕವಾ 
ಹ _ _ A " i i 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿರ್ಲೆ ಹೋಬಳಿ ಕೊಡಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮಬ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹದೇವು ರವರ 10.00 ! y NE 2 
4 pe . i 1 ನಿ! ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭುವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ] ತ ಲಸ ಭೌತಿನವಾಧಿ ಮುಗಿಲಿ 
i 3 ; 
೪ ಗ್ರ ನ p r J: | 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿರ್ಲೆ ಹೋಬಳಿ ಮುದುಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಪ್ಪಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ |ಥವರ ಮನೆಯ | l If + Ne | 
AN OT | 10.00 | ; ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ! ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಮೂಲಕ ಕುರ್ಜಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 4 H j (Ny 
ಶಿಸು H H H > 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿರ್ಲೆ ಹೋಬಳಿ: ಕುಪ್ಪಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೇಗೌಡರವರ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮ ಗೌಡರವರ H ಸ ' § 
3% ರ ; , | 10.00 ) : ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ! ಮುಗಿದದೆ. 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 2 yi 4 
| 7 | 3 p 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸೂರುಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇವನಾಯಕರವರ ಮನೆಯಿಂದ 10.00 3 ; EA ಜಿ 
್ಯ > K H A . p 4 ಣಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಕೃಷ್ಣನಾಯಕರವರ ಮನೇರು ಮೂಲಕ ಮಟ್ಟಿನಾಯಳರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ! ಕಾಮಗಾರಿ. ಲಸ ಭೊತಿಕನನ § 
Es 8 - | K It 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಸಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹೊಬಳಿ ದಡಬರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಸುದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ] R 10.00 \ H ಭೌತಿಕವಾನಿ| ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಮಠದ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. i | 50.00 j ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಜೈನ ಸಮಾಚದ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 150.00 ' ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಡಬಲ್‌ ಟ್ಯಾಂಳ್‌ನಿಂದ ನರಸೇಗೌಡರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ \ ' _ 
A ಈ: Ky 4 100.00 | "ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವವರ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ) 


ಬಿಡುಗಡೆ 


ue 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿರ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮದೇವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜ್‌ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 100.00 ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿರ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಎಲ್‌.ಆರ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 100.00 ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಾರಂಣಿ ರಸ್ತೆಜೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
್ಲ ku ಹ 3 ಿ 6 50.00 ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೇಜು ಮುಖಾಂತರ ಮಾರಿಗುಡಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ - 
ಫ 50.00 ಫೌಲಸ ಭೌತಿಕಮಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
WT 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 150.00 ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೇರ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಂಧಿನಗರ ಶಿವಣ್ಣನಾಯಕ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲುವೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಸ ( ki 3 75.00 ಕಲನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ! ್‌ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೇಂರ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಂಧಿನಗರದಿಂದ ವಸಂತರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸೆೆ 
ನ ಹ ಸ ಸ ಕ 75.00 ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
1200.00 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಹುಣಸೂರು- ನಿರಿಯಾಪಟ್ಟಿಣ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊತ್ತೇಗಾಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಯಮಗುಂಭ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಷ ಣ್ಯ ಣ್‌ ಸ 230.00 ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (೧.೦೦ ರಿಂದ 6.008ಮಿ.) Nk i 
ಹುಣಸೂರು-ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೈರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ರಿಂದ 2.708ಮಿ.) 130.00 ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 
ರಾಮಪಟ್ಟಣ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿರಸೊಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸೆೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ರಿಂದ 1.508ಮಿ) 60.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಷಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಯಿಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ರಿಂದ 3.308ಮಿ) 50.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹೊಸಕೋಟೆಯಿಂದ ವಿನೋಬಾ ಕಾಲೋನಿಣೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ರಂದ 1.208ಮಿ) 60.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಷಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ 70.00 ಟಿಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 
600.00 
ಪಿ.ಪಟ್ಟಿಣತಾಲ್ಲೂಕು 
ರಾಮನಾಥಪುರ-ಬೆಟ್ಗHದಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುರಗಳ್ಳಿ-ರಾಮಯ್ಯನ ಕೊಪ್ಪಲುವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 50.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
ಆ ೪ CO) ಬಾ ಲ ಬರ: ಬ 
ಚಿಕ್ಕಮಾಗಳಿ-ದೊಡ್ಡಮಾಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 40.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
ಚೌಡೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 30.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
ಚನ್ನಕೇಶವಮರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 500 ಟಿಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಿಯೆ ಪ್ರಿ _ 
10.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 


ಹಬಟೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆಂಪೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲುವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 


ಕ್ರಸಂ. ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಉಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ | Pe ಮ ಬಿಡುಗಜಿ ವೆಚ್ಚ ಷರಾ' 

RS p 3 Fk ~~ ್ಥ ರಾಕ್‌ ೪ 
ಮಾಲಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 2500 ಜಂಡಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
ದೊಡ್ಡಹರವೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2500 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
ಹರಿಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ Ka ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
ಸತ್ಯಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಬಿ ಸೃದ್ಧಿ \ ಟಂಡನ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಜಿ 'ವೃದ್ಧಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರತಿಯ ಪ್ರಗತಿ 
ಬೆಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ' ಜೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಿಯ ದಾಸಾ 
ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | | ; ಆಂಡರಾ ಪ್ರಶಿಯ ಪ್ರಗತಿ 
ಇಟಿಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ f ಟಿಂಡರ್‌ ಪ್ರತಿಯ ಪ್ರಗತಿ 
ಪಂಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ NW ಟಿಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
ಗಾಂಧಿನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - - :| i ವಾ 
ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ .! ಟಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
ಜವರಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | \ ಟೆನಿಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ತಯೆ ಪ್ರಗಪಿ 
ಬೆಕ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ(ಸರಪಳಿ 09008.ಮೀ ಯಿಂದ 1.5008.ಮೀ ವರೆಗೆ) { | ಅಂಡರ್‌ ಪ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಣ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | | ಟೆಂಡರ್‌ ಫ್ರತಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
ಬೂದಿತಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ಸರಪಳ 0.4008.ಮೀ ಯಿಂದ 0.6008.ಮೀ ಜರೆಗೆ) i | | ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
ತಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. | ) } | ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
ಕಗ್ಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 20.00 : 1 : ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ತಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
ಶ್ಯಾನುಭೋಗನಶಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ ಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ವೃದ್ಧಿ 20:00 | | , ಔಂಡರ್‌ ಫ್ರಕ್ರಿಯಿ ಪ್ರಗತಿ 
'ಮನುಗನಹಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ "ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ ೦2008.ಮೀ ಯಿಂದ ,03508ಮೀ ವರೆಗ) 20.00 f ್ಞ : ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
ಕೆ.ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ; 20.00 ರ , ಜೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡರಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 25.00 | 1 ಟಿಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
ಕಂಬೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 20.00 f |: ಓಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
ವಿ.ಜಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿ ಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 20.00 " ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ತಿಯಿ ಪ್ರಗತಿ 
ಸಂಗರಪೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿ ಯಳ್ಣಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ಸ ಪಳಿ 0.7008.ಮೀ ಯುಂದ 1.0508. ವರೆಗೆ) 20.00 J ಟಔಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
ಕಣಗಾಲು ಅನಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ y i 20.00 ” ಜ್ಞಂಡರ್‌ ಪ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
ಹರೀನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ 0.3008.ಮೀ ಯಿಂದ 0.4008.ಮೀ ವರೆಗೆ) 15.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
ದೊಡ್ಡಬೇಲಾಳುಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ ಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 20.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
ಪೂನಾಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರ 20.00 1 I ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ 
ಈಚೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 20.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಬಿ ಪ್ರಗತಿ 

i § 800 | 
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ಕಸಂ. ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (ರೊ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೆಚ್ಚ ಷರಾ 
[4 2 ಫೆ 3 4 5 ) 9 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಗಳೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಶವಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚನ್ನಗುಂಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಡಕಾಯಿತಿಪುರ ಸೇತುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 200.00 ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಜೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅವರಗೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರ: 100.00 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡಹಳ್ಳಿಯಿಮದ ಹುನಗನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, 60.00 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಬೇಕು 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಸೂರು-ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅನಗಟ್ಟಿ ನೇರುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 75.00 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಬೇಕು 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಸೂರು-ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ನೆಯಿಮದ ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ಏರಗಿಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
4 ಈ, ¥. ವ 30.00 ಮರು ಟಂಡರ್‌ ಕರೆಯಬೇಕು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ K 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಬಿ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಸಣಕುಖ್ಪೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 12.00 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಬೇಕು 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿದರಹಳ್ಳಿ-ಎನ್‌.ಬೇಗೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳ ಜಾಗನಕೋಟೆ ಮುಖಾಂತರ ಭೀಮನಕೊಲ್ಲಿ 
£ y ks 30.00 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. § 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ:ಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಚೇಪರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಸಕೆರೆ ಓಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕೆ ಕಿರು 
7 ಸ್ಸಲಾನಕ್ಕಿ ದಯಾ ರುಳ್ಮ್ಣ 15.00 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಬೇಕು 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ k f 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಳದಿಂದ ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮನವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 15.00 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಚಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಳ್ಳಸರಗೂರು (ಶಾಂತಿಪುರ) ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕುನ್ನಪಟ್ಟಿಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 50.00 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಿಗಳ ಬಾಚೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅವರಗೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 10.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಬಿದರಹಳ್ಳಿ-ಎನ್‌.ಬೇಗೂರು ರಸ್ಷೆಬಸಾಪರದಿಂದ ತೆಲಗುಮಸಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 10.00 ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಬೇಕು 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲಂಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 20.00 [ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
[ಹೆಚ್‌.ಡಿ ಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 40.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಸ್ಸೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೈಲಾಸಪುರ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಬ್ಬಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 20.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಾಲ್ಲೂಕು ಪುರದರೆಡ್ಡು-ತೆಲಗುಮಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಲ್ಲಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 13.00 [ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
700.00 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ವಿಭಾಗ| 3700.00 
ಪಿರಿಯಾಪ ಕು ಬೈಲುಕುಪ್ಪೆ ಟಡಿ ಕ್ಷನ್‌ 'ನಿಂದ 10 ನೇ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹ 
[2 ಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂ ಲುಕುಪ್ರ ಡಿ.ಎಲ್‌ ಜಂಕ್ಷಂ ನಿಂ ¢ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಗ ಸ್ತು ಅಭಿ. ದ್ಧಿ. 150.00 
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ಕಾನುಗಾರಿಗಳ ವಿ | (ರೂಲಕ್ಷ ಗಳಲ ಬಿಡುಗಡೆ | 
ನ್‌ | 4 1 $ | 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡಿಗೆಯಿಂದ ಕುರ್ಣೇಗಾಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಲನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ" A]  3¥ | 
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ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
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* ಎಲಜೆಗೆೆ-ಮುದ್ಧಹಳ್ಳ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 

"ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಅಂಬಳೆ ಗಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 

ನವಿಲೂರು ಹೊಸಪುರ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಿಂದ 
ನಮಿಲೂರು ಮಠದ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ಹುಣಸೊರು`ತಾಲ್ಲೂಕಾ ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ” 
ಮರಳಯ್ಯನಕೊಪ್ಪಲು ಮುಖ್ಯ pi ಸ್ನೆಯಿಂದ 
ದೊಡ್ಡೆಗೌಡನಕೊಪ್ಪ ಸ್ಟಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ನಾಮುಗಾಗಿ 


A ——— 


T1275 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 


85 4.00 0.00 0.00 0.00 
86 4.00 0.00 0.00 0.00 
' 

87 4.50 0.00 |0.00 0.00 
(N LD 

8ರ 4.50 0.00 0.00 0.00 
ಕಾಮಗಾರಿ " | 
| p | ವ Fe 

ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಜಾದ್‌ ನಗರದಿಂದ 

89 ಗೋವಿಂದಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 480 0.00 6.00 0.00 
ಕಾಮಗಾರಿ $ 
ik J 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮಪಬಟ್ಧಣ-ಕಿರಿಜಾಜಿ t 

90 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 4.80 0.00 0.00 0.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ H 
H 1 H 
‘ H 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಲಾಂಬೂರು K H 
91 4.00 ' 000 0.00 0.00 
ah 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಕುಣಿಕೆ ಕಸಬಾ. ; ! 
ಬಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ" ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ) 

92 ಬಸವರಾಜು ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ H 3.80 0.00 0.00 0.00 
j : 
ಹ i 
| ; 

| 

93 4.70 0.00 0.00 0.00 
94 ಚನ್ನಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ 4,60 0.00 0.00 0.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾ j 
ನ I 
ಹುಣಸೂರು } | 

95 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವರಸೇಗೌಡರ f 4.00 0.00. 0.00 0.00 


ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
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96 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ತಿಮ್ಮನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4.80 


0.00 


- 0.00 


97 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಜಾದ್‌ ನಗರದಿಂದ 
ಪಡ್ಡದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ 
ನಾಗಲಾಜನಾಯಕರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4.80 


0.00 


0.00 


0.00 


98 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟೆಮಳಲವಾಡಿಕೊಪ್ಪಲು 
ರಸ್ತೆಮಿಂದ ಚೌಡಿಮೂಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4,50 


0,00 


0.00 


0.00 


99 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೋದೂರು ಸಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಆರ್‌ ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


4,70 


0.00 


0.00 


0:00 


100 


ಹುಣಸೂರು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ 
ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕುಂಟೇರಕೆರೆಗೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


4.50 


0.00 


0.00 


0.00 


101 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುರುಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ಮಹದೇಶ್ವರ ನಾಯಕ ಮಣೆಯಿಂದ ಸ. ನಂ 25 
ಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4,00 


0.00 . 


0.00 


0.00 


102 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಗೋಡು ಹೋಬಳಿ 
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4.60 


0,00 


0.00 


0.00 


103 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ-ಕೂಡ್ಲೂರು 
ರಸ್ತೆಯಿ೨ದ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


° 4.00 


0.00 


0.00 


0.00 


104 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಬ್ಬನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ 
ಅಮ್ಮಗುಡಿ ತೋಪಿನಿಂದ ಬಾನಿಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4.00 


0.00 


0.00 


0,00 


105 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರಿಜಾಜಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಬಸವೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ 
ನದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4,50 


0.00 


0.00 


106 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡ್ಗಂಬಾಳು ಹುಣಸೂರು 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೈರಿಗೆ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4.50 


0.00 


0.00 


0.00 
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107 4.00 0.00 0.00 0.00 
ಹುಣಸೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿಂಡಗೂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮ WR \ 
108 ಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 4.50 0.00 0.00 0.00. ‘ 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಗೋಡು $ರಂಗೂರು | | 
109 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಂಟೇರಿಕೆರೆ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 4.80 0.00 0.00 0,00 | 
ಕಾಮಗಾರಿ N ಸ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಗಾಲು ಗ್ರಾಮದ W 2 
110 ಸೋರೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹೋಗು'ವ "ರಸ್ತೆ 4.80 0.00 0.00 0.00 | 
ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 
3 ಸ - |i 
141 4.80 0.00 . 10.00 0.00 , 
Wi 
೯ ; 
112 5.00 0.00 0.00 0.00 | 
| i 
ಸ 
113 ರಸ್ತೆಯಿಂದೆ ಕಲ್ಲೂರಪ್ಪಣ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 4.50 0.00 i0.00 0,00 ] 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 
p ಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಿರಿ | ' i 
114 ಜಮೀನಿನಿಂದ ನಾಡಪ್ಪಃ ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 4,70 0.00 p j0.00 0.00 | 
ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ . , y 
NE ; 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉದ್ಧೂರು ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ | ! 
115 ಲು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 4.50 0.00 j0.00 0.00 
ವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 
f 
ಧರ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ' 
116 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4,60 0.00 0.00 0.00 
NE | 
ಸ ಟು —! L 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತರೀಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ | 
117 ತರೀಕಲ್ಲು ಜಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ನಸ್ತೆ 4.60 0.00 0.00 0.00 ; 
ಕಾಮಗಾರಿ i | 
el 
j - 
| | 
118 4.50 0.00 0.00 0.00 
' 
4 | 
§ | | 
| i 
F 
| i 
py ; 
| 


119 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಟ್ಟವಾಡಿ ಮಾದಪ್ಪನ 
ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಾದಯ್ಯನ ನವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4.00 


0.00 


0.00 


0.00 


120 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಡಿನೀರುಮುದ್ಧನಹಳ್ಳಿ 
ನಾಗಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಆಶೋಕ ರೈ ರವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4.00 


0.00 


0.00 


0.00 


121 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು-ಕೆ.ಆರ್‌ 
ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆರೆಯೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 


ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4.50 


0.00 


0.00 


0.00 


122 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡೇಮನುಗನಹಳ್ಳಿ 
ಬೀರನತಮ್ಮಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


4.00 


0.00 


0.00 


0,00 


123 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಳವಿಗೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ 


ವೆಲೆದ್‌ ರವರ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಡ್ರೈನ್ಸೆಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ | 


4.50 


0.00 


0.00 


0,00 


124 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ 


ಚೋಜನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 


ಡ್ರೃನ್ಸೆಜ್‌ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


5.00 


0.00 


0.00 


0.00 


125 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಳಿಕೆರೆ -ಕೆ.ಆರ್‌ ನಗರ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಮ್ಮೆಕೊಪ್ಪಲುಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4.60 


0.00 


0.00 


0.00 


126 


; ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಳಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ 
ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕುಳ್ಳೇಗೌಡರ 
- ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4,00 


0.00 , 


0.00 


0.00 


127 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


4.50 


0.00 


0,00 


0.00 


128 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಸೇನಪುರದಿಂದ 
ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗೆ. ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4.00 


0.00 


0.00 


0,00 


129 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋಳನೆಹಳ್ಳಿ - 
ಚೋಳನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂದಲಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4.50 


0.00 


0.00 


0.00 
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130 4.00 0.00 0.00 0.00 
il 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂ ಹಂದನಹಳ್ಳಿ ಗಾಮದಿಂದ 
131 ಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಬರಹಲ್ಳಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 4.50 0.00 0.00 0.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ‘ 
. i 
- | 7 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಬಗೆರೆ ಹಿರಿಯ K H 
132 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 4,50 0.00 0.00 0.00 : 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ" ಕಾಮಗಾರಿ ‘ i 
- | 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ; : 
133 ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತೊಂಡಾಳು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 4,50 0.00 0.00 0.00 ¥ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ; 
ದ್ಧಿ | 
ಶಾಲ್ಲೂಕು ಗಾವಚಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ IF 
ರಾಜಶೇಖರ ರವರ ಮನೆ i 
134 j 5.00 0.00 j0.00 0:00 | 
| 
f ; 
mE u ! 
135 ! 4.50 0.00 0.00 0.00 
1 I } 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂ | | 
136 ಹುಣಸೂರು ನಗರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 4.50 0.00 0.00 0.00 ; 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | ' i 
SN — t IE 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು [ವಡಗೆರ ಹೋಬಳಿ 1 ; 
137 ದೇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗವ 4.00 0.00 0.00 0.00 i 
೯೯ ಕಾಮಗಾರಿ ! 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾವಚಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ | 
_ 5 ಜಯಶುಮಾರ್‌ ರವರ | 
138 ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4.50 0.00 10.00 0.00 ; 
= H 
ಕಾಮಗಾರಿ | 
_ , i 
ಹುಣಸೂರು ಶಾಲ್ಲೂಕು ಹನಗೋಡು % ‘ | 
ರೊಡ್ಡಹೆಜ್ಣೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ N } 
139 ವೀರಸಹೊಸಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 450 | 0.00 10.00 0.00 | 
ಕಾವಗಾರಿ W ; 
_ ( 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಬಗೆದೆ ಡೈರಿಯಿಂದ ; | | 
140 4.50 0.00 0.00 0.00 | 
- { 
f } 
| 7 
H . 
} 
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141 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಸ್ನಾಳು ಗ್ರಾ'ಮದಿಂದ 
ತಿಮ್ಮವಕೆಟ್ಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಧರ್ಮಾಪುರಕ್ಕೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4.00 


0,00 


0.00 


೧.00 


142 


ಹುಣಸೂರು ಶಾಲ್ಲೂಕು ತಟ್ಟೆಕೆರೆ ಗಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 
ಶಾಲೆ ಅವರಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4.50 


0,00 


0.00 


0.00 


143 


, ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ಹೆರಿಗೆ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


4.80 


0.00 


0.00 


0.00 


144 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಚ್ಕಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ಗೋವಿಂದಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮರಸ್ಥಿ 


4.80 


0.00 


0.00 


0.00 


145 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಭಾಷ್‌ 
ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಸೋನಹಳ್ಳಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


4.50 


0.00 


0.00 


0,00 


"146 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸವಾರಂಚೆಯಿಂದ 
ಬೌಡಿಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ' ಕಾಮಗಾರಿ 


4.80 


0.00 


0.00 


0.00 


147 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪಲು 
ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಾಡುವಡ್ಡರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ 
ದುರಸ್ತಿ 


4.80 


0.00 


0.00 


0.00 


148 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಜಾದ್‌ ನಗರ - 
ಹಂಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಲುವೆಗೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


4.80 


0.00 


0.00 


0.00 


149 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ - 
ಮರಳಯ್ಯನಕೊಪ್ಪಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಡೊಡ್ಜೆಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4.50 


0.00 


0.00 


0.00 


150 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಚಬಾಯನಹಳ್ಳಿ ಹಳೆ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


4.50 


0.00 


0.00 


0.00 


151 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಹಳ” 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಕಾಲುವೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 


4.80 


0.00 


0.00 


0.00 


152 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆರೆಯೂರು ಪವಾಡ ಬಸಪ್ಪನ 
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


4.50 


0.00 


0.00 


0.00 
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4 
! 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಪಿಂದನಹಳ್ಳಿ | | | \ 
153 ಸಮದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ ಸದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 4.80 » 0.00 ೧.00 0.00 j 
ದುರಸ್ತಿ. | 
್ಟ “f 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಹೊಸೂರು | \ . | 
154 1ಮುದಿಂದ ಹಿಂಡಗೂಡ್ಲು ಗೃಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 4.00 0.00 0.00 0.00 \ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 1 ; 
ಸು b 5 
| \ ‘| 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂತು ಅಬ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ 4 N H 
ಬ ಅಕ್ಷೃಣತೀರ್ಥ ನದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 4.80 0.00 ?-0೦. 0.00 | 
ನ | | I 
r 7 
i 
166] 4.00 0.00 0.00 0.00 
| 
f gM } f 
{ ; 
} f 
157 4.50 0.00 0.00 0.00 
] | } 1 
le p TT 7 
ಶಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರಿಜ್ಞಾಜಿ ಗ್ರಾಮದ | j 
158 ಮುದಾಯದ ಜೆಲುವಯ್ಯ ಜಮೀನಿಗೆ 4,50 0.00 0.00 0:00 2 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ - K 
ki § 1 
A gp 7 p 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದಾಪುರ ರಸ್ಥೆಯಿಂದ : | i ; 
ಸತ ಕೆಂಚನಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.50 0.00 a 0.00 § ; 
/_. _ i j 1 
¥ 7 7 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಲಾಂಬೂರು ಎಸ್‌ ಸಿ | i 1 
ರವರ | i » 
| | ' 
160 ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 5.00 p 0.00 : 8 0.00 | | 
ಕಾಮಗಾರಿ k y 
4 4 | 
ವ ಇಗ | ja 7 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌರಿಪುರ ಎಸ್‌ ಸಿ i | is | 
1 
ಜಮೀನಿವಿಂದ | K 
161 ಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 4,50 p 0.00 k Hid 0:00 ; , 
ಕಾಮಗಾರಿ | 1 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌ ಪಿ R | 2 
162 ಕಾಲೋನೊಯಿಂದ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 5.00 0.00 ; 10.00 0:00 p 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ H . | 
ು ್ತ | INS 
7 3 ಇ 7 : 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು - ಕೆ.ಆರ್‌ . | I 
163 ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಾವಡಗೆರೆ ಎಸ್‌ ಸ 4.80 j 0.00 0.00 0,0೦ ; 
> ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ H | 
§ a § 
| 1 
164 4,50 0.00 0,00 0.00 
f 
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165 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಬ್ಬನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ" 
" ಹೊಸ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


5.00 


0.00 


0.00 


0.00 


166 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂಜಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಬಳಗಾರ 


ಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


- 4.80 


0.00 


0.00 


0.00 


167 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಯಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ 
ಹೊಸೂರು ಎಸ್‌ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ 
ಉಯಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


4.80 


0.00 


0,00 


0.00 


168 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಗಮಾರನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ 
ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


5.00 


0.00 


0.00 


0.00 


169 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಗ್ಗಂದೂರು 
ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೋಟಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಡೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4,00 


0,00 


0.00 


0,00 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರಂಗೂರು ಮಠದ 
ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾದಲಳ್ಳಿ ಗಿರಿಜನ ಹಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಮೆಟಲಿಂಗ್‌) 


4.80 


0.00 


0.00 


0.00 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನೇರಳಕುಪ್ಪೆ ಎ - ಹಾಡಿ 
ಯಿಂದ ಕೆ.ಬಿ ಹಬ್ಬನಕುಪ್ಪೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


"4.80 


0.00 


0.00 


0.00 


172 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಯ್ಯನಕೆರೆ ಹಾಡಿ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


4.80 


0.00 


0,00 


0.00 


173 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭರತವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆರೆ ಹಾಡಿಗೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4.80 


0.00 


0.00 


0.00 


174 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರನತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾವುದ ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆರೆ 
ಹಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4.80 


0.00 


0.00 


0.00 


175 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಮ್ಮಡನಹಳ್ಳಿ 
ನೆರಸನಾಯೆಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ 
ಸಿದ್ದರಾಜನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4,60 


0.00 


0.00 


0.00 
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ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಲಗೆರೆ 


ಲಪಾಯಕ ರವರ 


i 
H 
| 
; i 
176 ನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 4.50 0.00 p00 0.00 
ಆಭಿವೃಗ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ / y 
Ke - | 
TT ] } ! 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಕುಣಿಕೆ ಜವರಗಾಯಕ | | 
ದ ಸರ st 
177 ನಿ೦ದ ಜಯರಾಮನಾಯಕ ರವರ ; 4.60 0.00 1.00 0.00 p 
ದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ | l 
ಲ i 1 
p F 1 | 
ಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರವೆ ಗ್ರಾಮ ಚಿಕ್ಕಕೆರೆ i i 
478 ೦ದ ಪಾಕಣಾಯಕ ರವ ಜಮೀನಿಗೆ 4.50 0.00 9.00 0.00 ! 
ಸ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಣಿಮಗಾರಿ } ' 
y | | 
al nl - TT; 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾವಡಗೆೆ -ಮುಳ್ಳೊರು ; 
179 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವರಾಜನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ 4.80 0.00 0.00 0.00 } 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ { 
k ಸ್ತ ಸ್ಸ { ; 
§ H i 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭರತವಾಡಿ - H 
ದೊಡ್ಡಹೆಜ್ಞೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಯಿಲಿದ p {. 
180 ತೆರೆಹಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 4.80 | 0.00 0.00 0,00 t 
ಹಿ K 4 t 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ j 
pl ಸ | 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಮ್ಮಿಗೆ -ಹನಗೋಡು k 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೀರನಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಹಾಡಿ § E } : 
191 ಮುಖಾಂತರ ಬಿರಿಜನ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ 4.50 ೪ 0.00 00 0.00 | 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ‘ '; j 
fh ಥು | H 
BY i l 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಬರೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ! i 
182 ನಾಯಕರ ಜೀದಿಯಿಂದ ಹುಚ್ಚ್ಛಯ್ಯನಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಗೆ 4.60 0.00 0.00 0.00 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ | | 
5 ಹಸ್ತಿ | t 
ಬಿ ms 
| ) 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌರಿಪುರ y | 
ೂ 4 
183 ಜಫಿ 4.50 0.00 0.00 0.00 
ಧರ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷೈದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 
ಈ J H A 
} 
1 
‘ 
184 4.60 0.00 0.00 0.00 
ನಟ್ಟ ಹಾಡಿಗೆ | j _ | 
185 4.50 0.00 0.00 0:00 
cl _ ್ಕ. K 
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186 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಳಯ್ಯನ ಕೊಪ್ಪಲು 
ಮುದ ಶೇಖರನಾಯಕ ರವರ "ಜಮೀನಿನಿಂದ 
ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ನವರೆಗೆ 


ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
k #2 [) 


4,80 


0,00 


0.00 


0.00 


187 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭರತಮಾಡಿಯಿಂದ 
ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗಿರಿಜನ ಹಾಡಿ ಮುಖಾಂತರ 
ಸುಳಿಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4.50 


0.00 


0.00 


0.00 


188 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನೌೇರಳಕುಪ್ಲೆ "ಬಿ" 
ಹಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನ್ಯೆಜ್‌ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


5.00 


0.00 


0.00 


0.00 


189 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾವಡಗೆರೆ -ಪಟ್ಟದಮ್ಮ 
ದೇಣಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಸಪ್ಪನನಾಯಕ ರವರ 
ಜಮೀನು ಮುಖಾಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4,50 


0,00 


0.00 


0:00 


190 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಳಿಕೆರೆ ನಾಯಕರ 
ಬೀದಿಯಿಂದ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಮೂಲಕ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4.80 


0.00 


0.00 


0.00 


191 


ಹುಣಸೂರು ಶಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರನತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನನಾಯಕ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ 
ಕೆರೆಯ ಪರೆಗೆ.ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4.50 


0,00 


0.00 


0.00 


192 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ ಎ೦ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಮಂಗಳೂರು ಮಾಳದ ಡೋಂಗ್ಲಿ ಜನಾಂಗದ 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


3.00 


0.00 


0.00 


0.00 


193 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಗಳೂರು ಮಾಳದ 
ಡೋಂಗ್ರಿ - ಜನಾಂಗದ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ 
ನಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


3.80 


0.00 


0.00 


0.00 


194]. 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಳಯ್ಯನಕೊಪ್ಪಲು 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಾಯಕರವರ 
ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿನಾಯಕ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


3.80 


0.00 


0.00 


0.00 


500.00 


0.00 


0.00 


0.00 
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\ 
K . 
j | | 
. \ 7 
i 
199 18.00 18.00 18.00 
l y 
|. i i 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ. | i 
ರಸ್ತೆಯಿ: i | ' 
200 IN ; 25.00: 25.00 25.00 : 
ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ" | i ಸ 
[- | 
| p | \ fl 
K | 1 
ಹೆಜ್‌.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುರದಕೆಟ್ಟೆಯಿಂದ H - ; 
ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ M K , 
20% ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಷ್‌ಕಲ್ಲರ್ಟ್‌ಗಳ 1 ಮೋರಿ 20.00 f 20.00 0.00 1 
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭೀವೃದ್ಧಿ py | i : 
K $1 | Al: 
ಹೆಜ್‌.ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಆರ್‌.ಪುರ | | | 
ಗಮದಿಂದ ಈರನೆಹಾಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಹಳೆ ಬಿ. ; ವ j 
2 ಎಂ. ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 10.00 “| 10.00 10.00 | . 
ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ | | : 
4 1 3 
Wl 1 - 
ಹೆಜ್‌.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೆ 'ಬಿ.ಎಂ | f | 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಜ್ಚೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ | I 
203 ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರ್‌ ರಸ್ತೆ 10.00 10.00 10.00 ‘ i 
ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ | 
+ 
ol. [ 1 
ಲ್ಹೂಕು ಗುಂಡ್ರೆ ಗಮುದಿಂದ p 1 i 
204 ಕೈ ಹೋಗುವ ರಸ, ಪೇನ 30.00 30.00 30.00 : 
lk | 
7 % 
{ 
: y 
205 5.00 0,00 1.00 
್ತೆ 
} 
206 8.00 8.00 3:00 
| (; 
ದ | 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಜ್ಯಪ್ಪಗಹುಂಡಿಯಿಂದ | 
207 ಬಸಾಮುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಡಾಂಬರ್‌ 50.00 ಸ 32.26 | 
— 7] 7 
} | 
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ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಲಾಪುರ 


208 ಗಮದಿಂದ ಹೆಬ್ಬಲಗುಪ್ಪೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 5.00 5.00 5.00 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಸೂರು - ಈ 
ಬೋಗಾದಿ ಗದ್ದಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟೆಹುಂಡಿ 
209 ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಖೈಪ್‌ ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ ಪುನರ್‌ 7.00 A A 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಪಾಪುರದಿಂದ' 
ದೇವಲೌಪುರಹುಂಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಗ್ಗನೂರು 
20 ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 A ೨.0 
(ಮೆಟಿಲಿಂಗ್‌) 
ಹೆಜ್‌.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಕಂಚಮಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಹತ್ನಾಳಿಗೆ ಹೋಗುವ 
21 ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರ್‌ ರಸ್ತೆ ಪುನರ್‌ 7.00 4.00 100 
' ನಿರ್ಮಾಣ 
ಒಟ್ಟು. 200.00 177.26 177.26 
ಪಿರಿಯವಟ್ಟಿಣ ತಸಿಲೂಕು 
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟೆಕ್ಕನೇರಳೆ ಸಂತೆಮಾಳದಿಂದ 'ದೊಡ್ಡನೇದಳೆ 
212 [ಮಾರ್ಗ ನಿಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರವಳಿ 0.0೧ ಯಿಂದ 5.50 120.00 0.00 0.00 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) 
| ಪಿಲಿಯಾಪಟ್ಟಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತೂರು ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
213 [ತಿಮಕಾಮರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ ೧.೧೧ ಯಿಂದ 2.75 $0.00 0.00 0.00 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) 
ಓಬ್ಬ ಪಿರಿಯವಟ್ಟಿಣಿ ತಾಲೂಕು 200.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕು 0.00 0.00 
[ಹುಣಸೂರು-ಹೊಸರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ರಾಂವಟ್ಟಿಣ ಸೇತುವೆಯ ಕೂಡು y 
214| ಸ್ಟೆ ಹಾನಿ ದುಗ K K 499. 0.00 0.00 
[ಹಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೈಸೂರು ಅಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಗೌಡನದಹಳ್ಳಿಗೆ 
£1 [ಹೋಗುವ ರನ್ತೆ ದುಡಿ _ 200 0.00 0.00 
[ಹಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಬರಹಳ್ಳಿಗೆ 
216 ಹೋಗುವ ರಕ್ಷೆ ಡದ್ರ ೫ 2 0.00 0.00 
217 |ದೊಡ್ಡಬೀಚನೆಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಮರಸ್ತಿ 200 0.00 0.00 
218 [ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಈರನಯೊಸಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ರನ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 200 0.00 0.00 
[ಶಂಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂಬ ಕೆರೆಯ ಮುಖಾಂತರ ರೈಶರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
21 ಹೋಗುವ ರಕ್ಷೆ ದ್ರಿ 200 0.00 0.00 
! 'ವಡೇರಹೊನಹ್‌ಳ್ಳಿಯಿಂದ 'ಅಶ್ವತ್ಥಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸೋಮಾಚಾರಿ ಮಸೆಯ 
220 | ಮುಖಾಂತರ ತೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರನ್ಷೆ ಮರಸ್ತಿ 3%, 0.00 0.00 
221 [ಗಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಳ್ಳಿಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರನ್ತೆ ದುರ 200 0.00 0,00 
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N 


ಬಳಿಕಿರೆ ನಾಯಕರ ಬೀದಿಯಿಂದ ರೈಶರ ಜಮೀಸಿನ ಮೂಲಕ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ AT ಮ l 
222 [ಹೋಗುವ ರನ್ಷೆ ಮಂಸ್ತಿ 5 0.00 _ 0.00 
[ದಲ್ಲಾಳು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕುಂಬಾರರಗುಂಡಿ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಸ ನ 1 H 
223 [ಟಮೀನಿಗಳಿನೆ ಹೋಗುವ ರಣ್ಣಿ ಮರಸ್ತಿ ಹ 0.00 | 0.00 j 
[ಮಲ್ಲಿನಾಥಮರದಿಂದ ರೈಶರ ಜಮೀನಿನ ಮೂಲಕ ಅದಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ" fp ll 
224 ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 2 0.00 | 
'ಎಳಿತರ ಕರ್‌.ನಗರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಮ್ಮಸೊಪ್ಪಲು ಬೃಮಕ್ಸೆ ಹೋಗುವ ಗ I 
225 ಸೆ ಯರಸ್ತಿ 300 0.00 | 
226 [ಬೋಳನಹಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂಬ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ { 20% 0.00 | 
227 [ಯೊಸರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸ್ಥರಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಭಿವೃದ್ಧಿ 200 0.00 | 
i 
[ಟೋಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದೀದ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಮೂಲಕ ನದಿಗೆ 0 | 
228 [ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮರಗ್ತಿ KK 0.00 p 
229 [ಹುನೇನುಪುರದಿಂದ ಪಂ್‌ಹೌಸ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ gi pM 0.00 [0.00 | 
230 [ಪಾರೋಜಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಳೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುಂಸ್ತಿ 20 0.00 R (0.00 j 
ಬಾ T= 
231 ಗೆರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರೈಹರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 200 0.00 0.00 t 
'ನೂಮ್ಲೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ, ಹೋಗುವ ಧ್ಯ | l 
232 ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧ 2 0.00 0.00 | 
|. ನ ಪಡ್ಡರಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಳ್ಳದಾಲ್ಲಹಳ್ಳಿನ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ | ಸಾ Er H ) 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ k 0 0 00 | 
234 [ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೂಚಹಳ್ಳಿಗೆ ಯೋಗುವ ರನ್ನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 200 0.00 10.00 { 
[ಹಳೇಬೀಯ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ Ea H K 
235 ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ Kj 0.00 0:00 
| 236 [ಹುಲ್ಲೇನಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಂದನಜಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ನೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ¥ 24 0.00 0.00 
¢ 7 
237 ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೈಜರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 200 0.00 (0.00 
—— 1 
238 ಚಿಕ್ಕಾಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯಣ್ಣಿ 20 0.00 0.00 
Sc a ಚಿಕ್ಕಾಡಸೇದಳ್ಳಿ ಗಿಮದಿಂದ ದೊಡ್ಡಕಾಡನಹುಳ್ಳಿ ಗ್ರಿಮಕ್ಳಿ ಜೋಗುವ ರಸ್ತೆ 3 H 
239 oem 3 0.00 0.00 i 
240 ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸೀಗಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರನ್ನೆ ಆಬಿವೃದ್ಧಿ K § 20 0.00 10.00 ; 
'ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕುಳ್ಳೀಗೌಡರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನ | K 
24 ಅಭಿವದ್ಧಿ 2 0.00 0.00 
ಕಣಾಗಾಲು ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಳಗನೆಹಳ್ಳಿ ಸ | y 
ಸ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರ ನ 0.00 0-00 | 
243 ಕಣಣಿಲಮ್ಮರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಮಳೆ ಜಾನಿ ಯರಸ್ತಿ “J? N Ee 0.00 H 10.00 H 
7 [ 
ಕಣಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ಕ ಮಾಳದ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಯಾನದು sr j l 
44 [ಮಾರ್ಗ ಬೊರೆಹೊಸಳ್ಳಿ ರನ್ನಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಳ ಹಾನಿ ದುರ 7 0.00 10.00 ? 
ವಿ } i 
” { 
ಕಣಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಹಕ್ಕ ಮಾಳದ ಡಾಂಬರು ರನ್ಷೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ 1 
[ಮಾರ್ಗ ಬೊರೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ದಗೆ ಸೇರುವ. ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ರಾಮೇಗೌಡರ id | 4 
245 [ಪಟಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುಂಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಳೆ ನೀರು 0.00 10.00 ; 
[ಮುಸಗಳಿಗೆ ಸುಗ್ಗದಿರಲು ಮೋರಿಯ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ | 
l=, y 
[ನೇಗತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಳೆ ರ; H 
246 [ಜಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ರ 0.00 9.00 p 
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[ಹಿಂಡಗೂದ್ಗು ಅರಳಿ ಮರದ ಬೀದಿಯಿಂದ ಹಳೇಯೂರು 


2 [ಕಿವರಾಜೇಗೌಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರನ್ನೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ಯರ್ರಿ 4 0.00 0.00 
248 [ಬಾಸನಮರ ಲೋಕೇಶ್‌ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊನಕೆರೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 200 0.00 0.00 
'ದಾಸನಯರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನದಿಗೆ ಹೋಃ ರಸ್ತೆ ಮಳೆ ಸಿ 
249 ದ ಸ್‌ ನ 209 0.00 0.00 
250 [ಮಾದಹಳ್ಲಿಯಿಂದ ಕಲ್ಲೂರವ್ರನಬೆಟ್ಟಿ ಮಳೆ ಹಾನಿ ಮುರ್ತಿ 300 0.00 0.00 
|ನೇದತ್ತೂರ: ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳವಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಾನಲ್‌ 
251 [ವರಿಯವರೆಗೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ 20 0.00 0.00 
252 |ವಡ್ತಂಬಾಳು ಮಧ್ಯ ಊರಿನಿಂದ ನದಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ಮುಂಗ್ರಿ 200 0.00 0.00 
[ಕೋದಾನಹೊಸದಹಳ್ಳಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ನದಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
253 [ಮಳೆ ಹಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ 100 0.00 0.00 
ಕರಾಗಾಲು 'ಹೆಕ್ಕೆಮಾಳದಿಂದ ಮಃದೇಶ್ಲರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರನ್ತೆ ಮಳೆ 
284 [ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾ 300 0,00 - 0.00 
[ದೊಡ್ಡಹೆಜ್ಞೂರು ಕೆರೆ ಕೋಡಿಯಿಂದ ವಿಜಯಗಿರಿ ಹಾಡಿ ರನ್ತೆ ಮಳೆ N 
256 [ಹಾನಿ ಮುಂಸ್ತಿ 400 0,00 0.00 
ಹಿಂಡ? ಕುಮಾರ್‌ ಮನೆ: ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ 
256 ರ ರ }0 0.00 0.00 
[ಕೂಡ್ಲೂರು ಎಸ್‌.ಹಿ.ಬೀದಿಯ ಕೋಡಿಯ ರಸ್ತೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ 
257 asooxt:o) - 200 0.00 0.00 
[ಹೆಬ್ಬಳ್ಳ ॥ನೆ: ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಮಲ್ಲರೆಟ್ಟಿರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ py 
258]. ಸ್ತ ಮಳ ಹಾನಿ ದುಡಿ 0 0.00 0.00 
[ಹೆಬ್ಬಳ್ಳ ೨ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಕೆಗೌಡರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಳೆ 
259 [ಪಾನಿ ಹರ್ತಿ 20 0.00 0.00 
ಈ [ಹೆಬ್ಬಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಲಾಯರ್‌ ತಿಮ್ಮವ್ರನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಳೆ 
260 ದ 29 0.00 0.00 _ 
ಬೆಕ್ಕಲೆಡ್‌ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಳೆ ಹಾನಿ ಸ 
261 Bi ಸಾರು 20 0.00 0.00 
[ಬೆಕ್ಕಲೆಡ್‌ ಹೆರೀಕ್‌ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ವೀರಪ್ಪೆ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 3 
262 [ಮಳೆ ಹಾಸಿ ದುಂ್ತಿ 0; 0.00 0.00 
|[ಬೀರತಮ್ಮವರಳ್ಳಿ 'ಚನ್ನನಾಯಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಳೆ 
263 RGSS 20 0.00 0.00 
'ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಸಿದ್ದರಾಜುರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಾನಕ್ಕೆ ೫ & 
264 [ಹೋಗುವ ದೆ ಮಳೆಡಾನಿ ಮಸಿ 20) 0.00 0.00 
[ಕ್ಕಬೀಟನಃಹಳ್ಳಿ ಕಾಳೇಗೌಡರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡಸಿದ್ದನಕಟ್ಟಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ 5 
265 NSIS 00 0.00 0.00 
266 [ಡೂಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಥರಾನದ ತಡೆಗೋಡೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ 200 0.00 0.00 
267 [ಕೊಡ್ಡೂರು ಅಮ್ರೋಟ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳೇ ಸ್ಥರಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರನ್ನೆ 200 0.00 0.00 
268 ಕೂಡ್ಡೂರು ಹರಳಲ್ಪರೆ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಬೋರೇಗೌಡರ ಜಮೀನಿನ ರಸ್ತೆ 200 0.00 0.00 
ಹೆಗ್ಗಂದೂರು ಬೆಟೆಗೌಡರ ಮನೆ ಕಾಮಗೌಡನಹರಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
269 RG ಔಜ ನ 20 0.00 0.00 
[ಹೆಗ್ಗಂದೂರು ಹನಗೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಮಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ 
20 [ಮಳೆಯಾನಿ ಮರ್ಸಿ 200 0.00 0.00 
27 [ನೇರೆಳಕುವ ಯಿಂದ ಬಿಲ್ಲೇನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಾನಿ ದುರಸ್ತಿ 600 0.00 0.00 
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[ವಿಭ್ಲೇನಹಯೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಬ್ಯ ರನ್ನೆಯಿಂದ ಕೇಜಿ. ಹಬ್ಬನನುಪ್ಪೆ ರನ 


24 [ಮಳೆಹಾನಿ ದುರ A - 0.00 
[ಬಿಲ್ಲೇನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷನೆಮರ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಸಿ 
213 [ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ [nd 0,00 | 
'ಬಿಲ್ಲೇನಹೊಸಹಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಯಿಂದ ಬಿಲ್ಲೇನಹೊಸಹಳ್ಳಿ H 
214 ರದ ನಾನೇ 200 0.00 | 
ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ರನ್ಷೆ ಮಳೆಹಾನಿ ಮಸ್ತಿ } 
[ಶಿಛ್ಲೇನಹೊನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೇದರ ಲೀದಿಯ ಶಂಕರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ pA | 
275 [ಅನಿಲ್‌ ಮನೆಯ ರನ್ಷ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ¥ 0.00 ; 
ಕರ್ಣಕುವ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಸ್ಪಪ್ರಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್‌. 'ವಿ. ರಸ್ತೆಗೆ i t 
276 [ಸೇರುವ ಆಸ್ತೆಯ ಮಳೆಯಾನಿ ಮಂಸ್ರಿ ೫ 0,00 K 
5ರ್ಣಕುವ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೇಟ್‌ನ ಕು.ಹೆಟ್‌.ಯು. ಕಟ್ಟಿಡದ ಳ್‌ k 
277 [ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಮಾಳ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಜಾಲೋನಿಗೆ 200 ; 0.00 10.00 , 
[ಹೋಗುವ ರನ್ನೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ | ¢ 
ಕಡೆಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೀರತಮ್ಮವಜಳ್ಲಿ ಗೆ ಹೋಗುವೆ ರೆಸ್ತೆಯ p pe 1 | 1 
278 [ಮಳಿಹಾನಿ ಮಸ್ತಿ ಸಿ 0.00 ' 0.00 
ಮುದುಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಳೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ 'ಮಕೆಯಾನಿ | yy f \ 
279 [ಯರ gf; 0.00 0.00 
[ದುರಸ್ತಿ j 
280 ಕಷ್ಪನಕಟ್ಟಿಹಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಠೆಹಾನಿ ದುಂಗ್ತಿ 20% | 0.00 {0.00 
ರಂಗೂರು ನಿಂದ ಹರಲಹಳ್ಳೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ಪಯಿಂದ ಮಾದಣಳ್ಳಿ | IN | H 
281 ಗಿರಿಜನ ಹಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ _ | 0.0 10.00 
[ವಿಚಯಗಿರಿಡಾಡಿ ರನ್ಟೆಯಿಂದ ಶಂಕರಾಮರದ ಹಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ | i } j 
282 [ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ 0.00 0.00 f 
283 [ಭರಶವಾಡಿಯಿಂದ ವಿಜಯಗಿರಿಹಾಡಿ ದಸ್ತೆ ಮಳೇಕಾನಿ ಯರ್ತಿ pl 400 00 10.00 
284 [ಸರತನಾಸಿಯಿಂದ ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ 200 00 i6.00 
ಕ.ಎಂವಾಗಿ ಕೊಲ್ಪಲಿನಿಂದ ಆಕ್ಷಣ ತೀರ್ಧ ನದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರೆ | ಎ | 
285 ಅಭಿವೃದ್ಧ 2 0.00 0.00 : 
[ಹುಲ್ಯಾಳುವಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡೇಕೊಪ್ರಲು ಮುಖ್ಯ pe ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡು H ™ 
286 ಅಭವ್ಯದ್ಧ ಳು 0.00 0.00 i 
287 [ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಗುವ ರಕ್ಷೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ f ES 1000 0.00 2 
288 ಕ.ಎಂ.ವಾಡಿ' ಕಾವಲುಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 4% 200 0.00 10.00 ' 
289 [ಮರೂರಿನಿಂದ ಕೆರೆಗಾಲಕೊಪ್ಪಲು ಜೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 7] 200 5 0.00 (0 00 7 
f [ಮೈಲಾಂಬೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಮಾರಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ರನ | Ka H FST | 
ky 'ಅಬವ್ಧಿ | 3 0.00 : 10.00 
ಸ [ಹೊಡಕಿಕಟ್ಟಿ ಕಾವಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಂಡೆಕಿರೆ ಹೋಗುವ ರಕ್ಷೆ ಕ EE 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2 0.00 ; 0,00 | 
'ದೊಡ್ಡೇಕೊಪ್ಪಲು ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಕೈಷ್ಞಾಮುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ pon fp i 
292 ದ ಹ * 300 “0.00 i 0.00 
[4 3 L 
fp, F 
[ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಪಿಮ್ಮಕ್ಕಾಮರ ರಾಜೇಗಾಡರ I ‘ 
433 [ಮನೆಯಿಂದ ರಂಗಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ರ 0.00 : 0-00 
'ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಳೇಗೌಡರ ಲೋಕಗ್‌ರವರ ಮನೆಯಿಂದ Wu K H 
294 [ಹಬ್ಬವಕುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೆಟಿಲೆಂಗ್‌ 300 0.00 10.00 
[ಕಾಮಗಾರಿ 
ks H | 
|ಕರಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸಂಜೀನನಗರ "ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎ H H 
295 [ರೀಫ್‌ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಇ 0.00 0.00 | 
ಸಂಗ್ರಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರೋನಿಯಿಂದ ಜಮೀನಿಗೆ K 1 ll 
246 [ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 3 0.00 0.00 p 
ಲ ಮ —. 4 
| 
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ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಗ್‌ಡನಹಳಿ 498 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ £ 
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೫ He TERS 

EST 
ಫ"ಹುಣಿಸಗ್ಗಹಳಿಗಾಮದರ್ವ 


ಮ 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕು ಕೇತುಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ'ರಸ್ತ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ RE: 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇವಿನಹಳ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. 
ರಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪುರಾ ಲಾಉಳವಗರೆಗಮೇ 
ಸ 


ನಕಾಮಗಾಿಸ 


.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೂದಹಳ್ಳೆ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾಸೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪುರಾ 
ನ 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೇನಾಪತಿಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ . 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮೇಗೌಡಸಹಳ್ಳಿ 3 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋಳೇಗೇಡನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾಕ್ಷೀ22 


322 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಸಲೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


498 


323 


ತಿ.ನರಸಿೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಪನಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


497 


324 


ತಿ.ಸರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕು ಎಸ್‌.ದೊಡ್ಡಪುಲ 
ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಕಲ್ಮುಣಿ ಗ್ರಾಮಕೆ, ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4,96 


4.909 


325 


ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತಿನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕು ಚಿತ್ತತಲ್ಮುಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ | 


4.90 


326 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


492 


4.859 


327 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಯಂಬಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ಜಮಿೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4೨ 


4.919 


328 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕು ಎಸ್‌.ಕೆಬ್ಬೇಹುಂಡಿ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


329 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್‌.ಮೇಗಡಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


330 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆರಗ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತೀಯ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4.847 


{ 
| 4.847 


331 


"ಗಾಮದಲ್ಲಿ ಜಳ್ನೀಬಾಗಿಲ ಗ್ರಾಮಕಗಯೋಗುವ ರ 


ತಿನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಡುಕನಪುಂ ಹಾ 


[R1 


332 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂಸಲೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


333 


3ನರಸೇಪುರ ತಾಲೂ ವ್ಯಾಸರಾಐಪುಕ 
ಗ್ಯಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4.919 


4,919 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಗೈಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4.909 


4.909 


A SS 


335 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜು 
ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಟೈಲ್ಸ್‌ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


4.828 


4.828 


336 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ " 


ತಸರಸೇಪುರ ತಾಲೂಕು ಹಲವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ | 


4.862 


4.862 


337 


ಸರಪರ ಮಾನ ವಸಮಾಡವರ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


338 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಡನಕೂಪ್ಪಲು 
ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


4.919 


4.919 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜು 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ, ಶೌಚಾಲಯದ ಮುಖದುವರೆದ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


4.895 


4.895 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಲೇಬಾಗಿಲುಮೋಳೆ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
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ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ- 200.00 73.301 73.30% 
ಸಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಅಪೆ/111-501- . 
ಆರ್‌.ಆರ್‌.ಸಿ./2019 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ : 
18/12/2019 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಳು ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 4೨5 g 
34 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ i 4.88 4.88 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೀರಪ್ಪ ಒಡೆಯರಹುಂಡಿ 490 
342 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ i 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿದರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 450 
343 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ” 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಕೊಪಷ್ಪಲು 
344 |ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.90 4.847 4.847 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಲೇಬಾಗಿಲು 490 
345 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ - 4.837 3.837 
ತ3'ನರಸೇಪುರ ತಾಲೂಕ ಹೊರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ. PER 
346 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ” N 
ತಿ.ಸರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
34 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.90 4.806 4.806 
ತ3ನರಸ್‌ಪುರ ತಾಲೂಕು ತಾಳತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ pe 
348 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ - 4.837 4.837 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಣಗಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 4.380 
349 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಟಿಗಯ್ಯನಕೊಪ್ಟಲು 490 | 
350 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4: 4.824 4.324 
1ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 450 
351 ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, § 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 4.70 
352 ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ - 4.632 4.632 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಸುವಿನಕೊಪ್ಪಲು 
368 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 50 4.428 4 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ದನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 4.95 
354 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ : 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳುಕನಹುಂಡಿ 490 
355 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ " ಸಿ26, ಸ 
ತಿ.ಸರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಕೆಬ್ಬೇಹುಂಡಿ 
356 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4 ಮ 4428 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀಗೋಡಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 495 
357 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದಿ ಕಾಮಗಾರಿ : 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
358 ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.80 4711 4711 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 4.90 
359 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ " 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಳಿಮಲ್ಲನಹುಂಡಿ 4.65 
360 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ; 2 3341 
pre ನನನ 
361 . |3.ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕು ಹೊಸನರೀಪುರ 4.50 PN NN 


_ |ಗಕಿಮದಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
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ಸ 


362 


8. ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಚಾರಯ್ಯನಹುಂಡಿ 


ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


5.00 


4.923 


363 


ತಿ.ನರಸಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಳಿಹುಂಡಿ ಗಿಮದಿಂದ 
ತಗೃಬೀಪುರ ಗ್ರಾಮಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


5,00 


p 
$4923 
f 


364 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕು ಕಾಳಬಸವನಹುಂಡಿ 
ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನ ಕೆರೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


5.00 


4.904 


365 


3.ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕು ಮರಡೀಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ಮರುಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


5.00 


4.939 


366 


ತಿ ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕು ಕುಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ 
ನಾಯಕರ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮಾಃವಮಂತ್ರಿ 
ಚಾನಲ್‌ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 


5.00 


4.933 


367 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕು ಟಿ.ಬಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆಲಸ್ತಿಕಟ್ಟೆವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


4,921 


368 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಸೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ಕನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ. ಅಬಿವೃದ್ದಿ 


4.932 


369 


ತಿ.ಸರಸಿೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಲಸಾಡು ಗ್ರಾಮದ 
ಲಿಂಗಾಯಿತರ ಬೀದಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


4.803 


370 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಡಲಹುಂಡಿ 
ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


4.942 


371 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡಯಾಂದಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸ್ವಜಲದಾರೆವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


4.935 


" 372 


ತಿ.ಸರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಬಾಳನಹುಂಡಿ 
ಗಾಮದಿಂದ ಬಿ.ಜಿ ಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


4.923 


373 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಲಹಾಡು ಗ್ರಾಮದ 
ಮುಖ್ಯರಸ್ಪಯಿಂದ ಕೀರ್ತಿನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 
ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


5.00 


4.809 


374 


ತಿ.ಸರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


5.00 


4.942 


375 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಳೆಬಸವನಹುಂಡಿ 
ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


5.00 


4.941 


376 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಳೆಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ನೊಸಕಟ್ಟೆವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ೮ಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ದಿ 


5.00 


377 


ತಿ.ಸರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಂದಹಳ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ಮರಡೀಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


5.00 


4.932 


378 


ತಿ ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ'ರಸ್ತೆ 
ಅಬಿವೃದ್ಧಿ 


5.00 


4934, 
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ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಲಸೋಗೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 


379 ತೊಟ್ಟಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕೆ, ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ೨0 436 ಸ 
ತಿ.ನರಸಿೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 5 00 5 
380 ಕಗೃಲೀಪುರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕ ಹೋಗುವ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 4 434 4 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಮೇಗಡಹಳಿ 
381 ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಸೀದಿವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ. 5.00 4931 4931 
ಅಭಿವೃದ್ಧ 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ- 200.00 158.88 158.88 
ಮಳೆ ಹಾನಿ ಅನುದಾನದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ-- 400.00 23218 232.18 
1507.19 | 1507.19 


2775.00 
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ಅನುಬಂಧ-2 
ಆ R y i ; 
೨ FS ವಾ ನ } ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ; § 
ಕ್ರಸಂ. ಲೆಕ್ಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (ಡೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ ವೆಚ ಷರಾ 
i 2 § 3 | 4 3 ೪ 
2018-19ನೇ ಸಾ a] § | 
ನಬುರ್ಡ್‌ ಯೋಜನೆಗಳು. ' | 3 
ಸ J 
ಚಾಮುಂಡೇಶ್ತರಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸ್ನೇತ್ರ (ಯಾಮಾನ್ಯ) ರ್‌ ಮ } 
ಮೈಸೂರು ತಾ॥ಮುಳ್ಳೂರು ತಿ್ಬಯ್ಯನಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಳ್ಳೂರಿಗೆ ಸೇರುವ ಶಸ್ತೆ ಬದಲಿಗೆ (ಮೂಗನಹಥು a ಗ್ರಾಮದ K 
I! | 3054-80-1906-1-03- [pone Bಾ 3.00 298010 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ತುಂಗಳ್ಳಿ ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವೀರಭದ್ರನ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಕ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಬದಲಿ ಕಾಮ; ಗಾರ) : 
172 ಸಎ೦.ಜಿ 
ಮೈಸೂರು ತಾ॥ಮುಳ್ಳೂರು ತಿಬ್ಬಯ್ಯನಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಳ್ಳೂರಿಗೆ ಸೇರುವರೆಸ್ಸೆ ಬದಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳೂರು] -ಶಿಬ್ಬಯ್ಯನಹುಂಡಿ ; _ 
2 pe A ಲ ಗ § ‘ | 2.00 198667 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಳ್ಳೂರಿಗೆ ತೀರುವೆ ರಸ್ತೆ ಸ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಮಗರ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) f 
| ್‌ | ು 
ಮೈಸೂರು ತಾ॥ಗೋಪಾಲಪುರ ಬೀರಿಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಣಗಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ ೬ ಬದಲಿಗೆ (ಮೈಸೂರು' ಸ 
3 -ಯಥಾ- ತಾ: ಮುಳ್ಳೊರು ತಿಬ್ಬಯ್ಯನಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವೇಗೆೇಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಲಜೀವೇಣೌಡರ ಧನೆಯವ ರೆಗೆ ' ರಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ £ 1.96 193405 ಮುಗಿದಿಡೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ) ಸ 
ಸವ ಇ 1. _- 
: 
4 ಎರುದಾ ಮೈಸೂರು ತಾ। ಗುಜೇಗೌಡನಪಹುರ ನ ರಸೆಯಿಬದ ಅರಸನಕೆರೆ ಗೆ ಸೆ ಅಬಿವದಿ 4 ಇ 50 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂತಿಮ ಫಲು 
ತ -ಯಥಾ- ಮೈಸೂರು ತಾ॥ ಗುಜ್ಛೇಗೌಡನಪುರ ಎಂ.ಎಂ, ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅರಸಣಕೆರೆಗೆ ಹೋ ಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ; 35 0 ಸಲಿಕೆಯಾಗಿದು, ಹುವತಿಸಬೇಕು 
N ಫು ನೀ ಫೆ 
ಖೆ | 
ಸಿ ಖಿಹ ಮೈಸೂರು ತಾ॥ ಮಾರ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಬನಾಂಗದ ಸ್ಥಶಾನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ($CP) ಬದಲಿಗೆ ಮಾರ್ಬಳ್ಳಿ 1.50 147162 ಮಡ 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಕುಲೋನಿಯಿಂದ ಅಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ oe ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬಹಲ 5 ಕಾಮಗಾರಿ) 
2 ಕ 
ಮೈಸೂರು ತಾ॥ ಮದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೆಟ್ಟೆಟ್ಟರ ಮನೆಯಿಂದ ಲೇಟ್‌ ರಾಮನಾಯ್ಯರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸ ಮ್ತು ಚರಂಡಿ A Pe 
6 -ಯಥಾ- ನ 3 1.96 195423 ಮುಗಿದಿದೆ 
(TSP) wದಲಿಗೆ (ಟಿ ಕಾಟೂರು ಗ್ರಾಯುದ' ಪರಿಶಿ ತಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) y 
ನ ಗ i i ಹ 
7 -ಯಧಾ- ಧಿ ಸೇರುವ | 4.50 449748 | ಮುಗಿದಡೆ. 1 
4 ಯಥಾ pj 2.46 242138 | ಮುಗಿದಿದೆ 
9 —ಯೆಪಾ- ಟೆಲ್‌ ಪಕ್ಕ ರಸ್ತೆ 'ಅಭಿಪೃದ್ಧಿ | 3.00 295989 1 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಜಿ , | p 
§ ಥಿ ಮುಖಾಂತರ ಮೈಸೂರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ l 
10 -ಯಥಾ- - | 3.96 392015 
—— - } 
1 | 4.90 482027 | 
ಪ ಸ 7 2 
H 
$ 
H 
p 
[4 
U3 
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| ಮೈಸೂರು ತಾ: .ಒಟ್ಟು ರೂ 


- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಕ್ರಸಂ. ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (ಕೊಲ ಗಳಲ) ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
[ 2 3 4 5 9 
12 -ಯಥಾ- [ಮೈಸೂರು ತಾ। ಹಿನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (TSP) 1.00 99929 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಮೈಸೂರು ತಾ॥ ಹಿನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕಾದಂಬರಿರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕದಾಸಯ್ಯನ ಮನೆವರೆಗೆ 
13 -ಯಧಾ- ಬ 5 | 1.06 105240 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (SCP) IR 
14 -ಯಥಾ- [ಮೈಸೂರು ತೂ: ಹೊಸಕೋಟಿ ಯಾಚೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದೆ ಗುಂಗ್ರಾಲ್‌ ಛತ್ರ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 5.00 494566 ಮುಗಿದಿದೆ. 
OO ್‌ 
ಸ ತಾ! > ni ಸಿ Py ಪೆ B ತರರ ಮೀ 
15 _ಯಧಾ- ಮೈಸೂರು ಶಾ॥ ಗುಂಗ್ರಾಲ್‌ ಛತ್ರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡೆಸಿದ್ದೇಗೌಡರ ಮಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣೆಗಿಡ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ 196 194668 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
16 -ಯಥಾ- [ಮೈಸೂರು ಶಾ। ಟಿ.ಎನ್‌.ಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಬಸವನಗುಡಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2.50 241580 ಮುಗಿದಿದೆ. 
17 -ಯಥಾ- [ಮೈಸೂರು ಈಾ॥ ಅಲನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಾಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಭುಗತಗಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (8€P) "446 440176 ಮುಗಿದಿದೆ. 
18 -ಯಥಾ-  |ಮೈಸೂರು ಶಾ॥ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂಗಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 4.00 393172 ಮುಗಿದಿದೆ. 
19 -ಯಧಾ- [ಮೈಸೂರು ಠಾ॥ ಕೂಗಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲುನಿಂದ ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌. ಇಲವಾಲ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 2.96 292363 ಮುಗಿದಿದೆ. - 
| ಚಾಮುಂಡಿ ವಿ.ಸ.ಒಟ್ಟು ರೂ 55.68 5156878 
ವರುಣಾ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮೈಸೂರು ತಾ ಕೂಡನಹಳ್ಳಿ ಬೀರೇಗೌಡನಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಕೊಂಗರ ನಂಜಯ್ಯನಹುಂಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿಗೆ 
20 -ಯಥಾ-  |(ಕಡಕೊಳ-ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ-(ಕುಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಮಠ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸಹಳ್ಳಿಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಡಕೊಳ ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 5.00 497432 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ, - 
ಮೈಸೂರು ಠಾ। ದೇವಲಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರಶೆಟ್ಟಹೆಳ್ಳಿ ತುಕಡಿ ಮಾದಯ್ಯನಹುಂಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ K 
21 -ಯಥಾ- [ಬದಲಿಗೆ (ಮೈಸೂರು ತಾ: ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.212-ಕೆಕೆ.ರಸ್ತೆ (ಮೈಸೂರು-ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮರಸೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 1.96 177714 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 
ಮೈಸೂರು ಶಾ ಮುದ್ದೇಗೌಡನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೋಗಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಪ್ಪೆಗಾಲ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
22 -ಯಧಾ- |(80P) ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ-ಸಿದ್ದರಾಮನಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ-ಕುಪ್ಟೇಗಾಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 2.55 247556 ಮುಗಿದಿದೆ. 
(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 
ಸ ತಾ! ಸಿ ಸೆ 'ವಪನ p ಕನಾಯಕನ ಸ ಹೋಗುವ K 
23 _ಯಧಾ- ಮೈಸೂರು ಶಾ॥ ಎಂ.ಸಿ.ಹುಂಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಹದೇವಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ 447 439657 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ರಸ್ತ ಅಭಿವೃಣ್ಡಿ 
| ವರುಣಾ ವಿಸಒಟ್ಟು ರೂ 13.98 1362359 
69.66 6519237 
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ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ" 
(ರೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ). 


3 


I 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಪರ | 
i 


ನಂಜನಗೊಡು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಡಾಮಾನ್ಯ 


ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನ್ನದಗುಡಿಹುಂಡಿ ಯಿಂದ ವೀರೇನೌಡವಹುಂಹಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ [er ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ' 


24 -ಯಥಾ- 1.06 3.ಮೀ) [3 2.00 197133 ಮುಗಿದಿದೆ, 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಡತಲೆ-ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಎಂಪಿ.ಎಂಸಿ ಹಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ" | 
25 -ಯಧಾ- ಹೆಮ್ಮರಗಾಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ (ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ ಹತ್ತಿಣ ಕುಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧ (ಸ.0.00 2.749 252079 ಮುಗಿದಿದೆ H 
ಕ.ಮೀ.ನಿಂದ 1.20 8.ಮೀ) | 
Ky ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಪುರದಿಂದ ಅರಫೇಳಟ್ಟೆಗ ಜೋಗುವ "ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸ.0.00 [s ಮೀ.ನಿಂದ್‌ ೧.45 ] 
25 ಯಥಾ” | ನ್ರೀವರೆಗೆ) 1.836 181243 ಮುಗಿರಿದ | 
೭ 2 \ - 4 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಟ್ಟಿವಾಡಿ ಪಶು ಚಿಕಿಕ್ಬಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್‌ನಿಂದ ಹೆಗ್ಗವಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸೆ [ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರ 
27 -ಯಥಾ- 4 ix ಸ $ ಘ್‌ ಶಿ 0.920 89150 ಮುಗಿದಿದೆ 
(ಸ.0.00 ಕ.ಮೀ.ನಿಂದ 0.75 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) ‘ ” | 
ಮೊ ಪ 4 SS ERT EE pl 
ಭಾ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಡುವಿನೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಸನ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸ.0.00 Re: | 
2ರ ಯೌ | ಮೀನಿಂದ ೧50 ಕಮೀ) | \ 5.000 482026 ಗ | 
(a l 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ-ಹುಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನದಿ ಮಾಗವಾಗಿ ಹಚ್‌ ಸೊಂಗಳ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸ | TT 
29 ಸಯಧಾಾ fe 1418 | 133642 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸ.0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಂದ ೧೨1 8.ಮೀ) | 3 4 | 
ಮ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸಾಮರದಿಂದ ಹುಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ರಸೆಗೆ ಸೇರುವ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌. ಹತ್ತಿರ ಹದನಹಳ್ಳಿ 3 K 9 | 
30 -ಯಥಾ- r 5.000 483110 ಮುಗಿದಿಧ i 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸ.0.00 ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ 1.70 $.ಮೀಬರಿಗೆ) | 4 4 | 
ಬದಿ ಸ ಸ [| 
| ) 7 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರದಹಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದುಗ್ಗಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಗ್ಗಲೂರು ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌.ಹತ್ತಿರ 
31 -ಯಥಾ- 4 ರ ಗ i 1.418 132870 ಮುಗಿಧಿದ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಡಿ.ಆರ್‌.ಆರ್‌.ಪಿ.ನಂ.439) (೫.0.00 ಕ.ಮೀ.ನಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮಿಲ), ; % ; 
4 ] 
ನ £ ! 
§ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗ ತರಗನೆಹಳ್ಳಿ ಃ ; | 
32 -ಯಥಾ- K ly 1.833 173464 ಮುಗಿದ: | 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಡಿ. ಅರ್‌ ಆರ್‌. ಪಿ.ದಂ.462) (೫.0.00 & ೬.ನಿಂದ 1:83 $.ಮಿಲಿ > 2 ' 
‘ $4. NE . : _l 
3 ಸಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ದಮುಗ್ಗಹಳ್ಳಿ; ಗ್ರಾಮ ಘರಚಾಯಿತಿ "ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ಟಛಿಂದ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌. ಹಕ್ತಿರಿ ; ;ಕಾಂರ್ಯ "ರಸ್ತೆ! ್ನ i ಚ | 
33 ನಮಭ 0.920 83555 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಡಿ. ಕಡಲ್‌: ಪಿ.ಪಂ.480) (ಸ.0.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ್ಞ 1-20 ಕಿ.ಮೀ) | ; £ ೫ 4 
EN 1 £ . 
R ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಏಚಗುಂಡ್ದದಿಂದ ಕಸುಬಿನಹಳ್ಳಿ ವಾ 5 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ನಿವ ಕಣೆ (ಸ.0.00 ಈ H 
34 ಸಮಿಭಿಲಾ K A | 2.000 161166 ಮುಗಿದಿದೆ K 
ಕ.ಮೀ.ನಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) pS “1 j : H ಸ H 
K ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ನವಿಲೂರು-ಹೊಸಮಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಚಗುಂಡ್ಸ-ಬ್ಯಾಳಾರುಹುಂಡಿ ರಸ್ತಿಣೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ | 
35 -ಯಥಾ- % ಸ ¥ ಡ್ಧ 4.410 434128 ಮುಗಿಧಿಥ ; 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸ.0.00 ಕ.ಮೀ.ನಿಂದ 0.258.ಮೀ.ಪರೆಗೆ) Mu K p H 
ಸ ಈ ನರ 4 D R — | 
, ಮಾನ್ಯ ಒಟ್ಟು-| 29.504 2804668 | 
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- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಕ್ರಸಂ. ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಣು ತ್ತ ಈ ಎ 
ಕ್ರಸಂ. ಕೃ ಶೀರ್ಷಿ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
1 2 3 4 5 9 
(ಣು ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯ-ಕಾರೇಪುರ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌.ರಸ್ಲೆಯಿಂದ ಅರಳಕಟೆ ಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಚಿನ್ನಂಬಳ್ಳಿ A 
36 -ಯಿಥಾ- | ಮ 7 ಚ ಸ 2.000 195504 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಕಾರೇಮರ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸ.0.00 ಕ.ಮೀ. ನಿಂದ 1.07 ಕಿ.ಮಿ) | 
A p ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸುತ್ತೂರು ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.ರೆಸ್ಲೆಯಿಂದ ಬಿಳುಗಲಿ ಜಿ.ಮರಳ್ಳಿ- ; 
37 -ಯಥಾ- kg ನ ಪ ಸ * 3.500 250163 ಮುಗಿದಿದೆ 
K ಎಂ,ಡಿ.ಆರ್‌.ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಡಿ.ಆರ್‌.ಆರ್‌.ಪಿ.ನಂ.26) (ಸ.0.00 &.ಮೀ.ನಿಂದ 2.26 ಕಿ.ಮೀ) Z 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾದಯ್ಯನಹುಂಡಿಯಿಂದ ಹದಿನಾರೂ- ಮ ME 
38 -ಯಥಾ- M 4 2.920 283102 ಮುಗಿದಿದ 
ಆಲತ್ತೂರು ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌.ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ವಿ.ಆರ್‌.ನಂ.594) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ. : 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಲ್ಲರಾಜಯ್ಯನಹುಂಡಿ ಜಂಕ್ಸನ್‌ನಿಂದ | $ 
39 -ಯಥೌ- |ಎಂ.ಐ.ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ವಿ.ಅರ್‌.ಸಂ.89) (ಬದಲಿ 1.833 173954 ಮುಗಿದಿದೆ 
ತುಮಿ ಸ 
¥ f ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಂನೇರಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮರಡಿಹುಂಡಿ-ತುಂನೇರಳೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮರಡಿಹುಂಡಿ-ನಂದಿಗುಂದ 4 
40 ~ಯಧಾ- ಸಗ ಹರ ಅವಿ ್‌ 0.916 81985 
ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ವಿ.ಆರ್‌.ನಂ.611) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) k 
ಯಥಾ ನಂಜನಗೂಡು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆನ್ನಂಬಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 00 Pe ಯಗ 
4 (ಹ0.89 ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ 1.04 ಕಿ.ಮೀ) 45 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂಜನಗೂಡು-ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.84 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಲ್ಮಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಮಡಹಳ್ಳಿ y 
42 ಯಥಾ : ಧ್ಯ ಕ * 1.920 183402 ಮುಗಿದಿದೆ 
ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸ.0.00 ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ 1.29 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) 3 
ಯಥಾ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬ್ಬಲಗೆರೆಹುಂಡಿ ಯಿಂದ ನಗರ್ಲೆ-ಹನಿಯಂಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಪ.0.00 $ 5066 ಗರತಿ 
43 ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ 0.68 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) ್ನ 1.833 
4 ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವನಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆನಾಲ್‌ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸ.0.00 ಕ.ಮೀ.ನಿಂದ A 
44 ಧಾ” [6 8ಮೀವರೆಗೆ - ಳ್‌ ಕ: § 0.916 88930 ಮುಗಿದಿವೆ 
ಸಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹದಿನಾರು-ರಾಯನಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಳಿಮಾವುವಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
45 -ಯಥಾ- (ಸ.0.00 8.ಮೀ.ನಿಂದ 2.14 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) ಬದಲಿಗೆ (ನಂಜನಗೂಡು ಈಾ: ರಾಂಮರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗೌಡರ 200 192037 ಮುಗಿದಿದೆ 
) ಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಳ್ಳೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) , - 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಏಚಗಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿದಿಡ್ಲಿ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌.ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸ.0.00 
46 -ಯಥಭಾ- ಕ.ಮೀ.ನಿಂದ 1.35 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) ಬದಲಿಗೆ (ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ-ಬಸವಟ್ಟಿಣೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೇರಳೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 4.42 434494 ಮ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 
pe ಖನಿ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಮ್ಮಾವುಹುಂಡಿ-ಹುಳಿಮಾವಿಗೆ ಹೋಗುವ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಮೀನಿಗೆ 1833 172563 ಮುಗಿದರೆ 
k ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸ.0.00 ಕ.ಮೀ.ನಿಂದ 0.23 ಕಿ.ಮೀ) K 
ನಂಜನಗೂಡ 4 ್ಟ — .ಡಿ. . ರಸ್ತೆ ಮಾ, ಚಳ್ಳಿಹುಂಡಿ 
pS ಎಯಘಾವ ಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಎಸ್‌.ಹುಂಡಿ-ಇಮ್ಮಾವು ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಮ್ಮಾವು ಬಂಚಳ್ಳಿಹುಂ 0916 ಕನಕ ಹತ 
ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌.ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಪ.0.0೦ ಕ.ಮೀ.ನಿಂದ 1.01 ಕ.ಮಿೀ) 
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| ರಾ mm | ಅಂದಾಜು ಮೊಳೆ | . 
ಕ್ರ.ಸ ಜ್ಞ ರ್ಷಿಕೆ ಉಮಗಾರಿಗಳ ವಿಃ ka ಟ್ರ 
ಸ್ರಿಸಲ. ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ _ | (ೂಲಕ್ಷೆ ಗಳಲ್ಲಿ) ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
I p ್‌ 3 A Ww FU 5 j 9. 
ವರುಣಾ! ಸಾಮಾನ್ಯ `ಬಟ್ಟು-( 29/507] | 2743755 | 
ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು K | i 
} ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಪ್ಪಿನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪಾಡ್ರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೌಡತಲೆ-ಉಪಿನೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ) Ki ನ 
49 -ಯಥಧಾ- I 4.420 437138 | ಮುಗಿದಿದ 
(ಸ.4.04 ಕ.ಮೀ.ನಿಂದ 7.54 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ) (ಪಂ. ಗೂಡು ವ.ಸಭಾ) } 
4 p l H 2 
ಯದಾ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಣನೂರಿನಿಂದ ಚುಂಚನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಎಸ್‌. ಸ 57ಣೆ ಹವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ' ಮುಗಿದಿದೆ 
50 ಗ್‌ (ಸ4.84: ಕಿ.ಮೀ, ವಿಂದ 6.04 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) ' | 4.420 422440 | 
N 
TY : 
_ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 'ಹರಕಲೆ-ಮೊಬ್ಬಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗ್‌ರಿ. (ಸ.0.00 _ ; 
51 -ಯಧಾ- N ಇ ko ಲ Wu Ny ಇ | 2.749 265808 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ ೧.308.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸ.0.30 ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ 0.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) (ದರುಣಾ ಬಿ.ಸಭಾ) ‘ 
! + 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಡಿಂಾಲ ಗ್ರಾಮ ಘಂಚಾಯಿತಿ ಚೆಲ್ಕಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಡುವಿನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ! , 
52 -ಯಥಾ- ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಅಭಿನೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಡಿ. ಆರ್‌. ಆರ್‌.ಪಿ.ನಂ.396) (40d ..ಮೀ.ನಿಂದ 1418; 132423 ! ಮುಗಿದದೆ 
2.918.ಮೀ.ವರೆಗೆ) (ನಂ.ಗೂಡು ವಿ. ಸಭಾ) j 
| 
_ _. - | ll ~ 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಡಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೇಗೂರು- ಹೆಡಿಯಾಲ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
5 -ಯಥಾ- ಬಳ್ಳೂರು' ಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಡಿ.ಆರ್‌ "ಆರ್‌.ಪಿ.ನಂ.378) & (ಸ್ಮ0,00 ಕ.ಮೀ.ನಿಂದ 2.751. 263784 ಮುಗಿದಿದೆ 
0.30 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಸ..1.50 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 5.13 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) (ಕಂ: ಗೂಡು ವಿ.ಸಭಾ) | ‘ i 
AN i: N M [ 
ಬಾ AG _ - 7 
Se TT rises 
ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. . ; | ' } 
2 — ಬಿ l 1 i » 
ನಂಜನಗೂಡು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ ನ i : ; 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಡಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಈರೇಗೌಡನಹುಂಡಿ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ‘ 
54 -ಯಥಾ- ಮಹದೇವನಗರ ನಾಗಣಾಪುರ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ' ಅಂಜನಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ KREE 5.000: 484770 ಮುಗೆದಿದ 
(ಡಿ.ಆರ್‌.ಆರ್‌.ಪಿ., ನಂ.373) (ಸ.0.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 0.75 ಕಿ.ಮೀ) 4 
1 | 
_ 1 [a 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಾಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ಲೆ (ತಾಲ್ಲೂಕು ಗದಿವರೆಗ್ಗ) ಕಾಮಗಾರಿ. _ 
55 ” - p U0: 2.751 .259700 ಮುಗಿದಿದೆ 
(ಸ.0.00 ಕ.ಮೀ.ನಿಂದ 1.66 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) 1 py 
ಸ 
7 ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಒಟ್ಟು] 7.751 744470 ' 
— — ರ ಗ್‌ i 
ಸಾಾನನೂಡು 'ವನೂಕಾ ಒಟ್ಟು-| 82,520 7814486 ' 
ಎ | _ 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ] 
ಸಾಮಾನ್ಯ :- - 
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3 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಗ a ವೆಚ್ಚ Em 
| p) NR 3 4 3 9 
56 ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌. ಹತ್ತಿರ ಭುಗತಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.ಹತ್ತಿರ ಮಾದಿಗಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಳ್ಳ 
- ನಯಥಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 3.50 344432 ಮಗಿದಿದ 
57 Ke ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾರುಗನಾಡು- ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಣಗವಾಡಿ- ಯಡಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ _ 7 
Sal ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ತುರುಗನೂರು ಮಾರ್ಗ)” 3.71 ಸಸ ಸಸ 
58 ER ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಗ್ಗಲೀಪುರ-ಕೇತುಪುರ "ರಸ್ತೆ ಸೆಯಿಂದ ಕೇತುಪುರಕ್ಕೆ (ಕುಳ್ಳನಕೊಪ್ಪಲು) ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
- ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 3.70 ಸ 
59 Ka ತಿ.ನರಸೀಷ:ರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂಜಾಪುರದಿಂದ ವಣ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ವಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
(5 ಕಾಮಗಾರಿ. . 351 § 
6 p 13. ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಸುವಟ್ಟ- ಕಲ್ಕುಣಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಡುಕನಪುರ- ಚಿದರವಳ್ಳಿ (ಬೂದಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ) RE 
0 ಯಥಾ ಡಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ANAC 1.03 101200 ಮುಗಿದಿದೆ 
§ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌. ಹತ್ತಿರ ಮದಾಪುರದಿಂದ (ನದಿಗೆ) ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ) 
61 -ಯಥಾ- = ಧಾ 4.70 464328 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ. 3 
ತಿ.ನರಸೀಷರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಯೂರಿನಿಂದ ಹಿರಿಯೂರು-ಮಾದಾಪುರದ ಮುಖ್ಲಿ ರಸೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸೆ 2 
62 -ಯಥಾ- ಬಜ ಪ್ರ - 2.32 228826 ಮುಗಿದಿದೆ. 
We ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 
63 -ಯಥಾ- ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಲಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟೇಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 1.03 101511 ಮುಗಿದಿದೆ 
4 ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಲಕಾಡು-ಟಿ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ - ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌.ನಿಂದ ತಲಕಾಡು-ವಡೆಯಾಂದಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ 
% ಯಥ್‌ [ಭಿವೃದ್ಧಿ 2.26 —- 
೪ ೪" 
65 -ಯಥಾ- ಸಸರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡವಾಡಿಯಿಂದ ಕಗ್ಗಲೀಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 2.06 202633 ಮುಗಿದಿದೆ. 
66 Ee ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮೇಗೌಡನಪುರ-ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಶೆಟ್ಟಿಪುರಕ್ಕೆ ಬೋಳೇಗೌಡನ ಹುಂಡಿ A ಪ 
X ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
§ ತಿ.ನರಸೀಪುರ "ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್‌. ದೊಡ್ಡಪುರ-ಕೆಂಪನಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೂವಿನ ಕೊಪ್ಪಲು (ಚಿಮಿಲಿ ಮಾಗು 3 
67 ಒಸಯಥಾನ | ರಸ್ತೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಸ ] 1.03 101199 ಮುಗಿದಿದೆ. 
Tk. ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮೇಗೌಡನಪುರ- ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಧನಾ ಹೋಗುವ ರಸೆ ಸ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2 5 
68 -ಯಥಾ- ಫಿ 4.00 399782 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ. R 
್ಥ 
69 -ಯಥಾ- ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್‌.ದೊಡ್ಡಪರುದಿಂದ ಗೌಡರಕೊಪ್ಪಲು (ಚಿಕ್ಕಲ್ಕುಣಿ ಮಾರ್ಗ) ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 3.21 320256 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಟ್ಟು- 38.12 2820684 
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A ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ( 
ಲೆಕ್ಸ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಣು ವೆಚ ಷರಾ: 
ಲಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿ: K (ರೂಲಕ್ಷಿ ಗಳಲ) ಚ್ಹ | ಸಾ 
p ಮ 3 ್‌ 4 5 9 KE 
K j ” 
-ಯಥಾ- ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊರವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾರಗೌಡನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕಾಮಗಾರಿ. | 1.03 101955 ಮುಗಿದಿದೆ. 
$ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಕ್‌ ಕೋಡ್‌ ಹತಿರ ನಿಲಸೋಗೆಯಿಂದ ಮ್ರವಾನಕ್ಲೆ ಹೋಗುವ ರಸೆ! ಅಭಿವೃದಿ _ ) K 
-ಯಥಾ- ನ್‌ ಣ್ಯ ಫ್‌ ಸ 2.27 2240 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ » | 
¥ 1 - 
-ಯಥಾ- ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌.ಹಕ್ತಿರ ಮೇದನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ' ಕಾಮಗಾರಿ 1.03 96178 } ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಒ ಬು 4.33 422244 
ಬ 4 ee 
ಎಸ್‌.ಸಿಪಿ:- | | 
i CN “| ಟಾ j y | | 
-ಯಥಾ-  |ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಂಗೌಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌. ಹತ್ತಿರ ಹುಣಸಗಳ್ಳಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಪೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 206 . 203755 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಕ್‌ ರೋಡ್‌ ಹತಿರ ಮೆಲಿಯೂರು ಯಿಂದ ವಡರಕೊಪಖಲುಗೆ ಹೋಗುವ: ರೆ: ಅಬಿವೃದಿ ' 4 3 5 | ಮ 
-ಯಥಾ- § - ಹು Fp 1.08 104751 ಮುಗಿದಿದೆ. 
-ಯಥಾ- ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಕ್‌ ರೋಡ್‌ನಿಂದ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌.ಹೆಕ್ಷಿರ ತಮ್ಮಡಿಷರಕ್ಕೆ' ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 1.00 98767 ಮುಗಿದಿದೆ, 
& f i A] k i 
-ಯಥಾ- ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೆಡ್ಗೆಹುಂಡಿಯಿಂದ ಶಂ ಯುದೇವನಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಗಸ ಗಾರಿ! 4:95 488634 ಮುಗಿದಿದೆ. 
್‌ ್‌ \ ಮ 
' ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಒಟ್ಟು- 97 895937 , | 
ಸ ] - - 
R ಟ.ನರಪೀಷುಳ ವಿ.ಸಭಾ ಒಟ್ಟ: 51.52 4138865 
ನಿ ; 
ವರುಣಾ ವಿಧಾನ ಸಬಾ ಕ್ಷೇತ್ರ- f 
ಬಾ ಕೇತ _ | 
ಸಾಮಾನ್ನ | Hi 
iy ಈ , | k 
್ನ ಭಟ್ಟಳಿಗೆಹುಂಡಿಯಿಂದ 'ನಿಂಗೇಗೌಡನಹುಂಡಿಗೆ ಸೇರುವ ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ [ಥರಮಗಾರಿ. 480 468859 7 ಮುಗಿದಿವೆ. 
ಈ ಗ ಸ f £4 _ [| 
೨ ಮುತ್ತಿತ್ತಿಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಅಗಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪುರ ಮಾ ಸೇರುವ ಥ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 24೩1 ಸ A 
KS Fl ಸ 
E I Bh p 
-ಯಥಾ- ವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 1.03 94338 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಈ 4 — 
| ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಟ್ಟು- 8.24 | 794133 
ಎಸ್‌ ಸಿ.ಪಿ.:- # 
8 ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತತ್ತಿ ಗಾಮದಿಂದ ನದಿಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಸೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರೆ. 2.06 202694 ಮುಗಿದಿದೆ. 
3 ಪ ಮ ೪" | ಗ , 
¥ ; 1 
ನಸ್‌ಸಿಪಿಸೊಬಿಟ್ಟುವ 2.06 202694 
¥ 
i 
$ 
| 
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T ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಕ್ರಸಂ. ಲೆ: F ಮ ಮೆ ರಾ 
ಕ್ರಸಂ. |, ಆೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (ಡೂ ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ ಚ್ಚ ಷ 
1 2 3 _ 4 5 9 
[  ವರುಣಾವಿಸಭಾ ಒಟ್ಟು- 10.30 997427 
ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು) 61,82 5136292 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತೋಪಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 1.00 0,97 0.97 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಚಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಲ್ಲರ್‌ ಮಿಲ್‌ ತಮ್ಮಂಯ್ಯನ ಮನೆ ಮುಖಾಂತರ 
ಐಪನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 200 44 49 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೇಂರ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಬೋರೇಗೌಡನಕೊಪ್ಸ್ಪಲುಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ y 
ಅಡಕೆಶೆಟ್ಟಿರ ಬೀದಿು ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸ 301 ಸ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲ್ಲೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಓಣಿ ಸುರೇಶನ § p 
ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಾಮಗಾರಿ. 42 2 ಸಿ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲೇಕೊಪ್ಪಲು- ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭರತನ ಮನೆಯಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ 
ಮಂಜನ ಮನೆ 'ಕೊನೆವರೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. 409 192 1 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದಿಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಚಾರ್‌ ಮಹೇಶನ 
) _ ನ ಜ್‌ A 1.00 0.00 0.00 
ಮನೆ ಜಯಣ್ಣ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. s i | 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿರ್ಲೆ ಕ್ಷೇತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ , ಮೂಡಲಬೀಡು ಗಾಮದ ಮಾಸ್ನರ್‌ ದೇವೇಗೌಡರ 
[ ಬಲ ಕ್‌ ko ಚ ದ್ರಿ 2.25 2.25 
ಮನೆ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. ಸ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿರ್ಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮ್ಯಾಪಿಯ ನಾಟನಹಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನವಗಾಮದ ಚಲುವೇಗೌಡರ 
ಸ ಕು ೫ 2.00 1.99 1.99 
ಮನೆಯಿಂದ ರಂಗಪ್ಸನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. X A ’ 
[2.ಆರ್‌ ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿರ್ಲೆ ಕ್ಟೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರ ಮನೆ ಮುಂದೆ 
§ ಸ ೪ y 2.00 1.98 1.98 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ' j ' 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡೇಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕನಕನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ § § A 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಲೇಗೌಡರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 4 ೫ $ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನೆಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಗರಬಾಂರುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 1.00 0.97 0.97 
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ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಮಾವತ್ತೂರು) N 


ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
Wy ್‌ 3 } 3 9, 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಲೆವೆಟ್ಲು ಗ್ರಾಯದ ಎಂ.ಹೆಚ್‌.ಸ್ವಾಮಿ!: ಮನೆಯಿಂದ ' ಕಾಲುವುವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ | A 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. : 1.95 1.95 
ks pl | 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಗೈರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ'' ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುವ| ಸರ್ಕಾರಿ 
MG he i ' 4.2) 4.22 
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜು ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. is 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಗ್ಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೊಸೂರುಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮುನಕುಯಕರ" 
ಡರ ಮನೆಯ LN 1.96 1.96 
ಮನೆಯಿಂದ ದೇವೇಗೌಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ." - 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಗ್ಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೂಡಲಕೆ 
¥ ಗ : 1.00 1.00 
ದೊಡ್ಡಲಾಲನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ. H " ” 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೌಸ್ರೊೋರಿಕೊಪ್ಪಲು ದೇವಸ]ನವವತೆಗ ರಸ್ತೆ A 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. , 200 200 
p i 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಸೀಷುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಜಯರಾಮೇಗೌಡರ: ಮನೆಯಿಂದ 9 
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿ: ನೃದ್ವಿ 197, 1.97 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮ ಡ್ರೈನ್‌ ಸ್ವಾಮಿ ಮನಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ | ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ \ 099 
RK K 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ; 0.99 . 
ಗ; » | 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗೆರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಬಸಬೇ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಾವತ್ಕೂರು ಅಮ್ಮನ 194 
ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 194 
ಮ H 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೀರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ § 075 
ಹೈಪ್‌ಕಲ್ಕರ್ಟ್‌ ೩ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 0.75 75 
ಅರಾ ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳಿಯೂರು ಬಡಾವಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಪಯ್ಯ ಮನೆ - ಕೆಸೆಗಯ್ಯ ಮನೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ” 2.75 2.75 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿರ್ಲೆ ಕ್ಟೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರಗೂರು. ಗ್ರಾಮದ ಪೆರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ [ನಂಗನವಾಡಿಯ . 
ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಜಾಂಬರೀಕರಣ " | "270 2.76 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿರ್ಲೆ ಸ್ವತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ, ಲಕಿಕುಪೈೆಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೊರಮಕಟ್ಟೆ q 0.99 
; p 
ಅಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. , | 0.99 3: 
ಇ ಅರ್‌ ನನರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂಬಾರಳೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸುಭಾಗ್ಯಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ದಾಸಯ್ಯನ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 9 
; p 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ(ಪ.ಜಾತಿ ಬೀದಿ) 2.29 2.2 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಗೌಚನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ. ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯ! ಸ್ವಾ ಮಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಯ್ಯನ 22 224 
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ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಕ್ರಸಂ. ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಮಗಾ: ರ ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
ಸಸ! ಕ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವ (ರೊ ಲಕ್ಷ ಗಳ) ಚೆ ಷರ 
[| 1 2 3 4 5 9 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಕ್ಕಭೇರ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಬಡಾವಣೆಯ ಕುಮಾರನಾಯಕನ ಮನೆಯಿಂದ ಸೀನನ: ಮನೆ ಮತ್ತು 
ಜವರನಾಯನನ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಣ್ಣನಾಯಕನ ಮನೆ. ಬೀದಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಚಹೊಳಲುಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2.00 1.98 1.908 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಗ್ಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೊಸೂರುಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ) 
ಮೂಡಲಗಿರಿನಾಯ್ಯರ ಮನೆಯಿಂದ ಈರನಾಯ್ಯರ ಮನೆವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 2.80 2.80 2.80 
- ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ) 61.30 58.30 58.30 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಹನಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಬರ ಬೀದಿಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ಯಶಾನ್ಸೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧ 0 ನಂದ 035) 113 11 1.11 
ಕೆ.ಎಂ.ವಾಡಿಕೊಪ್ಪಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ರ್ತ ಮೆಟಲಂಗ್‌ (000 ನಾದ 0300 $ಮು) 226 2.26 2.26 
[ನ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ದಲ್ಲಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟಿಲಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ (0.13 ರಿಂದ 0.438ಮಿ) 
1.65 1,64 1.64 
ಕುಡಿನೀರುಮುವ್ದನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ. ಮೆಟಲಿಂಗ್‌ (0.00 ರಿಂದ 0.3508ಮಿ) 
| 2.91 2.88 2.88 
ಗುರುಮರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಹಳೇವಾರಂಚಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ರಿಂದ 
0.3208ಮಿ) 5.00 4.90 4.90 
ಧರ್ಮಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದೇಗೌಡರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (0.00 ರಿಂದ 0.1868ಮಿ) 
- 3.50 3.46 3.46 
[ಕಪ್ನಮಳಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರನ್ನೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (0.00 ರಿಂದ 0.550 8.ಮಿ) 1.13 1.12 1.12 
[ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಹಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟಲಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ (0.00 ರಿಂದ ೧.20 ಕಿಮಿ) 
1.65 1.64 1.64 
ಕಣಗಾಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣೇಗೌಡರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ: ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (0.00 ರಿಂದ 0.218ಮಿ) 495 4.76 4176 
ಕಣಗಾಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ರಾಮದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (0.00 ರಿಂದ 0.138ಮಿ) 2.97 2.82 2.82 
ಹನಗೋಡು - ಕೋಣನಹಯೊಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಲೆ ಮಾರ್ಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ನದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್‌ (0.00 ರಿಂದ 0.30ಕಮಿ) 
2.31 2.27 2.27 
ಸೀರೇನಹಳ್ಳಿ ಹೆಬ್ಬೂರೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಶಿವಣ್ಣೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಲ್‌ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (0.00 ರಿಂದ 0.2158ಮಿ) 500 5.00 5.೦0 
ಮೈಲಾಂಬರು ನಂಜೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹೇಶ್‌ರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (0.00 ರಿಂದ 0.128ಮಿ) 2.92 2.92 2.92 
ಚಿಕ್ಕವೀಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ದಲ್ಲಾಳುಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಅರಳಿಮರದ ಅಶ್ಷಥಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕರಿಗೌಡ(ಗುಡ್ಡಪು) ಮನೆವರೆಗೆ ಮೆಟಿಲಿಂಗ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ (030 ರಿಂದ 0.43 ಕಿಮಿ) 3.00 3.00 3.00 
ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಚೆಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಯಳ್ಳಿ ಹುಂಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 5.00 5.00 500 
'ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಳ್ಳಬೆಟ್ಟ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (0.00 ರಿಂದ 0.258ಮಿ) 3.60 3.59 3.59 
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; 
ಕ್ರಸಂ. ಕೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ | ಷರಾ 
ಸಂ. ಕ್ಯ ಶೀಷಿ _ (ರೂಲಕ್ಷೆ ಗಳಲ್ಲಿ) p 
i 2 3 3 | 4 s [ 
'ಬಿ.ಎಂ.ರನ್ನೆಯಿಂದ ಕಳ್ಳಬೆಟ್ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮೆಬಿಲಿಂಗ್‌ (0.25 ರಿಂದ ಸ್‌ ” 27, 2.7 | } 2.71, 
[ಹಳೇಚಿಕ್ಕಹುಣಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ದಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಹ ಗೋಬಿಂದನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (000 ಠಿಂದ 0. FT) [oa - k 
4 4.00 3.93 3:93 
| ಸ 
(ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೊಳಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮೆಟಲಿಃ (0. 300 ರದ ) ] 280 2.76 2.76 
80, , x x 
ಉದ್ಧೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಖ್ಯ ರನೆಯೆಂದ ಮಾಗೇಗೌಡರ ಸವ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 0ರ ET 490° 4.82 4.82 
ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾದಲಳ್ಳಿ ಮಠದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ (0.00 ರಿಂದ ES) 4.50 445 | § 4.45 
) 67.89 6704 | 67.04 
ಪ R ; 
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ, ತಾಲ್ಲೂಕು \ 
' | 
; | ; p 2.85 
ಕೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂಪಲಾಪುರ ಗ್ರೌಿಮದ ನಾಗರಾಜನಸಯಕರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಳ್ಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 2.85 28೨ 
ಕಿರಂಗೂರು ರಾಜೀವ್‌ ಗ್ರಾಮದ ದಿನೇಶ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿಷ್ಟ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್‌ 1.95 1,93 1.93 
ಎರೆಪಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಪಾಲದ ಜವರನಾಯಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ 0.97 0.97 0.97 
ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಯಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಳುಳ್ಳೇಗೌಡನ ಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 1.95 1.95 1.95 
ಹಿಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಮ್ಮಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಯ್ಯನ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 1.75. 1.73 1.73 
ಅರಳಿಮರದಕೊಪ್ಪಲುನಿಂದ ಚನ್ನೇಗೌತನಕೊಪ್ಪಲು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 1.85 1.84 1.84 
ಸುಂಕದಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮರಡಿಯೂರಿಣೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಣ್‌ | } 1.95 1.93 1.93 
ಕೆ.ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಹಾರಂಗಿ ಚಾನಬ್‌ಯಿಂದ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 'ಲಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಣೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 2.50 2.49 2.49 
ಕಣಗಾಲು ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮನು: ಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 0.97. 0.97 0.97 
ಅರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಯದ್‌ ನೂರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಈದ್ಯಾವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಡಾಂಬರಿಕರಣ 4.00. 3.98 3.98 
).9 
ಬಸಲಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮನಾಥತುಂಗ ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು (ಚಿಳಿಣೇದ್ಲೌಡರ ರವಿ ಮನೆವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 0.97 0.97 0:97 
ತಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹುಚ್ಚೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಡಾಂಬರು. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ KS 3.01. 3.00 3.00 
ಹಿಟ್ನೆಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್‌ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಈರಭದ್ರರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ೭ ಈರಭು' ರವರ ಮನೆಯಿಂದ 
ಜಗದೀರ್‌ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ H 4.92 
ಪೂನಾಚಹಳ್ಳಿ ಪಿ.ಹೆಚ್‌.ವೆಂಳಟೇಶ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಧಾನ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣಿ 3.95 
ಪೂನಾಡಹಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣಶೆಟ್ಟಿರ ಮನೆಯಿಂದ ಚಲುವೇಗಾಡೆರ ಮನ್‌ ಹೋಗುವ Fey ಡಾಂಬರೀಕರಣ - 2.82 
ಹೂನಾಡಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್‌ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಚಲುವೇಣಿಡರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 0.95 
[3 [A & ತ: ಲ” ಡಹ 
ಕಿರಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗಾಪುರ ತಿರುವುನಿಂದ ಚನ್ನ:ಕ್ಕನ ಮನೆವರೆಗೆ ಡಾಂಃ ೨ರೀಳಿರಣ A 3.69 
ಕಿರಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅರುಣ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ಖುನೆವರೆಗೆ ಧಾರಾ; 3.02 


ಬೆಟ್ಟಿದಪುರದಿಂದ ಅರಳಿಮರದಕೊಪ್ಪಲು ಡಾಂಬರೀಕರಣ § 


5.00 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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ಸಂ. H ು ವೆ: ಷರಾ 
ಕ್ರಸಂ ] ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (ರೂಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ ಚ್ಚ ಪ 
1 | 2 3 4 s 9 
ಕಿತ್ತೂರು ಗುರುವಯ್ಯನಕೊಪ್ಪಲುನಿಂದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 1.95 1.04 1.94 
ಕೌಲನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೇವರ ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 0.97 0.97 0.97 
ಸುರಗಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 435 4.35 4.35 
ಅನಂದಣಗೆರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವಣ್ಣೇಗೌಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 1.95 1.94 1,94 
ಒನ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಿಣ) - 58.61 58.14 58.14 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು , 
ಹೆಗ್ಗಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದಾಸನಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (0,00 ಯಿಂದ 0.25 ಕಿ.ಮಿ) 5.00 4.95 4.95 
ಚಕ್ಕೋಢನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಾರಕ ನಾಲೆಯಿಂದ ದಾಸೇಗೌಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (0.00 353 353 
ಯಿಂದ 0.1೫ 8.ಮಿ) 3.54 Wl ೨-೨೨ 
ಹಿರೇಶಳ್ಳಿ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಬಸ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ನಿಂದ ಭೈರೇಗೌಡನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (0.00 499 499 
ಯಿಂದ 0.25 ಕಿ.ಮೀ) ೨೦೦ ” § 
ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಭೈರೇಗೌಡನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಜು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಣ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (0.25 351 
ಯಿಂದ 0.40 ಕ.ಮಿಲ) 3.54 3.5 K 
ಹಂಪಾಮರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಚಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ (0.00 ಯಿಂದ 250) 5,00 497 4.97 
ಹಂಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಚಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ (250.00 ಯಿಂದ 
Na 3.54 3.50 3.50 
350.00) K 
ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ - ಕೆ.ಬೆಳತ್ತೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂಲ್ಯಕ್ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (0.350 ಯಿಂದ 0.600 
” . * 5.00 4.94 4.94 
ಕಿಮಿಲ 
ಹೆಬ್ಬಲಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಾಲ್ಡೀಕಿ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ - (0.32 49 349 
ಯಿಂದ 0.55 ಕಿ.ಮಿಲ) 354 3 K 
ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅನಗಟ್ಟಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (0.00 ಯಿಂಬ 0.50) 5.00 4.96 4.06 
ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆನಗಟ್ಟಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (0.50 ಯಿಂದ 0.85) 3.54 3.50 3.50 
ಬಹ್ನಗಿರಿ ಗಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬೀದಿಯಿಂದ ಹೊಳೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (0.00 ಯಿಂದ 0.25 ಕಿ.ಮೀ) 5.00 4.94 4.04 
ಕಂಟ್ದಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೀರಭದ್ದಪ್ಪ ಮನೆಗೆ (ಗುರುಸ್ತಾಮಿ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗ) ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (0.00 354 33 352 
5 52 .52 


ಯಿಂಣದ 0.18 ಕಿ.ಮೀ) 
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| 
| 
ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳ ವಿವರ £ | ] ಅಂದಾಜು'ಭೊತ್ತ: ವೆಚ 
i 
| 
) 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಸ 
LORS. ಜಾ ——. Ae s lh 
ಸ 4 3 . 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟಿ - ಹಣಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯ ಭೂಕ್ತಾಳ ಮಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಈ x 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ಯಿಂದ 0.4 $ಿ.ಮಿಲ) £ \ | 244 40 
ಜಿಯಾರದಿಂದ ಮಚ್ಚರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (000 ಯಿಂದ 04 $ಮಖ 2.44 241 
; RR ” | 
ಹೊಮ್ಮದರಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಜ ಶೇಖುರ್‌ ಬುದ್ದಿರಚಡೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ಯೆಂದ 10.40 ಕಿ.ಮಿ) 244 2.42 
p _ | 
ಕೊಳಗಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಳೆಗೆ ಹೋಗು: [en ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ಯಂ 0.4 8.ಮೀ) H If 2.44 2.40 
Rea 3 
ನೇರಳೆ ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲುಮುಂಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾದಯ್ಯನ ತೆರೆ ಓಣಿನೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (0.00 ಯಿಂದ 0.18 ಕಿ.ಮೀ) 1.00 0.95 
f ಸತ, | . 
ಗಣೇಶನಗುಡಿ - ನೇರಳೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಯಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ಯಿಂದ 0.18 ಕಿಮಿಲ) $ ].44- 1.42 
ಹಂಚೇಖಯುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಲಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 
ಘು 
ಯಿಂದ 0.4 ಕಿ.ಮಿ) R | 244 243 
ಸ ] 
ಜಿ.ಜಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪುಗಡ ಬೀದಿಯ ಮಂಚನಾಯ್ದರ ಮನೆಯವರೆಗೆ; ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ಯಿಂದ ೧.8 ಕಮೀ) 1.22 1.18 
— - ಸ | ನ ರ] 
ಪೆಂಜಹಳ್ಳಿ ಹಾಸ್ಸೆಲ್‌ನಿಂದ ಸುಂದರ ೮ವರ ಮನೆಯವನೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 :ಯಿಂದ 0.8 ಮಿಲಿ 122 1.17 
ಕಣಿಯನಹುಂಡಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜೊಲ್ಲಯ್ಯನಗುಳ್ಳು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಗ ವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ಯಿಂದ. 0.4 p 
೬ಮಿಲಿ 4 ಸ 1.22 | 1.21 
ಕಾಳಿಹುಂಡಿ ಮಾರಮೃ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊಳೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ಯಿಂದ 08 ಕಫ) 1.22 1.19 
_ ಬ್‌ B p 
ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೇಸಿಂದ ನೇರಳೆಹೊಸೂರು: ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ಯುಂದ 0.8 / 
§ 5 
$ಮೀ) ; 1.22 1.18 
'ಯಲ್ಲೇಮಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯ ವಿಷಕಂಠಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ] ರಸ್ತೆ ಅಭುವ್ಯದ್ಧ 
2 
(0.00 ಮಿಂದ 0.8 ಕ.ಮಿಲ) KG 
ಸ್‌ ಸ 
ಒಟ್ಟು ಹೊತ್ತ (ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ) li 7.20 | 7232 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ: ವಿಭಾಗ). 261.00 | 255.61 
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ಅನುಬಂಧ--2 
N W ಥಮ ಮೊತ್ತ K 
ಕ್ರಸಂ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಖ _ T Jose ಗಳಲಿ) ವೆ: T ಷರಾ 
I 2 ರ್‌ 3 | Nf 4 3 $ 
| 2019-20 ನೇ ಸಾಲು. | 
— —— —— _ ಮ ಟು 1 —- {_ 
} ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ |, 
_ ಎಂ ಮಚ್ಚೆ (ಬೊ.ಗಳಲ್ಲಿ) _ 
ಕ್ರಸಂ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಹಂತ 
ಚಾಮುಂಡೇತ್ಸರಿ ವಿಧಾನ ಸಬಾ ಕೆಂ | - 
1 |3054-80-96-1-03- [ಮೈಸೂರು ತಾ। ಗುಜ್ಜೇಗೌಡನಪು ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 3.50 3464 ಮುಗಿದಿದೆ 'ಬಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
172A RSS —_— - _ ಮ 
N ಚಾಮುಂಡಿ ವಿಸಒಟ್ಟುರೂ| ' 3.50 3 
KN ನ | ಜೌ - 
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ' 
~~ —— 
1) ಮೈಸೂರು ತಾ। ಗೋಪಾಲಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಾಪಪಮೇಗಾಷರ ಮನೆ ತಸ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬದಲಿ 
3 _ಯದಾ- ಕಾಮಗಾರಿ) (ಜಿ.ಪಂ. ಮೈ/ಪಿ. ಏಲ್‌.ಎನ್‌-2/ಜಿಪಂ, NAYS 20, ದೀ 31- 0-209) ಮೈಸೂರು ಶಾಂ॥ 2.00 11542 ಮುಗಿದಿದೆ ಬಲು ಬಾಪತಿಸಿದೆ. 
” ಗೋಪಾಲಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ (ರಾಜಹನ್ನುಮೇಗೌಡರ ಜಮೀನಿನ ಭಸ್ಸೆ) (0.00-0.80 ಕಿ.ಮೀ) % Ns 
ಎ.ಆರ್‌. ನಂ. 394 K - | 
Il 
2) ಮೈಸೂರು ತಾ॥ ಗೋಪಾಲಪುರ: ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬದಲಿ | - 
3 ಯದಾ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಜಿ.ಪಂ. ಮೈ/ಪಿ. ಎಲ್‌.ಎನ್‌ -2/ಜಿಪಂ. ಕ್ರಿಯೊ MAUR 20 Ox 31- ~10-2019) ಮೈಸೂರು ತಾ॥ 2:00 {lo96 ಮುಗಿದಿದೆ ಜಲು ಪಾವಶಿಸಿದೆ 
” ಗೋಪಾಲಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ (ರಾ ಮೆನೇಗೌಡರ ಜಮೀನಿನ ರಸ್ತೆ) (0. 80 1.80 ಕಿ.ಮೀ) " ; Na 
ವಿ.ಆರ್‌. ನಂ. 394 ” 
4) ಮೈಸೂರು ಈ ಹಿನಕಲ್‌ ಬೀದಿಯ ರಾಮಮಂದಿರದ ವಿಜಯನಗರ| 3ನೇ ಹಂತದ 100 ಅಡಿ ' 
ರಸ್ತೆವರೆಗೆ, ಪುಟ್ಟಿರಾಜು ಮನೆ ಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಎ. ಪಾಪಣ್ಣ: ಹಳೆ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗಥ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
4 -ಯಥಾ-  |(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಜಿ.ಪಂ.ಮೈ/ಪಿ.ಎಲ್‌.ಎಟ್‌-21ಜಿಪಂ. ಕ್ರಿಯೋಗ02/2019-20. ದಿ: 31- 0-2019) ಮೈಸೂರು ತಾ॥ 4.30 41292 ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
ಹಿನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮ ದ ಶ್ರೀ ರಾ ರಾಮಮಂದಿರದಿಂದ ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಲತೆದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (6. ಆರ್‌. ನಂ. 
384) 3 
1 
5) ಮೈಸೂರು ಠಾಃ ಹಿನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಹುಂಡಿ ಬೀದಿಯ ತೆಟ್ಟರ ಅರಿಗಡಿಯಿಂದ ಕುಮಾರ್‌ ಮನವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕರಿಯಪ್ಪ | 
_ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಜಿ.ಪಂ.ಮೈ/ಹಿ.ಎಲ್‌. ಎನ್‌2/ಜಿಪಂ. ಹಯೋಗಿಡಗ0 I KR K 
5 -ಯಧಾ- ಧಿ 2.30 2297 ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
20. ದಿ: 31- 19-2019) ಮೈಸೂರು ೩ ಸ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಸ್ಫೂಲ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೆವೇಶ್ವ ಶರ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಗೆ fs is 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ವಿ.ಆರ್‌. ಸಂ. 386) | 
6 -ಯಥಾ- |?) ಮೈಸೂರು ಈಾ। ದೊಡ್ಡಕಾಟೂರು ಗಾವ ಸಂದ ಗೊದ್ದನಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | '1.60 1.582 ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಧಾರ! 
kd R l H K 
7 -ಯಥಾ- 9) ಮೈಸೂರು ಠಾ। ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌.ನಿಂದ ಹಂಜ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ಸಾತಗಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಧಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ | ಮುಗದಿದ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ. | 
H - (l H - 
§ -ಯಥಾ- 10) ಮೈಸೂರು ತಾ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಾಗನಹಲ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ‘|. 47 4.697 | ಮುಗಿದಿದೆ ಲ್ಲು "ಪಾವತಿಸಿದೆ 
+ 
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. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ” Kl ಪೆ 
ಕ ಶೀರ್ಷಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (ರೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ) ಚ್ಚ 
2 | ; 3 : 4 5 
7 | I 
-ಯಧಥಾ- ik ಮೈಸೂರು ತಾ॥ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಾಗನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 1.60 1.59 ಮುಗಿದಿದೆ 
-ಯಥಾ- 14) ಮೈಸೂರು ತಾ। ಹೊಟಗಳ್ಳಿ ಲೂಪ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ' 4.70 4.642 ಮುಗಿದಿದೆ 
-ಯಥಾ- |S ಮೈಸೂರು ತಾ। ಹೂಟಗಳ್ಳಿ ಲೂಪ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 1.60 1.546 E 
17)” ಮೈಸೂರು ತಾ ವೈ.ಆರ್‌.ಎನ್‌.ಕೆ. ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಣಸೂರು ರಸ ಸೇರುವ ರಸೆ ಅಭಿಎದಿ (ನಾಗವಾಲ ಗ್ರಾಮ 
-ಯಥಾ- Rc) ) ಠ್‌ j 5 3 ಲಭ Ss 216 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಕೌ” [ರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) i 0 2.586 
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಟ್ಟು ರೊ:| 3114 id 30.46 
P ಆ p 
[- ಭ್ರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 
-ಯಥಾ- 8) ಮೈಸೂರು ತಾಃ ನಾಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 2.60 1 2.58 ಮುಗಿದಿದೆ 
-ಯಥಾ- 6) ಮೈಸೂರು ತಾ॥ ಚಿಕ್ಕಕಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬ್ಯಾತಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 4.70 4.63 ಮುಗಿದಿದೆ 
_ [MR dL 
ಸಬಿಹಾ 12). ಮೈಸೂರು ತಾ॥ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ (ಬೆಟ್ಟದಬೀಡು ರಸೆ) ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2.60 2.60 ENS 
(ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) y 
-ಯಧಾ- 13) ಮೈಸೂರು ತಾ॥ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಡ್ಡಯ್ಕನ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸೀರಿಮಾದಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 370 363 LS 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ" (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) . 
ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಒಟ್ಟು ರೊ: 1360 | 1345 
ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಾಮಗಾರಿ 
5) ಮೈಸೂರು ತಾ ಕಮರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸಮೀಪದಿಂದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೈದ್ಧಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 
-ಯಥಧಾ- (ಜಿ.ಪಂ.ಮೈ/ಪಿ.ಎಲ್‌.ಎನ್‌-2/ಜಿಪಂ. ಕ್ರಿಯೋಗ/ಿ2/2019-20, ದಿ: 31-10-2019) ಮೈಸೂರು ತಾ॥ ಕಮರವಳ್ಳಿಯಿಂದ 2.00 "200 ಮುಗಿದಿದೆ 
ತನನ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ (0.00-0.62 ಕಿ.ಮೀ) ವಿ.ಆರ್‌. ನಂ. 436 (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) | ' 
16)" ಮೈಸೂರು ತಾ॥ ಹೊಸಕೋಟೆ ಯಾಚೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪ 2 4 ಖ್‌, ಪಿ ಗ RW 10-2 ಮೆಸೂರು ೫ R 
ವಾ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಜಿ.ಪಂ.ಮೈ/ಖಿ.ಎಲ್‌.ಎನ್‌ 2/ಜಿಪೆಂ. ಕ್ರಿಯೋ/02/2019-20, ದಿ: 31-10-2019) ಮೈಸೂರು ತಾ॥ 3.70 368 ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು 
ಸತ್ಯಪ್ಪನವರ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಷರಿಯಿಂದ ಯಾಚೇಗೌಡನ ಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ (0.10-0.50 ಕಿ.ಮಿ*) ವಿ.ಆರ್‌. ನಂ. 490 x 
(ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) ' \ 
ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಒಟ್ಟು ರೂ: 5.70 5.68 
ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಒಟ್ಟು- 53.94 53.04 
ವರುಣಾ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 
[ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ 
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್ಣ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಕ್ರಸಃ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಎ: ಬೆಚ್ಚ ಷರಾ 
ಕ್ರಸಂ ಕ್ಯ ಶೀಷಿ ಕಾಮಗಾ ಪಠ (ಡೂಲಕ್ಷೆ ಗಳಲ್ಲಿ ತಿ ಷಃ 
1 3 Wy 3 ರ್‌ | I | 4 3 | M 
R ಮಸರು ತಾ ಕುಖೇಗಾಲ ಮುಖ್ಬರಸೆ ಎನವಿವೆ (ಮು ನೀಗಿ: ಯಲ ಲವನ ವ ಹೋ | 
19 -ಯಧಾ- 18) ಮೈಸೂರು ತಾ। ಕುಪ್ಲೇಗಾಲ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಮುದ್ದೇಗೌಡನಹುಂಡಿ) ಕೀಳನಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 472 4166 ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಜಾವತಿಸಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ > * K * 
ವ _ R MS 2 Tl l - 
ಮಸೂರು ಈಾ॥ ಮೇಗಳಾಯರ-ನಿದ್ದರಾಮನಹುಂಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಪ್ಪೇಗಾಲ-ಇ ಹಳಿ ರಸೆಗೆ ಸೆ . 
0 ಯದಾ- 1) ಮೈಸೂರು ತಾ ಮೇಗಳಾಪುರ-ಸಿದ್ದರಾಮನಹುಂಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಪ್ಪೇಗಾಲ-ಇನಾಂ ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ 160 4154 ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ -: £3 
Ro : _ ; ; 
21 -ಯಥಾ- 20) ಮೈಸೂರು ತಾ। ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.-212 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಾಜಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಲಪ ಕಾಮಗಾರಿ 176 174 ಮುಗಿದಿಜೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
_ NS RE SE 1 _ 
22 -ಯಥಾ-  |2) ಮೈಸೂರು ತಾ ದೇವಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 4.7 470 ಮುಗದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
- —— — —— Ht 
, ವರುಣಾ ವಿಧಾನ ಸಭಾ: ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು:- 12.79 12,65 
§ - A , ಮೈಸೊರು ತಾ: .ಒಟ್ಟು ಕೂ 6073 65.69 K 
] FE ವ - _ _ aa 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ' ಎ 
I BAN y i | 
ಹೆಮರಗಾಲ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌. ರಸೆಯಿ ಬಸವ: ಎಂ.ಔ.ಆರ್‌. ರಸೆವದೆಗೆ (ಸರಪಳಿ : 0.00೦ ಕಮೀ. ಯಿಂದ 0.89 ' : 4 
23 ಯಥಾ [ಮಬಗಾಲ ರ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸ ರ್‌. ರಸ್ತವಲ್ಲೆಗೆ(ಸರಪ ಡದ "4727 4.539 ಮುಗದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವಶಿಸಿದೆ 
ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) ಮ | . [ j | 
- ರಾಜ್ಯ ಪದ್ಧಾರಿಯಂದ ಅಲಂಬಹರು ಮಂಟಿ ಮಾರ್ಗ ಹೊಸಮಲ್ಲೂಸುರೆಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿವಹಣೆ (ಸರಪಳಿ : 0.00 | ಮುಸಿನಿದೆ ಬಲು ಪಾವಶಿಸಿದೆ 
24 -ಯಥಾ- ಮ $ಮೀವದೆಗೆ " ಸ ' 2.210 21109 ಮುಗಿಥಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದ. 
ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) RN 
ಯದಾ ಗಟ್ಡವಾಡಿಯಿಂದ ಭುಜಗಪಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ಸೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಭಳಿ : 0.0೦ ಕಿ.ಮೀ. , TT 
25 ಜಿ ಯಿಂದ ೧.25 ಕಿಮೀವರೆಗೆ & 0.50 ಕಮೀ. ಮಿಂದ ೧.90 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) 2.975 
¥y N K Ny My Puy 0 — ಗ್‌ 
ಫಳೇಷರದಿಂದ ನಂಜನಗೂಡು ಚಾಮರಾಜನಗರ ರಸ್ಸೆಯ ನೇರಳೆ ಗೇಟ್‌ ಹತ್ತಿರ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌. 150/ಎ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ i ; 
26 -ಯಧಾ- ನ ಗ ಮ . N 5 8ಮೀ WN We Ne ವ WN W ಗ ಕಡ k 4.721 41418 ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಸರಪಳಿ : 4.25 ಕಿಮೀ. ಯಿಂದ 6.25 ಕಿಮೀ. ವರೆಗೆ) 
[o] , y - 
—— + SESS - p - - - —_ % — —] p —— 7 
ತೊರವಳಿಷೋಳ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌. ರಸೆಯಿಂದ ಅಂಕುಶರಾಯನಖಪುರ ಮಾರ್ಗ ಹೊನ್ನೇಗೌಡನಹುಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯವರೆಗೆ 1 : 
27 ಯಥಾ [ದ 0800 ನೀವೆ) 2216 21194, | ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ 0.800 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) | 
_ — _ _ l 1 i 
K » » > lac ೩ k ಎಂ 
28 -ಯಧಥಾ- ಜೋಡಿಹರಿಹರಪುರದಿಂದ ಬಿಳುಗಲಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀ. ಯಿಂದ [0.250 ಕಿ.ಮ್ಲೀ.ವರೆಗೆ) 4700 41695 ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
Bu — K . ವ . — , p » ‘ _ 
. ಮಾದಯ್ಯನಹುಂಡಿಯಿಂದ ಹದಿನಾರು-ಆಲತೂರು ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌. ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ 0.335 ಕಿ.ಮೀ. | NNN ಡಿ ಬಿಲು ಹಾವಶಿಸಿದೆ 
29 -ಯಥಾ- NN RE pi s 2.237 2222 ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
ಯಿಂದ 0.47 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) ' . 
ತುಂನೇರಳೆಯಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆ - ಮರಡಿಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಠಾ ಎನನ ಹೊಸ 33) ಪರಪ ೧30 ಕಮ. ' , 
30 -ಯಥಾ- ಬಂದ 0.460 K Ne Ke ಸ'ಅಭಿವೃದ್ಧ (ಹೊಸ ರಸ್‌) (ಸ " 1.982 1.91} ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು (ಪಾವತಿಸಿದೆ 
§ ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) , 4 | 
ಸುನ ನಾಮಾ ಯಂದ ಮರದಮನಿಡಿ-ನಂದಿಗುಂದ ಶ್ನೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಹೊಸ ರಸ) (ಸರಪಳಿ Ts | 
31 -ಯಧಾ- [ರ ಮಿ ಮುಂದ 0600 8ಮೀವರೆಗೆ EA ಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ (ಹೊಸ ರಸ್ತು (ಸರಪ 0.962 0,986 nos. « ಬ 'ಖಾವತಿಸಿದೆ 
00 ಕಿಮೀ. ಯಿಂದ 0.800 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) 1 | 
32 -ಯಧಾ-  [ಮೊಬ್ಬಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ 0.15 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ 0350 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) 1982 1.96 ಮುಗೆದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು 'ಪಾವಶಿಸಿದೆ 
ಬ — NN el. :} 


Page 4 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಮಗಾ, y ವೆಚ ದ 
ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ | (ರೂಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ ಚ್ಚ ಹ 
} ಸ 
2 3 i® 4 5 9 
-ಯಥಾ-  |ಹರತಲೆಯಿಂದ ಮೊಬ್ಬಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ 0.500 ಕ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) 0.992 0.982 | ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಹಾಪಶಿಸಿದೆ. 
ಫೀಲ್ಡ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇಬೂರು ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ದೇಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆ p 
-ಯಥಾ- 2.216 2.007 ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದ 
ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಊರ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ನ ೃದ್ಧಿ) (ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ಯಂದ 0.73 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) ಫಾ 
i ಚಿಲ್ಪಹಳ್ಳಿ ದ ಸಃ 
EE ಲ್ಲ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕಂದೇಗಾಲ ಚಿಲಕಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ, ಯಿಂಜೆ 0.440 0.608 ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ತು ಪಾಜಶಿಸಿದೆ. 
8, ಮೀ ವರಗೆ) - ನ್‌ 
ಚಂದ್ರವಾದಿ ಸಂಪ; ಸ ಸೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ, ಯಿ 4 , 
ಮಜಾ 'ದ್ರವಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರವಾಡಿ ಗಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪ 1 ಮೀ. ಯಿಂದ le 0.988 ಮುಗಿದಿದೆ: ಬಟು: ವಾಪಕ. 
1.00 ಕಿ.ಮೀ, ವರೆಗ - ಇ 
-ಯಥಾ- ps ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತರಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ 0.60 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ 0.805 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) 1.982. 1.97 ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವಶಿಸಿದೆ 
ಶ್‌ ಖೆ: ಹೌ, ಖಿ ಬೆ; ಪಳಿ W ಕ. ಶೀ, p fe 
ಸಿ [ಕಾಟೂರು ಚಂದ್ರವಾಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮತ್ತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಸರಪಳಿ 9.6೧ ಕಮೀ ಸ MC RENEE 
ಯಿಂದ 1.020 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗು | 3 
ಪ್‌ - 
-ಯಥಾ- ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಸೇರುವ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌. ರಸ್ತೆ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ, ಯಿಂದ 0.100 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) k 2.216 2.149 ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
k - . 4) ) 
-ಯಥಾ- ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿಪುರ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌. 150 ಎ ಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಾಟಿ ರಸ್ತೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯವರೆಗೆ (ಸರಪಳಿ. 1.94 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ 2.94 ಮ 2.944 ವ 
ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ) : 
pe % pe ಸ ಖಣಿ ಖಿ ನಿ ನದಖಲಿ . ಪ್ರ ಶೀ 
ವಾ ಮ ಮಡಹಳ್ಳಿ. ಕಲ್ಮಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ : 0.10 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ 030 ಕಿ.ಮೀ. ಸ 7 465) ಮುಗಿದಿದೆ ಚಿಲ್ಲು ಪಾಪಶಿಸಿದೆ. 
| 
ಕುಪ್ಪರವಳ್ಳಿ-ಬಿಳಿಗೆರೆ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-84 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.84 ಬ ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ps ಹೆಚ್‌. 84 ಬೆಳಗುಂದ ನ el CAN 
-ಯಥಾ- 2.216 2.093 ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
|ಠಸೆಯಿಂದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ, ೃದ್ಧಿ) (ಸರಪಳಿ : 000 Fo ಯಿಂದ 0.150 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ) 
ak 
ಸ್ರ ್ರಿ ಸ್‌. . ರಸೆಗೆಸೆ ಸೆ [> ಸರಪಳಿ 0. .ಮೀ. .250 ಖೆ 2 
-ಯತಾ- ಲಿಂಕ್‌ ಕಾಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 0.25 Hu 2.893 ಮುಗಿದಿದೆ ಜಲು ಪಾವಶಿಸಿದೆ. 
ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ & 0.35 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ 0.700 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) " p 
್ಧ 'ಕೆ.ಎಸ್‌.ಹುಂಡಿಯಿಂದ ಸೋಮೇಶ್ನರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ 6.760 ಮ [ನ 
-ಯಥಾ- 4.721 4.623 ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಿಸಿದೆ, 
ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) K ಮ 
[ರಾಂಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಡರಹುಂದ ಮಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಮೀ. ಯಿಂದ NE 
-ಯಥಾ- ಲಥ 2.216 2.14 ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
1.000 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) " fg 
“| ಸ್‌.ಹು ಸೆಗೆ ಸೇ g 
en ಕೆ.ಎಸ್‌.ಹುಂಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೆಯಿಂದ ಇಮ್ನಾವುಹುಂಡಿ ತಾಂಡವಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೈಗೆ ರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ 0.150 ಗ 1827 ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪಶಿಸಿದೆ. 
ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ 0. 450 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) ವವ ೫ 
-ಯಥಾ- ರಾಂಪುರದಿಂದ ಗೌಡರಹುಂಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಲೂಪ್‌ ರಸ್ತೆ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ '0.600 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) | 0.992 0.926 ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಿಸಿದೆ. 
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i 
| S 
ಮಾ ಳ್‌ 
36 ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮ ಚರ" ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಷಿ 
ಲಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನನರ | (ರೂಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ ಷೆಚ್ಚ ಷರಾ 
3 r ” 4 ) | 4 3; ) 
-ಯಥಾ-  |ಹೊಸೂರಿನಿಂದ ಕೋಡಿನರಸೀಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಸರಪಲ್ಳ 093 8.ಮೀ. ನಿಂದ, 143 ಕಿ.ಮೀ) 2.974 2.944  [ಮುಗಿರಿದೆ ಬಲ್ಲು ಪಾವತಿಸದೆ. 
[as l 
ky i ” 
ಸಾ ಬಳ್ಳೂರುಹುಂಡಿಯಿಂದಡ ನಾಗಣಾಪುರ ರಸೆ ಅಭಿವೈದ್ದಿ ಧ್‌ ಬಳ್ಳೂರು ಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಸರಪಳಿ; <a 4952 ಮುಗಿದಿದೆ ಲು ಪಾವತಿಸಿ. 
” 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ 0.220 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗು | 4 ಃ i 
| W [2 8 ] — 3 
ನಾಗಣಾಪುರದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. 186) (ಅಳ್ನೂರುಹುಂಡಿಯ್ದಂಥ ತೊಟ್ಟಿಲ ಬಾವಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ R ಬ pe 
-ಯಥಾ- i ಕಸವ 4.235 4.168 ಮುಗಿದಿದೆ ಬಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
k ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಹ್ಯೂಮ್‌ ಪೈಪ್‌ ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ ಸಮ) (ಸರಪಳಿ 0.45 ಕಿ.ಮೀ, "ಯಿಂದ | ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) ಜು ’ 
; | | 
ದೇವೀರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಖಂ೦.ಡಿ.ಆರ್‌. ರಸೆಯಿಂದ ವಡ್ಗಕಪಾಳ್ಯಗೆ ಹೋಗುವ ಠ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ 0:00 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ l pe 4 
-ಯಥಾ- A C 4 ಲ್ಲ 4.721 5 4.464 ಮುಗಿದಿದೆ : ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ, 
£ 0.200 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) | - y ಈ 
-ಯಥಾ-  |ಸೂರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಳಾರುಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ : 0.20 ಕಮೀ. ಯಂದ 180 ಸಮರನ 4 7೦1 4548 [eno 
೪ p) ಖಿ" ಕ 4 4.7 f - 
[ಎರಡ ಅರ್‌. ಕೂದಾಮರ ಮದ ನಾನ ವಾನ್‌ ಷನವಾಾ ಬಾಗ 7 ; 
ಸ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌. ಕೂಡ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಂಬರಹ ; ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌: ರಸ್ತೆಯ ಡಾಂಬರು [ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಸರಪಳಿ ಸಂ 2.109 ಮುಗಿದಿದೆ: ಬಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
" : 0.00 ಕಿಮೀ. ಯಿಂದ 100 ಕಮೀ.ವರೆಗು 
————— - —— ಮಾ 
p ನಂಜನಗೂಡು ಒಟ್ಟು;- 8920 | 86.62 
ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, | "| | 
WN § "1 k ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು 
-ಯಥಾ- ತಲಕಾಡು-ಟಿ.ಬೆಟ್ಕಹಳ್ಳಿ ಎಂ.ಡಿ.ಆದ್‌. ನಿಂದ ತಲಳಾಡು-ವಡೆಯಾಂದಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ೫ಡಿ 2.174 'ಈಾವಕಿಸಿದ್ದೆ. 
2 y ; 
4 | " | F ff ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು 
-ಯಥಾ- ಕಗ್ಗಲೇಮುರ-ಕೇತುಯರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೇತುಪರಳ್ಳೆ (ಕುಳ್ಳನಕೊಪ್ಪಲು) ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕಾಮಗಾರಿ. , 1.30 1.253 'ಭಾಪತಿಸಿದೆ.' 
+ ಡಿ i ವಾ ನಿದಿದೆ | 
| R 1] j ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು" 
-ಯಧಾ- ನಂಜಾಪುರದಿಂದ ಕಲ್ಕುಣಿ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ವಿ. ಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ .ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 1.20 1186 ಹೊವಕಿಸಿದೆ 
£ ಕ ಮ 3: 
' L ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು 
-ಯಥಾ- ಅತ್ತಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಲಿಯೂರಿಣೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾ& 1.19 L179 'ಫಾವತಿಸಿದೆ 
೭ ಭಾ . | . : 
£ | ಮುಗೆದಿದ ಬಿಲ್ಲು 
-ಯಥಾ-  |ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಿ.ೀಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 433 ಸ | ಫಾವಶಿಸಿದೆ.' 
I | ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು 
-ಯಥಾ- ಭುಗತಗಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾದಿಗಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, . 4.00 ಸಿ ಫಾವಕಿಸಿದೆ 
1 
ನ r { ಮುಗದಧಿದೆ ಬಿಲ್ಲು 
-ಯಥಾ-  |ಕುರುಗನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 2.38 2.34 'ಹಾವಶಿಸಿದೆ 
ಮ i ಸ 
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- ವಾದ ಮೊತ್ತ W _ 
ಕ್ರಸಂ. ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಷರ (ಮೂಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
1 2 3 4 3 9 
WN y ; ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು 
a -ಯಥಾ- ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 1.19 1.175 ಪಾವಕಿಸಿದೆ 
‘ - ಮುಗಿದಿದೆ ಬೀ 
2 -ಯಥಾ- ರಾಮೇಗೌಡನಪುರ-ಹಣಕೊಳ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 3.00 2.863 . ಪಾವಶಿಸಿದೆ 
R 29 ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು 
6 -ಯಥಾ- ಕೈಯಂಬಳ್ಳಿ-ಹೊರಳಹಳ್ಳಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ : 3.03 . ಫಾವಶಿಸಿದೆ 
64 -ಯಥಾ-  |ನರೀಮರ-ಕೊಳತ್ತೂರು- ಮುಡುಕನಪುರ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ } Ww 2.30 2.185 ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
S| -ಯಥಾ- ಸಿಗೋಡಿಪುರ-ಮುಡುಕನಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2.38 2.265 ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
66 -ಯಥಾ- | ಹೊರಳಹಳ್ಳಿ-ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ " r 1.19 .103 ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
67 -ಯಥಾ- ನಾಡಪಾಮಾವ ಕೊತ್ತೇಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 1 433 | 274 ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವಶಿಸಿದೆ. 
68 | -ಯಥಾ- |ಮಾಡ್ರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕುರುಬೂರುಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 1.19 I 75 [ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವಶಿಸಿದೆ. 
69 -ಯಥಾ- ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌.ನಿಂದ ಕುರುಬಾಳನಹುಂಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 2.87 2.823 ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
70 -ಯಥಾ-  |ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌.ನಿಂದ ಒಡೆಯಾಂದಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 1.19 “4 ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
7 -ಯಥಾ-  [ಸೋಮನಾಥಪುರದಿಂದ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌.ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.00 3.953 ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪಶಿಸಿದೆ.. 
ಬಸವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ವಡ್ಡರಕೊಪ್ಪಲು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ TT 1.83 sr ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿ ು ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌.ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಲಕ್ಟೀಪುರಕ್ಕೆ 'ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 2.38 
74 -ಯಥಾ- ಮಡ್ತಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೊತ್ತಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 2.38 
75 -ಯಥಾ- ಹಿರಿಯೂರುನಿಂದ ತೊಟ್ಟಿವಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ - 1 4.00 
76 -“ಯಧಥಾ- ತಲಕಾಡುನಿಂದ ಹೊಸಕುಕ್ಕೂರುಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 3.20 
ಕಾಳಬಸವನಹುಂಡಿಯಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೌಡರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 2.38 2.277 ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು 'ಪಾಪಶಿಸಿದೆ. 
ತುಂಬಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌.ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 300 | 2903  |ಮುಗಿಲದೆ 
ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಗಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 3.03 2.94 [ಮುಗಿದಿದೆ 
ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಲಿಂಕ್‌ರೋಡ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 2.30 2.185 ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
[8 | -ಯಧಾ- [ನಟ್ಟೇಖಂಡಿಯಿಂದ ಎಂ.ಡಿ. ಅರಾ.ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 2.38 2.265 ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವಕಿಸಿದ. 
82 -ಯಥಾ-  |[ಪಟ್ಟೇಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹುಣಸಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಳ್ಳೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 1.19 1102 [ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವಠಿಸಿದ 


Ki 


¥ l : 
¥ ಅಂಜಾದ ಮೊತ್ತ ER ಈ 
ಕ್ರಸಂ. ಸ್ಥಿ ಷಃ 
NS | (ರೂ: ಸಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ | 
1 2 3 K NN KK % 9 
4 ನರಸೀಹುರ ತಾ: .ಒಟ್ಟು ರೂ 71. 40 69137 
ನಾ | ಮ; 
ಕೆ ಆರ್‌ .ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು My i | | 
ಮಿರ್ಲೆ ಕ್ಛೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೇರ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಸನ ಮ್ಯಸೂರು ಮಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ.ಚಾತಿಯ ವೆಂಕಟೇಶ ಮತ್ತು | 
g ಮ _ 2.70 2.68 2.68 
ಗೋಪಾಲಯ್ಯನ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬದೀಕರಣ 4 f | p p 
N 4 
ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕ್ಟೇತ್ರ ವ್ಯಾನ್ಲಿಯ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಚರಿಶಿಷ್ಯ ಜನಾಂಗದ ಬೇದಿಯುಲ್ಲಿ 2 ಶೀನಿವಾಸಯ್ಯಳ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಂಪಯ್ಯನ | 
ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ | 2.75 , Kk |. 2.74 
ಹೊಸೂರು ಕ್ಸೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಣ ದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ - ಕಾಲೋನಿಯ ಪುಟ್ಟಿನಾಯನ ಮನೆಯಿಂದ i A 
ಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 2.10 2.08 2.08 
[se § ; 3 { | | 
ತಿಪ್ಲೂರು ಕೇತ ಮಾಮ್ಲಿಯ ಗೊರಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ರುಕ್ಕಾಂಗದ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ | 
ಲ ಮತಿ ಬ್ಯ 3 3 [2 ಗ್ಯ 275 2172 2.72 
ಕಾಲುವೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ -ಡಾಂಬರೀಕರಣ 2] A Pe: k _ 
1 
( ಖಿ 
ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಮಾವತ್ತೂರು ಗ್ವಾಯದ AEP `ುದ್ಧಾಮನದಯ್ಯನ ನಾ 'ಚಂದ್ರಯ್ಯನ | ್ಯ 
p | 
ಮನೆವರೆಗೆ ಪಂಬರೇತರಣ 2.10 208 2.08 
ಖೇ SN 2 
ಭೇರ್ಯ ಕೇತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೇರುದಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪ್ರಕಾಶ ಮನೆಯ | ಹತ್ತಿರದಿಂದ ರಮೇಶನ f 
shoes ಈ ps 3 ್‌ 2.00 1199 1.99 
ಮನೆಯ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | ರ } 4 
1 p RN l 
ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕ್ಸೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾತಿಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಬೀದಿಯಲ್ಲು ಬೋರನಾಯಕರ ಮನಯಿಂದ ನೀರಿನ |. | 
* ನ 1.00 olo9 0.99 
ಟ್ಯಾಂವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. p pS £ | s 
ನ —— 
ತಿಪ್ಬೂರು ಕ್ಟೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊನೂರುಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ : ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊಸೆ ಎಶವಣಯವರಗ ಮೆಟಲಿಂಗ್‌ | 5 
ನ 2.35 234 2.34 
ಧಾ ( ——eT— y 3 - fe 
ಭೇರ್ಯ ಕ್ಲೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಂಬ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮರಿನಾಯ್ಕ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿ; ರದಂದ ದೇವಿರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗದ ಸ್ಸ 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ಮತು ಮೆಟಿಲಿಂದ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ, 3.10 3.09 3.09 
4 i ಸ 
ಮಿರ್ಲೆ ಕ್ಟೇತ್ರ ಮ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೇರ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಚೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಂತ ಮತ್ತು ಹಾವ ಇಮೋಂನ \ k | ಹಿ 
» |ಸೇರುವ pr ಡಾಂಬರೀಕರಣ p 4.00 ೩೫ 3.97 
ಮ ಮಿ NS - A RE " t es 
ಮಿರ್ಲೆ ಕ್ಲೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಳಮ್ಮನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪನವರ, ಜಮೀನಿಗೆ bi ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 1.00 0,64 0.64 
e ಸ್ತ ¥ RR 1 
ಮಿರ್ಲೆ ಕ್ಟೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಶೇಖರಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಮುಖಾಂತರ ದಡದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಟ್ಟಯ್ಯನವರ - 
ಮನೆವನೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. 240 2,39 2.39 
ಟಿ n | H — 
ಮಿರ್ಲೆ ಕ್ಸೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ಮಿಯ ಸಾಲುಕೊಪ್ಪೆಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮನೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾದಪುರದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | R 
ಜಾಗರ. ' " 1.50 1.48 1.48 
Re k ಖಿ: 2 ir sf 
ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೇತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೇರ್ಮಹಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಜೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯರವೆಥೆ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ , 
ಬ A CR Kl ೪ -_ ಬಣ f4 -_ 0 3 00 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ. i 3.00 3.0 
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ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕ್ಲೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಲೋಕೇಶ್‌ ಮನೆವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 


alt 


| * ೨ 
ಕ್ರಸಂ. | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ Wo ಪೆಚ್ಚ ಷರಾ 
Ay (ಡೂ-ಲಕ್ಷೆ ಗಳಲ್ಲಿ J 
i 2 3 4 3 9 
Nr ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕ್ಟೇತ್ರ' ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಲಾಳನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಸನ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 137 1.36 1.36 
F — 
1] ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಂಗರಬಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಿಂದ ಗೊಮ್ಮಟಗಿರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ink 1.48 1.46, 1.46 
k 
Ww Ja್ಲಾಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡೇಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಮೆನಯಿಂದ ಬಸವಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಸ ಎ 
ನಮಗಾಕಿ 2.00 1.99 1.99 
[ss ( 
ಹೊಸೂರು: ಕ್ಸೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೆಕ್ಕಹನಸೋಗೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾದಾಕೃಷ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸೆ k 
ER s ಫು ಭ್ರ 3.50 3.49 3.49 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ, - " N ೫ 
ಹೊಸೂರ: ಕ್ಸೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಹನಸೋಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರನ ಮನೆಯಿಂದ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ. A 1.99 1.99 
ಹೊಸೂರ: ಕ್ಟೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳಿಯೂರು ಬಡಾವಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಯರಾಮೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಲೋಕೇಶ್‌ ಮನೆವರೆಗೆ p 5 
ರಸ್ತೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ (ಮೆಟಿಲಿಂಗ್‌) 209 2.00 
ಹೊಸೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸಕೋಟಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದೇಣೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕೇಗೌಚರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
2.00 2.00 2.00 
y 1 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
| 
78ಷ್ಟೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಖಾಲೆಯಿಂದ ರಾಜೇಗೌಡರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಹಂ _ 4 - , 3.00 2.99 299 
ತಿಪ್ಪೂರು ಕ್ಟೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜಪ್ಪಗೌಡರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ § 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ 2.50 2.50 2.50 
R | ತಿಪ್ಪೂರು ಕ್ಸೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಡಕನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಂಚನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 1.00 1.00 1.00 
| Rs ಕ್ಸೇತ್ರ` ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಕುರ್ಜಿನಿಂದ ನಾಗರಾಜು ಮನೆವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 1.00 1.00 1.00 
| ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕ್ಲೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪಾಪಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಿರ್ಲೆ-ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 1.50 1.49 1.49 
ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕ್ಟೇತ' ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 1.00 0.99. 0.99 
[ks | 
ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕ್ಸೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹುಣಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಮನೆವರೆಗೆ 
' 1.00 1.00 1.00 
[_ ಡಾಂಬರೀಕರಣ . 
ಸ್ರಮ ಕ್ಲೇತ್ರ 1.00 1.00 1.00 


py 


[a 
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pf ER ನ ಪಿಟಿ 
ಕ್ರಸಂ. ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (ರೂಲಕ್ಷೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಷೆಚ್ಚ ಷರಾ 
ಹಿಸಿಕಿ # S| 
1 2 4 3 N 4 Kl 9 
ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕ್ಲೇತ್ರ ವ್ಯಾಪಿಯ ಚೆಕ್ಕಳೊಪ್ಪಲು ವಲ್ಗರಳೊಪ್ಪಲಿನಿಂದ ನಿಎಂೀಮಾದೇಗೌಡರ ಮನೆವರಔ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ i 
ಹ್‌ K | K ಇ 1.00 1.00 1.00 
ಕಾ”ಮಗಾರಿ. ‘ ಮ A 
ಈ: ಸಾ FTE KAT — F 
ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕ್ಸೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಲಕ್ಷೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶನ ಮನೆಯಿ ಚೆಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ y _ | 
Ky ಬಿ 'ಬತಿ' [og ೮ Fe; (3 2 ೬ 3.00 2.06 2.96 
ಮಟಲಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾನಿ. ನ } 
ಭೇರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ಲಿಯ ಬಾಚಹಳಿ ನಾಮದ ಜವರೇಗೌಡರ ಮನೆಲಿ ದೊಡ್ಲೇಗೌಡರ ಮನೆ| ಮುಖಾಂತರ y 
ಮ bE i 8 3100 2.99 2.99 
ಕೊಡೆಯಾಲ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರ " "] U 
ಭೇರ್ಯು ಸಕ್ಸೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಣೇಗೌಡರ. ಮನೆ ಪೆತ್ತಿರದಿಂದ ದೇವರಾಜ್‌ ಮನೆಯ ಮಾರ್ಗದ ರಸೆ } _ 
[ ಷ್ಟ ಕ ನ ಫ್‌ ಣ್‌ 2.50 248 248 f 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ. - | 
ಭೇರ್ಯ ಕ್ಸೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೇಲೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನೀರನಕಟ್ಟೆ ಮುಖಾಂತರ ಮುದುಗುಪ್ಪೆಗೆ sa ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 1.00 1.00 1.00 
po p 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ) 


ಕಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಹತ್ತಿರದಿಂದ) 


[ನೋಲನಯಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಮರಾದೇವಮ್ಮ ಕೊಂ ದಿಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಮನೆ 


[ಮಂಟಿಕೊಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಕೆಂಚನಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 5 292 2.88 
py » i ' j - p 
—— ನ 7 ; ನ್ಯಾ 
ಹೊಸಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನೋಮಖೇಖರ ಬೋವಿ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ'ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ : 325 3.1] 3.11 
- LE 
UE p ವ R | 5 
ಜಾಬಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಜಾಬಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಮಾಲಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, | i 4.00 4.00 | 4.00 
y - r —— 
ಕಡೇಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಷರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿನ ರಕ್ಷೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ » 3.25 3.24 3.24 
ಬಾನ್‌ ಗ್‌ ರ್‌ | ಇ 7 ] 
ತಟ್ಟೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಿಲುವಾಗಿಲು -ಗ್ರಾಮದ ಮುಬ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಠದ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ರಾಮೇನಣಹಳ್ಳಿಗೆ js ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ , 500 4.98 4098 
ದ ಡ್ಯ _ Re ೬ 
'ಮಸುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕ5ಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಬ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಬಿೀದಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಢಾಂಬದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 5.00 4146 4.46 
ಸ ನಾ y we _ He 
| 'ಪಡ್ಡರಗುಡಿ ಹಳ್ಳದಕೊಪ್ಪಲು ಮುಣ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಮೀನಿಗೆ ಯೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ | 1.20 1.19 1.19 
೨ J - —— - + 
ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾದಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಗೆ ಹೋಗುನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ } 1.13 1.2 1.12 
ಖಿ Ks ೪ ಯ್ಯ pe i dp ; 
ಭಾ - ್‌್‌ 7 ನ 
ಬಿಳಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಂಚಬಾಯನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕಃ 4 4.00 3.91 3.91 
.} _ 
| 
[ 
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[ $x. |. ತಕ್ರಶ | A | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ Ks pe ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
1 I 2 3 ತ 5 9 

[ye ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಳ್ಳಬೆಟ್ಟ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್‌ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ 4.67 4.66 4.66 

| =} ಕೋಣನಯೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಐರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 1.63 1.62 .62 

Jeo ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಸೋನಹಳ್ಳಿ, ತೋಟಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 3.15 | 3.12 3.12 

ಹಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರನ್ಷೆಯ ಹಂಧನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 160 1.56 56 

ಮಲ್ಲಿನಾಥಮರ್ಮ_ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 4.81 4.80 4.80 

ನ S| ಟ್‌ ಮುಂಡುಬಸಪ್ಪನ' ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಲ್ಲೂಸಖೆಟ್ಟಿರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 1.60 1.60 60 

ವಾರಂಚೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರ್ತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರನ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 4.00 3.93 3.93 

3 ನಾಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವರುದ್ರೇಣೌಡರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 4.00 3.95 3.95 

3 5 —— ಭೆ 

t ೇಉದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖಾಂತರೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 4.20 44 414 

| ಶ್ಯಾನುಬೋಗನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೊಳಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಕ್ಷೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 450 4.47 4.47 

ಶ್ರವಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಸರಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 4.50 4,49 4.49 

Bi ಕೊತ್ತೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೊತ್ತೇಗಾಲ - ಚಿಲ್ಮುಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವೇಗೌಡರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 1.26 1.25 1.25 

ಮುಳ್ಳೂರು: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅತ್ತಿಗುಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನರಸೇಗೌಡರ ಮನೆ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 3.38 3.38 3.38 

F Bs ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಂತೇಣೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 1.63 1.62 1.62 

( ಚೆಲ್ಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಬ್ಬನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ನಟೇಶರವರ ಬ್ಯಾರನ್‌ನಿಂದ ಬಸವರಾಜು ರವರ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 5.00 458 4.58 

_ | 
8 ರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳೇ ಕಂತೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 3.25 3.24 3.24 


Ly 


pl 
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} 

| 

[} 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ | 
yi 
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A ಟನೆ ಹೀತಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ NN ಗ 
ಕ್ರಶಂ: ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ (ೂ'ುತ್ನ ಗಳಲ್ಲಿ) ಪೆಚ್ಚ ಷರಾ 
ಫಿ Ak 2 4 
1 2 3 4 '5 9 


ಹಿಂಡಗೂಡ್ಸು ಗ್ರಾಮದ ಪರಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಭರೀಕರಣ (ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣರತರ ನ 


ಕರಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕಣ. > 


ದಾಸನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 


ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಹುಣಸೂರು) . 


ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು H 


| 
—— 
T 


_ SST] 
ದೊಡ್ಡ ಮಾಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಿಂದ ರವಿನಾಯಕ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾರಿಬರೀಕರಣ | 


_ 3 
p 
ಹಲಗನಹಳ್ಳಿ - ಕಣಗಾಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಐಚನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಸ್‌ವ , ರಸ್ತೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್‌ 


t py 


ಗುರುವಯ್ಯನಕೊಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಪೂಜಾರಯ್ಯನ ಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ರ್‌ 


———— 


ಪಾಡ್ಗವರವ ಸ್ವಷಾವ ಇಾಷನ ಮನಹಾರ ಮಾಡ್‌ ಪ್‌ ಡಾಂಎರಿನರಡ 


ದೊಡ್ಡಹಪರವೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೊಸೈಔ 6ನ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 


4.00 


ನಿಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 'ಧಷಾಷನ ಹೋಗುವ ಕಸ್ತ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ / | 


ನಾರಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸದಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಚಾಂಬರೀಕರ್ಗಣ 


ತಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ - ಈುಣಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 0.90 0.478 
ಹ ಬ \ 
ನಂದೀಮರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಬಿಳಿಯಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಸಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 4.00 3.999 3.999 
) 
ನಗ | 
} 0.90 01899 0.899. 
$ 
| 2.50 2.50 2.50 
ಕ | BX ¥ 
ನಾರಳಾಹುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಂದೀಶ್‌ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ | 4.00 
f | _ g _ 
| 2.00 
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ಕ್ರಸಂ. ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ಮೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ) 


3 


ಘೋರ್ಸ್‌) 


ಐಲಾಹರ ಕಡ್ಲೆ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್‌ 1.42 1.42 
ಕಂಪಲಾಷುರ 'ಗ್ರಾಮದ ಳೆ.ಕೆ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಸ್ಕರ್‌ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 4.00 3.09 3.99 
ದೊಡ್ಡಬೇಲಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅರಳಿಮರದಿಂದ ದೊಡ್ಡಬೇಲಾಳು ವಿ.ಜಿ. ಕೊಪ್ಪಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 3.50 3.49 3.49 
ಅರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊರೆಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರೇಗಾಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್‌ 3.00 2.98 2.98 
ಆರ್‌.ಡಿ. ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಶಿವಣ್ಣನ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 4.00 4.00 4.00 
ಮಂಟಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಾರೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕರಡಿಕಟ್ಟೆ ನಾಲೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್‌ 2.50 2.50 2.50 
[en 
ಹಲಗನಹಳ್ಳಿ ಟಿಷ್ಟು ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಅಮೆಜಾನ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 3.50 3.49 3.49 
++ _——— 
ತರಿಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗೇಣೌಡ್ರು ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 4.00 3.98 3.93 
ಸೂಳೆಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಂಬಲಾರೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 0.90 0.89 0.89 
ಮರದೂರು ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ 'ಬೆಟ್ಟಿದಹುರ ಮಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮರಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 4.00 4.00 4.00 
ಕಿತ್ತೂರು ಕಿಟ್ಟಿ ಮನೆ ಓಣಿ ರಸ್ತೆ" ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 0.90 0.90 0.90 
ಡಿ.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಕೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾರಂಗಿ ನಾಲೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 4.00 400 400 
ಒಮ್ಬು ಮೊತ್ತ (ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ) 68.42 67.84 67.84 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 
2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
I F 
ಮೈಸೂರು ತಾ॥ ಎಡಹಳ್ಳಿ-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.75 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
3054-00-101-0- ಟು 
2 28 (ನಿರ್ವಹಣಾ 5 § 
ಸ್ಸ್‌ ಜೆ: KN se] E E K ಎನಗ ಶಿಎಸಸಿಲಿವೆ 
ಅನುದಾನ) (ಟಾಸ್ಕ್‌ ಮೈಸೂರು ತಾ॥ ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಾಗರಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.75 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
+ 0 


ವಳ 
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10. ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
— - —— TT 
5 —. He : ಕಾ ರಿಷ ಲಿ 
ಮೈಸೂರು ತಾ। ಬರಡನಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾನಂದವಾಡ ರಸ್ಟೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಗಾ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಸ 3 “ಬಿಲ್ಲು. ಪಾವತಿಸಿದೆ, 
3 — EE —— i 
-ಯಥಾ-' ಮೈಸೂರು ತಾ॥ ಇಲವಾಲ ಹೋಬಳಿ ದಚದಕಲ್ಲಹಳ್ಳ ಗಾಮದಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುಪ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಪುಗಾರಿ 
Ll K | - -- ————— | —— 
-ಯಥಾ- ಮೈಸೂರು ತಾ॥ ದಡದಕಲ್ಲಹಳ್ಳ. ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಾಜಚೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಡೆ ' ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
. l 0 _ 
[me Ni ್‌್‌ OO ———— } ಸ್ರಾವ ; 
_ ; ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, 
-ಯಥಾ- ಮೈಸೂರು ತಾ॥ ಎಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.95 ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬಿಲ್ಲು 
. ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು 
.0 Ne 
— — - ಮ್ನ — _ A | 
-ಯಥಾ- [ಮೈಸೂರು ತಾ। ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಾಚೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರ್ಟ! ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.95 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
. 0 
3 W KN | TF — ee ಮುಗಿದಿದೆ 7 
-ಯಥಾ- ಮೈಸೂರು ತಾ। ಹಳೇಉಂಡವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಾಷೇರಿ ಹಿನ್ನೀರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 3.00 ( ವಿಸಿ) 
- ಎ: ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ, 
j 2196 Ne 
3 —— — . - ; —] 
-ಯಥಾ- [ಮೈಸೂರು ತಾಃ ಬನ್ನೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ವೆಯಿಂಬ ಆಲನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಏ) 4.75 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
0 _ 
15 - ರ್‌ — ್‌ ~ —— | ನಾ 
- , A I ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
-ಯಧಾ- ಮೈಸೂರು ತಃ ಕಡಕೊಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆ.ಎಂ.ಹುಂಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 495 
T 5 ಬಿ (ಬಿಲ್ತು ಪಾವತಿಸಿದೆ.) 
T- ದ್‌ ರಾ —— — ———— 
ಯಥಾ. |ದಿಟ್ಟು | 
'ವರಣಾ ವಿಧಾನ ಸಬಾ ಕೇತ 
NR Kiad - _ | 4 
2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗವು | 
rT ಮೈಸೂರು ತಾ॥ ಕಡಕೊಳ ಬಚಕ್ಕದ್ಳಾ ರಮ ಬಸಹಳ್ಳಿ ಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಂರ್ಷಾಸುವ ರಸ ಶಿಡ್ಡಹಳ್ಳ ಮಾಗ 
-ಯಡಾ- ಬ f j Ea 5 RNS 
W ಸೋಮೇಶ್ನರಪುರ ಹ್ಯಸ್ತೂಲ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ - ಕಾಮಗಾರಿ - } | - 
12 -ಯಧಾ- ಮೈಸೂರು ತಾಃ ಕಿರಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ನೆಹುಂದ ಸಜ್ಞೇಹುಂಡಿಗೆ ಔಸಾನಾವ ರಸ್ತೆ' ಅಭಿವೃದ್ಧಿ "ಕಾಮೆಗ್‌ರ 
3 TF ರ್‌ A |; A p 
R R _ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಬಿದೆ 
-ಯಧಾ- ಮೈಸೂರು ತಾ॥ ಮೂಡಲಹುಂಣ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಡಗಲಹುಂಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್‌ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಇರಿ ಮು | 
} ್‌್‌ Ks ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ, 
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ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಅನರಾಮ ನೊ ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ) ೩ 
ಮ 3 | gl 4 3 T D 
ಮೈಸೂರು ತಾ॥ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌ -212 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಹೆಚ್‌.ಎ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 100 ಸ ನಾಮಗಾರಿ ಪಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾಕನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) 4 \ : p ಗಾರಿ ಪ್ರುಗಿ೨ಿಯ್ಲಲ. 
ಮೈಸೂರು ತಾ ಕಡಕೊಳ ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಚನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖಾಂತರ ತೆಂಕಳಮ್ಮನ 435 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಡೀವಸ್ಥಾನಕ್ಸೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ : ' (ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ.) 
Rk 2 5 ' 4.29 GR 
ನ t- —- ಸ ವ 
7 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮೈಸೂರು ತಾ॥ ದೇವೇಗೌಡನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಡವೆಕಟೆಹುಂಡಿ ಭಾವಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.00- Y ( 
ಫ ಈ (ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದ.) 
3.93 ಈ 
ಒಟ್ಟು: 720.35 | 
11.17 
ರೆ 
ಒಟ್ಟಾ 67.1 23.83 
EE TF | 
ಇನನಗೂಡು ನಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ | 7 
ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ 
ನನನ ಪಾಷಾ ಪಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೆಳ್ಳದ ಕೇ Wi ಸ SERRE 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಸರಪಳಿ 5.06 ಕಮೀ. ಯಿಂದ 7.56 $.ಮೀವರೆಗೆ) 4.150 p ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ನನನ್‌ ಪ್‌ ಕಮಾಂಡ್‌ ಮಾಕನಮರ ಧರ ಕಷ್‌ಸ್‌ಡನಹರ ಪಾಸಪರಕ್ಕ ಹೋಗುವ ರಸ್ತ [CCE ol HET 
0.೦೦ ೬.೭೨. ಯಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) 3530 A ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದ 
ಮಾರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚೆಂದವಾಡಿ ಷನಗುವಕಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸರಷೌ2.00 ಕಿಮೀ. ಹಾರದ 43ರ $.ಮೀ.ವರಗೆ) ' y 
p 4.150 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
0 
ಫರಾ ಹಾಡ್ಕದಹುಂಡಯಿಂದ ಕಮ್ನಾಪಾಕ-ಹೊಸವೀಡು ಹುಂಡಿ ಕಗ ಸರುವ ರಸ್ತೆ (ಸರಪಳಿ ಕರರ ಮೇ ಹಂದ 2.50 I Fi 7 ಮನಾಂ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) 4 5 $ 4.100 ಬಿಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
4.03 ಣೌ y 
`ನಾಗಾರು ಹೆಡಿಯಾಲ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಯಿಂದ ಅಂಜನಾಪುರಕ್ಕ ಹೋಗುವ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (8 ತ್ರೆನೆಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಹಚ್‌. ಕಡಾ! —— ್ಸ 
ಸ 3 ತ್ತ ಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ನ ಹರೇವನಗರ -ನಾಗಣಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಈರೇಗೌಡನಹುಂಡಿ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. ರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಸರಪಳಿ 0೦೧ ಕಿಮೀ. ಪ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ 
ಯಿಂದ 0227 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) - ? ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದ. 
A sl 4.93 
ಭವ BK 
ನನಷರ್‌ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ'ಶೆಂಕ ರಸ್ತೆ ಸಕಪ್‌.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಾಂದೆ 0.80 ಕಿ.ಮೀ ವಕ 4.900 fp WE 4 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯೇ ದೆ 
ಫಸಾವಕಷಾ ಕಾನಗಕ ಕಸೆಯೆಂದೆ ಫಸಸಾಡ್‌ಕಕ`ಎಡುರಿನ ತನನ್‌ ಕಮ್‌ ಯಿಂದ ಳ್‌ | ಸಾ 
) kl Pi § 1.400 . ಕಾಮಗಾರಿ. ಪಗತಿಯಲ್ಲಬ. 
0 4 


4 


7 RN 3 1 
MR F ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | 
ತ್ರೈಸಂ. ನ್ನ ಶೀರ್ಷಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ | 3 ವ 
ತ್ವಂ. | ಅಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗಾ ] (ಹೂಲಕ್ಷೆ ಗಳಲ್ಲಿ, | 
7 3 N 3 pi 4 
ಯ ಸ ವ — ರ್‌ 
8 ವನಪರಕ ಸ ಾಮಾನಂಡ 1ನೇ ಮೀ ವರೆಗ'ದಲ್ಲಿರಸ್ತೆ "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
f -ಯಧಾ- 
loa ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
ಠ್‌ ಕಾಡ ಸಡಾ ಸನ್ಸ್‌ ಮಾನವ್‌ ಕಿಕ್‌ ನನ್‌ ನಾ ಪಾಕ್‌ನ ತಸ್‌ ಮೆ Ee ESTAR] - 
-ಯಥಾ- ; ' 1.900 ಕಾಮಗಾರಿ 'ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
0 i 
10 | [ಕರ್‌ ಹುಕ ಅಡ್ಡರಸ್ತಹುಂಡ್‌ ಕೋಣನಾರು ಬೆಟ್ಬಕ್ಕಿ ಹೋಗುವ ಕ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 'ಸರಪೌ 15ರ ಮೇ ಹಂದ 150 5. ವಗ | H ನಾಮೆಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
-ಯಥಾ- 1.200 SE 
: 1.14 ದಿಲ್ಲ ಮಾವೂಸಿದ, 
1% R ಹರೆಯಂದ್‌ಕಗ್ಗಲಾರು ರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ RT ಮ ಮಂ ಕಮೀ ವರೆಗು ನ : ಫಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಸ 1.500 ಇದೆ 
ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
ಜಲ Meee ವ pu 1.43 ಫಾ 
ಕ್ತ ; 
ಗ _ 
12 -ಯಥಾ- 1.05 ಕಿ.ಮೀ ವರಃ) 1.5 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
j 60 0 ೨ ಈ 
y id ೨ 
13 . ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
-ಯಥಾ- i 1.850 ಸಟ ಪಾವತಿಸಿದೆ 
| 1.77 ಬಲ್ಲು ಪೌಪವಸಿದಿ. 
14 | ಅಭಿವೈದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ 0.50 ಕಿಮೀ. ಯಿಂದ 1.20 ಕಿನೀ ; ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
-ಯಧಾ- 
(0 (0 ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
ps § | 1.43 ಣಾ 
15 - ವನಮಾಕನಾಡಾನ್‌ ರ್‌ ಸನುವ ಡ್ಥ್‌ ಇವಿಷೃದ್ಧ ಡರ್‌ ತಮೋ ಯಂದ ಮೀವರೆಗೆ p ಇಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
-ಯಧಾ- 2.800 § 
| 5 ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
ಬ i ನನಿಣಿ oe ನಾತ್‌ TI ಸ _ 
16 ನ a ಗಬ್ಬವಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ಮ ಮ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಮೆಶ್ಲಿಕಾರ್ನ್ಜನಸ್ಥಾನು ಜಮೀನಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
-ಯಥಾ-  |ಮಾರ್ಗ ಪಳ "0.00 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂಧ 1 ಮೀ ಬಃ ವ 
ರಾರ್ಗ) (ಸ 8. 8 ) 2500 ol ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
_ | ಒಟ್ಟು), 41.15 $1೨ i 
ವರುಣಾ' ವಿಧಾನಸಭಾ! ಕ್ಷೇತ್ರ 3 ' ; 
2 H MENTE; H eS 
ಚಾಂಬರು ರಸ್ತೆ" | ; 
si) pS Pre : H 
17 x ಚಿಕ್ಕಹೊಮ್ಮ - ಶೂರವಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ಬ -— ಅಂಕುಶರಾಯನನುರಲ್ಕ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ (ಸರ ಪೆಳಿ '0.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಂದ 4 ; ಬ 
-ಯಥಾ- 120 8&ಮೀ. ವರೆಗೆ) 2.700 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
H £0 3 
18 ಕಾರ್ಯ -'ಕಾರೇಮೆರ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌. ರಸ್ತೆಯಿರ 7] ಅರಳಕಟ್ಟೆಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಕಾರೇಖುರ- ಾರೌಹಾರಚನ್ನೆರಬಿಳ್ಳಿ ರಗ್‌ F H ಜಿಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ ಕೆಲಸ 
D [3] ಗ. 
ನಿರ್ವಹಣೆ (ಸರಪಳಿ ೬55 ಕಮೀ. ನಿಂದ 175 ಕಿಮೀ. ವರೆಗ ನು ಭ 
-ಯಥಾ- 4.990 ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಡಾಂಬರು 
ಮಾಡಬೇಕು 
L pe ಬಃ pe 10 - 
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ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


—— _ 
ಕ್ರಸಂ. ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (ರೂಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ | ಮೆಚ್ಚ ಷರಾ 
[ 2 [ [ 3 4 5 9 
NR 
ವ 
19 | ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದಂದ ಗೌಡರಹುಂಕಗ ಹೊಗ TOES ಹಾ TIS ವಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
-ಯಥಾ- ‘ 3.660 Es 
3.57 ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
20 ನಂಜನಗೂಡು ತಿ. ನರಸೀಪೆರ`ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌ ₹4 ರಸ್ತೆಯಿಂದೆ ಕಲ್ಮಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಮಡಹ್ಸ್‌'ರಸ್ತೆಗ'ಸ್‌ಹವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 
(ಸರಪಳಿ 1.20 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ 2.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗು ಡಾಂಬರ್‌ ಪ್ಯಾಜ್‌ 
ಹಾಕುವುದು ಮುಗಿದಿದ್ದು 
-ಯಥಾ- 5:000 ೨ 
ಮರು-ಡಾಂಬರು ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಬೇಕು 
—k 0 
ನ್‌್‌ 
21] | ರಾಂಪುರ-ಕೆಂಬಾಘ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಾಲ್ಕೂಕು`'ಗಡಿಯೆವರಗರಸ್ತ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ 0.0 ಕಮೀ ನಂದ 35 ವಾವ] - ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
-ಯಥಾ- 2.870 5ಜಿ 
279 ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
22 K [ಕಲ್ಕುಂದದಿಂದಸಾ £ನೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪೌ "075 5. ಮೇ ಹಂದ 3ರಾಾಷರಗಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಧಾ ' 1.970 191 ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಿಸಿದೆ. 
23 ಚಿನ್ನಂಬಳ್ಳಿ - ಕಾರ್ಯ ಎಂ.ಡ.ಆರ್‌. ರಸ್ತೆಖಂದ ಎಸ್‌ಷೆಜ್‌ 37 ವಾ್‌ ನನಾ ಚಿಟ್ಟ ರಸೆಗಸೌರುವ ರಸ್ತೆ 7 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
-ಯಥಾ- ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ” ಹರಪಳಿ 1.50 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ 1.65 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) 1.330 K ಮ 
[ | 126 ಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದ 
-ಯಥಾ- ಮಣ್ಣಿನ 
24 ರಾಂಪುರದಿಂದ`ಅತ್ನಾಳ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ 0.50 ಕಮೀ. ಯಿಂದ 70 ಮರಸ T ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
-ಯಥಾ- 3.580 ೨ 
ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
| | 1 
25 ಮರಳ್ಳಿಪುರೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಡೇ ವೆಸ್ಥಾನದೆಂದ ಮಹಡೇಕ್ಸರ ಡೇವಸ್ಥಾನದೆ ಮಾರ್ಗ ನವನ ಪಾಾವ ರಸ್ತೆ ಸಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
-ಯಥಾ- ರಪಳಿ ೧.೦ ಮಃ ೦ದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ವಃ ” 
| (ಸ ಪಳಿ ೧.೦೦ 8. £. ಯಿಂದ 1.00 ಕಮೀ ರಿಗ) 2.000 54 ಬಿಲ್ಲು 'ಪಾವಶಿಸಿದೆ. 
28 ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಕರ್ಣಿ ಗ್ರಾಮರಂದ್‌ ಜಮಾನ ಪಾವ ಕಸ್ತ'ಅಭಿವೃದ್ಧ (ಸರಪಳಿ 0.66 ಮಿದಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
-“ಯಥಾ-. ೨ 
್ಥ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) 2.000. ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಿಸಿದೆ. 
1.93 ಣು 
L ಬಟ್ಟ 30.10 16.57 
_} ನಂಜನಗೂಡು ಒಟ್ಟು:- 71.25 38.47 
ಟಿ.ನರಸೀಮರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕೇತ 
" 7] ಮ ಗಿದಿದೆ 
- ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
IN -ಯಥಾ- ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌.ನಿಂದ ಚಾಮಲಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸೆ ಅಭಿವ್ಲದಿ ಬರು) 
ಗ್ಗ FS ಲಪುರಕ್ಕೆ ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (ಡಾಂಬರು) 4.90 48a ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
L - - _ 
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| 
Page17 , | ' 0 ; 
r KN - * ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ” WR 7 ಪರಾ i —} 
p ಪಿ. ಇ ಬರ" { ವಿಸ ಣು 
ಕ್ರಸಂ. ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಮೆ [ | (ರೂಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ) 2 
- 7 | ಮ 3 
7] § ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
2 -ಯಥಾ- ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌.ನಿಂದ ಮಾದಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ (ಹಾಂಬರು) 4.90 ಬಲು ಪಾವಕಿಸದೆ 
4.781 1 H 
ಬ — 7] —— 
} | | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
3 ~ಯಥಾ- ಮಡವಾಡಿಯಿಂದ ಕಗ್ಗಲೀಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ವೃದ್ದಿ (ಡಾಂಬರು) 3.25 ಬಿಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
, 3.147 ಜು 
— ಬ F3 — p ~—— ~~ K 
KR | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
4 -ಯಥಾ- ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೌಂಡರಿಯಿಂದ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌.ಗೆ ಯರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಮೆಟ್ಟಂಗ್‌) 3.84 ಬಲು ಪಾವಕಿಸಿದೆ 
, 3.787 1 ( 
WN WW j ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
5 -ಯಶಥಾ- ಐಸನೋರಹುಂಡಿಯ್ದೂದ ಕಲಿಯೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ವೃದ್ಧಿ (ಮೆಟ್ಟೆಂಗ್‌ ) : - 3.50 ಜಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
1} ; 3383 Nd _| 
— — — - ನಾ H = 
K ' ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
6 -ಯಥಾ- ರಾಮೇಗೌಡನಪುರದಿಂದ ಬೋಳೇಗೌಡಸಹುಂಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್‌) | 3.50 ಬಲು ಪಾವಶಿಸಿದೆ 
« - i 34 Wl - 
} , ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
7 -ಯಥಾ- ತಮ್ಮಡೀಪುರದಿಂದ ನೆರಗ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗ್ರ್ಯಾವೆಲ್‌ . . _ 4.20 | ನಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
I i 1 , R 4 oe 
i RR AN 
N i NE | "ಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
§ -ಯಧಾ- ಕುಳ್ಳಪಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌.ಗೆ ಹೋಗುಪ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರ್ಯಾಡೆಲ್‌). - 242 ; ಬೆಲು ಪಾವಶಿಸಿದೆ 
KN ) - j 2.379 RG 
8 ' ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
9 -ಯಧಾ- ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌.ನಿಂದ ಮೇದನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಗಿ (ಗ್ರ್ಯಾವೆಲ್‌) K : 250 ಭಿಲು ಪಾಪಶಿಸಿದೆ | 
, "5 234) 
— ಸ — — —— ರ್‌ 7 | 
. . ಸ | Wy ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
10 -ಯಥಾ- ಆಡಿಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮೂಗೂರು ಬೋಳೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾವೆಲ್‌) | 3.12 ಬಲು ಪಾವಕಿಸಿದೆ 
; , | 302) ನ 
» § | N | ಕಾಮೆಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
11 -ಯಥಾ- ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೌಂಡರಿಯಿಂದ ಲಿಂಕ್‌ರೋಡ್‌ ಹತ್ತಿರ ಬೋಳೇಗೌಡನಹುಂಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರ್ಯವೆಲ್‌) 2.63 ; 'ಅಲು ಪಾವಶಿಸಿದೆ 
| | - : 2.538 ನಾ 
; , ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
2 -ಯೆಥಾ- ಸೈೆಯಿಂದ ಹೊರಳಹಳ್ಳಿಗೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರ್ಯಾವೆಲ್‌) 2.00 ಬಲು ಪಾಜಕಿಸಿದೆ 
i ; 1948] ;j i ; 
_ RR . 4 
ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ' ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷತ್ರ ಒಟ್ಟು ರೂ. 40.76 : 39714 
್‌— i rT ; — 
ವರುಣಾ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಳ್ನೇತ್ರ _ i, 
ಫ್‌ 
[pS 
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r A ನ 
ಕ್ರಸಂ... ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ; ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
3 | - py (ರೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ) ಚ 
I 2 3 4 5 9 
& ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
13 -ಯಥಾ-  [ಹೊಸಕೆಂಪಯ್ಯನಹುಂಡಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಡಾಂಬದು) 494 ಲ 
. " ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
- 4.858 ಇ 
- ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
14 -ಯಥಾ- ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿರಗಸೂರುಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಡಾಂಬರು) 
pS ಸ್ತ ಲ್ಲ 4.95 2೦ 
ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಿಸಿದೆ 
— | 4.864 ದ 
—] 
\ ವರುಣಾ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇಕ ಒಟ್ಟು ರೂ. 9.89 9.722 
ತಿ.ನರಸೀಖುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು ರೂ. 50.65 [ 49.436 
ತಿ.ನರಸೀಯರ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಸಂಖ್ಯೆ; ಗ್ರಾಅ.ಪ/97/19:_ಆರ್‌.ಆರ್‌.ಸಿ -2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: K 
26-09-2019 20/20558/ದಿನಾಲಕ: KW 
— 2201) 
A 
1 ಕೆರೆಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 25.00 -- 
2019-20ನೇ ' 
ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ 
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054- [ದೇವೀರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪ್ರಗತಿನಗರದ ನಾಮಘಲಕದಿಂದ ಎಡಗಡೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಗಡಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ 
2 | ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ "ಮನೆಯಿಂದ ನಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂ.ನಂ.73402) 25.00 ರ್‌ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ . . 
> ಮಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
3 [ 25.00 ~ 
_| p J 
ಯದಾ ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 'ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
4 ? (ಇಂ.ನಂ.73403) | 25.00 ್‌ 
» . ' 
5 -ಯಥಾ- ಹಾಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂ.ನಂ.73404) 25.00 _- 
ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
6 -ಯಥಾ- ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ [) ಣ s 25.00 - 
(ಇಂ.ನಂ.73405) - * 
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I | 
T ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ೯ 
ಕಸ ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಮಗಾದಿಗಳ ದಿವರ | es _ Re KN 
ಕ್ವಸಂ. ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ |. ವೆಟ್ಟ ಷರಾ 
_ | (ರೂ.ಲಕ್ಷ್ಮ ಗಳಲ್ಲ) ; 
1 2 3 | d Fi [ 
§ - WN ' IN ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಈ ಯಾಲೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ೨ Ms ys ಗಲ 
ಯದಾ- ೌ ಇ > p _. ರೂ.20. ಅಗೆ 'ಜಿಲ್ತು 
7 Nk (ಇಂ,ಸಂ.73406)" | 25.00 ( 19ರ ಕಗಗ ಬಿಲ್ಲು 
[3 AYA UONTU 
_ ಲ [NN _ 
K ; - ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ದಾ ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಗಡಿ ನಿರ್ಮಾ ಕಾಮಗಾರಿ ದ ೨100 } ho 
-ಯದಾ- Ka _ ೧.23. ಲಕಗಳಿಗೆ ಜಲು 
8 ” (ಇಂ.ನಂ.73407) | | 25.00 (ರು ೨೦ ಅಕರ ಲ್ಗು 
. ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ: 
ಮ - ಬ [i ——: 1 N 
| "ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
POR ಕೆ.ಆರ್‌.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ'ಘಾಗ್ಯೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾ ಕಾಮಗಾರಿ R Ma is he ಬೆ 
3 ಗ (ಇಂ.ನಂ.73681) : ' | :25.00 -- (ರೂ.2 9೧ ಅಕನ ” ಬಿಲ್ಲು 
. ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
RO - —— [ 7 
10 -ಯಧಾ- ನೇರಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.' ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 25.00 - 
— ಮ ; — T ; 
11 -ಯಧಾ- ಬದನವಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ - "25.00 4- 
| | | | | 
- ೫ Vk 
ಎಮುಣಾ ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರ ಜನಾಂಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ: ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ' 
12 ಯಥಾ ಪಂ \ | 25:00 - 
_ PS j _ | 
1} 
13 ಗೋಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರ ಜನಾಂಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಹಿ. ರಸ್ತೇ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 25:00 > 1. 
- 1: , - 
pee - ಅ PO r Ml - 
ಯ ಹುಸ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ| ಕಾಮಗಾರಿ ' ೧೧ ಲಕಗಲಿಗೆ 
ಯದಾ- ಣ್ರ r RB _ ಲಕ ಲು 
14 Ki (80.ನಂ,73682) i 25.00 Wi ಲು 
0 - t AYU 
_. _ 1 | ಸ 
| : : "ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗ್ಗೆದಿದೆ 
15 -ಯಧಾ- ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ' ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಿ [ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂ.ನಂ.73702) 25.00 W (ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಲು 
— ಮ 3 1 i 
-ಯಧಾ- ವಳಣಿರೆ ಗಾಮವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ; ಕಮಗಾರಿ "oi ಕ 
16 kd Hd ಐ RES ol ,25.00 j 
: —f 
17 -ಯಧಥಘಾ- ಮುದ ಹಳಿ ಗಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ (ಹಾಗೂ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 25:00 ವ § 
ದ್‌್‌ ನ್ಯ KS ಸ ; H 


| 
| 
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- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಕ್ರಸಂ. ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: - ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (ರೂಕ್ಷ ಗಳಲಿ ವೆಚ್ಚ ಷರಾ K 
I 2 3 | Ig 4 5 [ 
| 
18 -ಯಥಾ- ಕಳಲೆ ಗ್ರಾಮದ 24 ಮನೆ ತೆಲಗುಶೆಟ್ಟರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂ.ನಂ:73707) 25.00 -- 
19 -ಯಥಾ- ಹೊಸಮರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ - 25.00 _ 
—+— 
_ಯದಾ- ಕೂಡ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರ ಜನಾಂಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
20 ಘೌ”  [(8ಂ.ನಂ.73706) 25.00 -- 
[ 
ನಂಜನಗೂಡು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ-| 500.00 0.00 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪೆ/11-151-ಆರ್‌.ಆರ್‌.ಸಿ./2019 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ : 27/11/2019 

MN ವ ಪಾನಿ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.98 _ 

2 -ಯಕಥಾ- ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4,97 4.919 

3 .  -ಯಥಾ- |ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರವಟ್ಟಿಗೆಕೊಪ್ಟಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.96 _ 

4 -ಯಥಾ- |ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 490 

5 -ಯಥಾ- ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.92 _ 

6 -ಯಥಾ- ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದಿಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.98 . 

7 -ಯಥಾ- ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.97 . 

3 -ಯಥಾ- |ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾಣಿಗನಕೊಷ್ಟಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.96 4909 

9 -ಯಥಾ- ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇತುಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.90 4847 } 

) Pj 
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ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಜರ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ) 


3 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಪೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಸಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ; 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೂದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದಿ! ಕಾಮಗಾರಿ 
i] 


f 
| 
} 
$ 
| 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಕ್ಕಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಪುದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 
- 7 1 
p.. 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು-.ದಾಸೇಗೌಡನಕೊಷ್ಟ 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟೇಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ | 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಿಹುರಳಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮರಿ 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತಿ.ಸರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಮುಲಗೂಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ಮಿ ಕಾಮೊರಿ 
| 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೇನಾಪತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮೇಗೌಡನಹಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಾಮಗರ 


ತಿನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋಳೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗೊರಿ 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಸಲೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


NN <1 
ತಿನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಪನಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಮೀವಿಗ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


IN) 
[8 


ತನರಪುರ ತಾಲೂಕು ಎನ್‌ ದೊಡ.ಪುರ ಗ್ರಾಮನಂದ ಆಕಸಲಷೆ ಸಾವ್‌ ಪನಗಾವ ರಸ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4 9 
4.95 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
4 98 ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
N ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
i ————— p ಮಗಾ ವಾ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.97 ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
೫ f ಗ ಶೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
} 496 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ: ಬಿಲ್ಲು 
k § ಪಾವಶಿಸಬೇಕು 
l 4 : . 
ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ (ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ "ಕಾಮಗಾರಿ 490 ಸಾಮಗ ಮುಗಿದಿದೆ: ಬಿಲ್ಲು 
3 | ಪಾವತಿಸಬೇಕು 
K ಸೊರ್ಣಗೊಂಡಿಫೆ 
| 498 ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
| ” ಪಘೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
f 497 ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
" , ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿಥೆ 
4.96 ಕಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
- ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4.90 ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕಮೆಗಿ 
” ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4.92 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ" ಬಿಲ್ಲು 
Ka ಪಾವತಿಸಿದೆ 
498 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು 
” ಪಾವತಿಸಬೇಕು 
497 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 'ಬಿಲ್ಲು 
” ಫಾವತಿಸಬೇಕು 
498 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾವತಿಸಬೇಕು 
497 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು 
” ಪಾವತಿಸಬೇಕು 
———— - —— p 
"496 f ಕಾಮಗಾರಿ -ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು 
\ ನ 9 . ಪಾಬಿತಿಸಿದೆ 
3 H 1 ll _ 


f 

‘| 
| 
| 
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ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ KW WK 
ಕ್ರಸಂ. K ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (ರೂಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ) ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
[| * 2 3 4 5 9 
26 -ಯಠಾ- [ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಕಲ್ಮುಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.90 _ ಕಾಮಗಾರಿ Bei ಬಲ್ಲು 
ಪಾವತಿಸಬೇಕು \ 
2 ಯದಾ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 4.92 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು 
ನ್‌ [ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ " 4.859 ಪಾವತಿಸಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ತು 
28 -ಯಥಾ- ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಯಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.08 . 4.919 ಪಾವತಿಸಿದೆ 
ಪಾವತಿಸಿದೆ 
\ ಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಲು 
29 -ಯಠಾ- |ತಿನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್‌ಸೆಬ್ಬೇಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.97 _ ಕಾಮಗಾರಿ ಮದ ಬಿ 
A ಪಾವತಿಸಬೇಕು 
30 -ಯಥಾ- |ತಿನರಸೀಪುರತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್‌ಮೇಗಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.96. _ ಗಾಗಾರ ಮುಗಿ ಬಲ್ಲು 
ನಿವತಿಸಬೀಕು 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆರಗ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಸ್ಮಶಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 4.90 " ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ " 4.847 ಪಾವತಿಸಿದೆ 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಡುಕನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿಕೇಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
4.92 ಜ h 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಸಲೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.98 . ರಾಗಾ ಮಾಗಿದ ಅಲ್ಲಾ 
ಪಾವತಿಸಬೀಕು 
4 N 
K ಇವ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು 
34 -ಯಶಾ- .|ತಿನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಸರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.97 4919 ಕಾಮಗಾಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾವತಿಸಿದೆ 
ಇಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಜಲು 
35 -ಯಥಾ- ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಗಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಠಕೆ, ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.96 4909 ರಾಮಾ ಮಂದ ಲಲ್ಲಾ 
MOWER 
RK ಇಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು 
36 -ಯಥಾ- ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕು ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕೆ ಟೈಲ್ಸ್‌ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 4.90 4828 ಕಂಮಗಾ ನ ದ ಬಲ್ಲ 
್‌, ಇಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿಃ ಸಿಲ್ದು 
37 -ಯಥಾ- |ತಿನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.92 2862 ಕಾಮಗ ನ ಗದ ಬಲ್ಲ 
ಪಾಜಶಿಸಿದ 
ಇಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು 
38 -ಯಥಾ- |ತಿನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕು ಎಸ್‌.ದೊಡ್ಡಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.98 _ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಲ ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾವತಿಸಬೀಕು 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು 
39 -ಯಥಾ- ld | - 4.97 4,919 NS 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾವತಿಸಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು 
40 -ಯಧಥಾ- ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ 4,96 4.895 ವ K 


-p 


| 
} 
| 
ಸ H ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ K ಸಸ 
ಜನಂ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ | (a 0 ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
1 | 2 3 | 19 
al -ಯಘಾ- ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡೇಬಾಗಿಲುಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ: ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಾನ ಗಾರಿ ಸಾಮಗಿಾರಿ ಬಲು 
1) Fk | ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ-| 73.301 
| [AER | , 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ/111-501-ಆರ್‌.ಆರ್‌.ಸಿ./2019 ಬೆಂಗಳೂರು ರ : 18/12/2019 B 
UT Rನನವರತಾಮಾಧ ಚನಕನಹಳಿ ಗುಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 235 488 ಮುಗಿದಿದೆ 
- ಮೂ ಸನಾ + _ ಲ 
| ಮುಗಿದಿದೆ ಅಸುದಾನ 
2 -ಯಥಾ- ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂತು ವೀರಪ್ಪ ಒಡೆಯರಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.90 K. ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಿಲ್ಲು 
' , ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
A] T REPT 
\ ಮುಗಿದಿದೆ ಅನುದಾನ 
3 -ಯಥಾ- ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿದರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 4:50 § ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಿಲ್ಲು 
; | [ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
hi ಹ A SNe SE E My F 
4 -ಯಧಾ- ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4190 4.847 } ಮುಗಿದಿದೆ" 
5 “ಯಥಾ |ತಿನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡೆ, ಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ ಅಭಿವ್ಯಷ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ 4190 2837 “ಮಾವರ 
ಮಿ REE SNES | ೪ lj » B 
? ಮೆಗವಿದ ಅನುದಾನ 
6 -ಯಶಾ- /|ತಿ.ಸರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.50 ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಿಲ್ಲು 
' k ' ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
7 ಯಥಾ-  |ತಿನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಗ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ್‌ 490 
p `ಯಠಾ-  |ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಳತ್ತ್ರೂರು ಮದಲ ರನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ 490 ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಮುಗಿದಿದೆ ಅನುದಾನ 
9 -ಯಥಾ- ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಣಗಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.80 ಅಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ: ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
10 -ಯಥಾ- ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರ ಚಿಟಿಗಯ್ಯನಕೊಷ್ನ ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರನ ಅಭಿವೃದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಾ ಧಾರಾ 
1 -ಯಥಾ- ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭ್ಯ ಲದ ಕಾರಣ: ಬಿಲ್ಲು 
- ' ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
+ ee ———— ಎ — 
12 -ಯಥಾ- |ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ: ಮುಗಿದಿದೆ: 
3 “ಯಥಾ |ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಸುವಿನಕೂಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ, ರಸ್ಪ/ಅಭಿಪೃದ್ನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


| 
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ಕ್ರಸಂ. | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ FA Fp i. ೆಚ್ಚ ಜರಾ 
1 2 3 4 3 9 
14 -ಯಥಾ-. [ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ಧನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.95 ಸ 
5 -ಯಥಾ- |ತಿನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳುಕನಹು೦ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.90 ವ ಮುಗಿದಿದೆ 
6 -ಯಥಾ- |ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಕೆಬ್ಬೇಹು೦ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ "4.50 4.428 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮುಗಿದಿದೆ ಅನುದಾನ 
7 . -ಯಥಾ- ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀಗೋಡಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.95 _ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾಷತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
8 -ಯಥಾ- ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ - 4.80 4.711 ಮುಗಿದಿದೆ 
9 -ಯಥಾ- ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.90 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಳಿಮಲ್ಲನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.65 4.591 | ಮುಗಿದಿದೆ 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸನರೀಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.50 4.439 ಮುಗಿದಿದೆ 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಚಾರಯ್ಯನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 5.00 4.923 ಮುಗಿದಿದೆ 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಳಿಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಗೃಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 5:00 4.901 ಮುಗಿದಿದೆ 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಳಬಸವನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನ ಕೆರೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ 5.00 4.904 ಮುಗಿದಿದೆ 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಡೀಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮರುಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 5.00 4.939 ಮುಗಿದಿದೆ 


ತನಕ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕರ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮಾಧವಮಂತ್ರಿ ಚಾನಲ್‌ 


26 -ಯಥಾ- ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ | 5.00 4.933 ಮುಗಿದಿದೆ 
£ 7] fT ಗ 2. i 
ನ pe ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟೆ.ಬೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆಲಸ್ತಿಕಟ್ಟೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 500 a ವ 
R ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
-ಯಥಾ- ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಸೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 5.00 4.932 ಮುಗಿದಿದೆ 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಲಕಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗಾಯಿತರ ಬೀದಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ; 5.00 4.803 ಮುಗಿದಿದೆ 


30 -ಯಥಾ- ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಡಲಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಗೃಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 5,00 4.942 ಮುಗಿದಿದೆ 


ESN 
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ಮ W ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ _ | W 
ಕ್ರಸಂ. ಬೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (ರೂಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಚ್ಚ ಷರಾ 
1 2 ಕಾ NE ” | 3 ] —] _ 
31 -ಯಥಾ- ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಚಿಯಾಂದಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸೈಜಲಧಾರೆವದೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 5.00 4935 ಮುಗಿದಿದೆ 
- ] ———————— - . 
32 -ಯಥಾ- ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕು ಕುರುಬಾಳನಹುಂ೦ಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 5.9 4.923 ಮುಗಿದಿದೆ 
- KR ತಿನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕು ತಲಕಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯೆ೦ದ ಕೀರ್ತಿನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ | ಮುಗಿದಿದೆ 
33 “ಯಥಾ- [ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 4.809 ಗಿದಿದೆ 
34 `ಜಥಾ  |ತಿನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸೃಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತ ಅಭಿವದ್ಧಿ 4.942 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಲ 1 p 
35 -ಯಥಾ- ತಿ ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಳಬಸವನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಿ.ಜಿ. ಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 4.941 ಮುಗಿದಿದೆ 
36 -ಯಥಾ- ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಳಿಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನೊಸೆಕಟ್ಟೆವದೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದಿ 4928 ಮುಗಿದಿದ 
37 -ಯಥಾ- ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಂದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮರಡೀಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 4932 ಮುಗಿದಿದೆ 
3 -ಯಥಾ- ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 5.00 4.934 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮ ರ್‌ ವ ಲ - 
39 -ಯಥಾ- ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಲಸೋಗೆ ಗ್ರಾಪುದಿಂದ ತೊಟ್ಟಿವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ "5,00 494 ಮುಗಿದಿದೆ - 
: . | | 
ಲ — | 7 
40 -ಯಥಾ- |ಶಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ'ಕಗಲೀಪುಕಕ್ಸೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 94 : ಮುಗಿದಿದೆ 
41 -ಯಥಾ- ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಮೇಗಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಸೀದಿಪರಗೆ ಹೋಗುವ:ರಸ್ತೆ- ಅಭಿವೃದ್ಧಿ . 4 ಮುಗಿದಿದೆ 
|] 


ಮನ ಅನದಾನದ ಎಟ್ಜುಮೊತ್ತ” 


ಒಟ್ಟು ಮೊತ:- 
ಬಬ್ಬು ಮೂತ್ರ 


£3 


Page 1 


ವಿಜರ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 


2 


ಯಿಂದ ಕಳಲವಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ (ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ) 491427 


23 (ವಿರ್ವಹಣಾ 


489084 


489204 


ಮೆಸೂ ಹೊ 


ಮೈಸೂ 


ಕ್ಕ 496142 


1965854 


ರು-ದೊಡ್ಡಕಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಹದೇವಪುರ 


|} 


ಯೂರು 


'ಮೈಸೂರು-ಹುಣ: 


ಮುಖ್ಕಿರಸ್ಸೆಯಿಂದ ಬಸವನಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


5.00 


ಖಾ 
[= 


ದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ 0.4೧-1.49" ಕಿ.ಮೀ) 5.00 497072 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮುಗಿದಿದೆ 
[ 


HRS 


ಮೆಗಗಿದಿದೆ. ಅನುದಾನ ಲಧ್ಯವಲ್ಲದ 
ರಣ ಬಿಲ್ಗು ಪಾವತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಮುಗಿದಿದೆ. ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ 
ಕಾರಣ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವಶಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


| 


ಮುಗಿದಿದೆ. ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ 


ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿ 


'ಮುಗಿದಿದೆ. ಲ್ಲದ 
ರಣ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಮುಗಿದಿದೆ. ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ 
ಕಾರಣ ಜೆಲ್ಲು ಪಾವಶಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಯ 


ಕೋಡು ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಬೀದಿ: 


ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಚೋರನಪಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 4.00 
ನಹಳ್ಳಿ-ನಾಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಭುಗತಗಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 4.00 


ಮಗಿದಿದೆ. ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ 


ಕಾರಣ ಬಿಲ್ಲು ಪಾ: 


ನವತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


pd 
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” + 
a ತಾ॥ ವರಕೋಡು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೂಡಲ ಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಡಗಲಹುಂಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 3.00 0 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
WW : | ” . ವ ಸೈಒಟ್ಟು . 497072 
—— SE - ಮೈಸೂರು ಅಾ: ಒಟ್ಟು ರೂ . 2462926 
I ಪಾಷಾ ತರ — — 
Rr —— ವಾ ಶಂಕ ಕಸ್ತೆಯಂಡ ವಾನರ ಸ್‌ ಸರುವ ರ್ಯ ಧ್ಯ ” ನಾ ಮಾಗದ 
ಯರ ಮಸಗೆ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಹೊಸಕೋಟೆ) ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಳಲೆ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಮಸಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಕೌ” [ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರತಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಳಲೆ ಹತ್ತಿರ) 406 367487 - 
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
17 ಹೊರಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಮುಳ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 4.15 
- ಹೆಡತಲೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಉಪ್ಪಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಸಿಂಗಾರಿಪುರ ಮಾಡಹಳ್ಳಿ) (ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ 
-ಯಥಾ- CRN R ರ್‌ ” 3.58 
ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಾಳಿಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) * 


ಕಾಟೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಲ್ಲಯ್ಯನಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ನಾಗಣಾಪುರದಿಂದ ಬಳ್ಳೂರುಹುಂಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಡೈರಿಯಿಂದ ಲಿಂಗಾಯಿತರ ಬೀದಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


[ey 


ವಳಗೆರೆಯಿಂದ ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ ಗಾಮದ ಹಂದಿಜೋಗಿ 
ಕಾಲೋವಿಯಿ೧ದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


| -ಯಥಾ- |[ಮಲ್ಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 50 | 
|, ಧಾ [ತರತರ ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ರಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ie | 


[ನಾವ 0.425ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 135ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 1.80 


| ಯಥಾ” |ಹಂಚೀಮರದಿಂದ ಬೋಗವಾಳು ವಡೆಯನಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಪ್ರಗತಿ 


ಮುಗಿದಿದೆ. ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿಲದ 
ಕಾರಣ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


613161 


N 
[=] 
2 
p R83 


mw wl ww 
pS [i 


೬31 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ) 


PR 


ಚಿಪ್ಪಂಬಳ್ಳಿ - ಕಾರೇಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾಡ್ಯ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 


3 


ಕಾರೇಪುರ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅರಳಕಟ್ಟೆಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಕಾರೇಮರ-ಜಿ್ನಂ ರಸ್ತೆಗೆ 


ಸ್ಸ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಸರಪಳಿ 130 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 1.55 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ) 


೬24 


ಅವತಾಳಪುರದಿಂದ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
ಗಡಿಯವರೆಗೆ (ಸರಪಳಿ 0. 


) 


60 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 120 3.ಮೀ. ವರೆಗೆ) 


ತಗಡೂರು ಎಂ.ಐ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಏರಿ ಮಾರ್ಗ ಚಿನ್ನಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 


ದ ಬದನವಾಳು ಲೊಕ್ಳರೆ ಬಳಿ ಎಂ.ಡಿ.ಆ 


Cu 


ಪುರದಿಂದ ಮಡಹಳ್ಳಿ-ಕಲ್ಗಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ 


ಮಂಗಿದಿದೆ. ಅನುದಾಣ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ 
ಉರಣ ಬಿಲ್ಲು ಹಾವತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಮಗಗಿದಿದೆ. ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಲ್ಲದ 
ಕಾರಣ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಮುಗಿದಿದೆ. ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ 
ಉರಣ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವಶಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಮುಗಿದಿದೆ. ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ 
ಕಾರಣ ಬಿಲ್ಲು ಪೌಬತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


266493 


142496 


ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಳ್ನೇತ್ರ 
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕುಂತನಹಳ್ಳಿ ಲಿಂಕ್‌ ರೋಡ್‌ ನಿಂದ ಬಿ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಲಿಂಕ್‌ ರೋಡ್‌ ವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ನಿಲಸೋಗೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಿ.ನರಸೀಪುರ-ತಲಕಾಡು ಮುಖ್ಯರಸ್ವಗೆ ಸೇರುವ 


ಲ್ಲ ವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 


ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
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ಹೊಸೆ ಕಾಮಣ್ಯಾರಿಗಳು Na 


ಅರವಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಪ್ಪಲು-ಬಿ.ಸೀಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದಿ (ಡಾಂಬರು)-2085794 


ನಂಜಾಪುರ-ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯೆಂದ ಕಲ್ಕುಣಿ ರಸ್ತೆ (ಮಲಿಯೂರು-ವಡ್ಡರಕೊಪ್ಪಲು. ಸಿ.ವಿ.ಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ) ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಡಾಂಬರು) 


2.50 


ಸಿ.ಬಿ.ಹುಂಡಿಯೀಂದ ಮಾದಾಮರ-ದೊಡ್ಡನಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಡಾಂಬರು)-2063424 


2.50 


I 


ಹೊಸಕುಕ್ಕುರು-ಇ ರಿಣಾಮಿಮರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರಕ್ಕೆ (ಕಾಳಿಹುಂಡಿ, ಕಾಳಬಸವನಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ) ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ) 
(ಡಾಲಬರು)-20% 7623 


250 


-ಯಥಾ- 


ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಸೇತುವೇಮಿಂದ ಮೊಡ್ಡನಹುಂಡಿ (ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ-ಶಂಭುದೇವನಮರ ಹಾಗೂ ಟಿ.ದೊಡ್ಗಪುರ ಮಾರ್ಗ) ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್‌) ' 


ಲಿಂಕ್‌ ರೋಡ್‌ನ ಹತ್ತಿರ ಅಕ್ಕೂರುದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ಲಿಂಕ್‌ ರೋಡ್‌ನ ಹತ್ತಿರ ಚಂದಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(ಮೆಟ್ಟಂಗ್‌)-2002986 


ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ-ಹುಣಸಗಹಳ್ಳಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್‌)-2085867 


ಕಟ್ಟೇಕೊಪ್ಪಲು ನಿ೨ದ ಬನ್ನೂರು-ಮಳವಳ್ಳಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತ)-2086167_ 


ಕೇತುಪುರದಿಂದ ಸದಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ-2086225 } 


ಲಿಂಕ್‌ ರೋಡ್‌ ಸತ್ತಿರ ಕಾಳಿಹುಂಡಿಯಿಂದ ಲಿಂಕ್‌ ರೋಡ್‌ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಣಾಮಿಷುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಃ ಸ್ಥಿನ 
ರಸ್ರ)-2077946 


ಲಿಂಕ್‌ ರೋಡ್‌ನ ಹತ್ತಿರ ಮರಡೀಪುರ ಯಿಂದ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಬಿ.ಹುಂಡಿವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಣ್ಣಿನ 
ರಸ್ತ್ರ)-2076257 


ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ವಿ.ಸಭಾ ಒಟ್ಟು- 


ವರುಣಾ ವಿಧಾನ ಸಭೆಂ ಕ್ನೇತ್ರ 


ಹೊಸೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಹೊಸಕೋಟೆಯಿಂದ ಕಪಿಲಾನದಿಗೆ (ರಾಯರಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ) ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಡಾಂಬರು)2078044 


ಮುತ್ತತ್ತಿಯಿಂದ ಟೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ (ಆಗಸ್ತ್ರ್ಯಾಪುರ, ಬಟ್ಟಳ್ಳಗೆಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ) ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್‌) 


2.78 0 


1.50 


141370 


ಕುಪ್ಪ್ಯಯಿಂದ-ಎಳವೇಗೌಡನಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುನುಗನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತ-2091760 


ರಾಯರಹುಂಡಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಷಿಲಾನದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ)-2078159 R 


LL 


T 


ಸಆರ್‌ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡೇಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರ ರಸ್ತೆ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡೇಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರ 


ರಸ್ತೆ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಹರದನಹಳ್ಳಿ 
ರಮೇಶಣ್ಣನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಗ್ರಾಮದ 
ಸ್ರ 


(ಸೈಟ್‌) ವೆಂಕಟಿಣ್ಣರವರ ಮನೆಯಿಂದ 'ಕರಿರೆಟ್ಟಿ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಹರದನಹಳ್ಳಿ 
ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ಗ್ರಾಮದ 


ಕೆರೆಬೀದಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ' 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಹರದನಹಳ್ಳಿ 
*ತುವೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಕೋಬಳಿ ಹರದನಳ್ಳಿ 
ಸೇತುವೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


(ರಬೀಡಿ) ಹೊಟೆಕನ್ನನವರ ಮನೆಯಿರಿದ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಹರದನಹಳ್ಳಿ 


ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಳನಳ್ಳಿ ಗೋಪಾಲಿಣ್ಣನವರ 
‘1 


ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಲಕ್ಕಿಕುಪೈೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮೇಗೌಡರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕರೇಗೆಡರವರ 


| 


ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿರ್ಲೆ ಹೋಬಳಿ ಮಾಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಮ್ಮರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಯೋಗೆಣ್ಣನವರ 


ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಸ್ಟಿ. 


ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. (ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ) { 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿರ್ಲೆ ಹೋಬಳಿ ಮಾಳನಾಯೆಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಸ್ಮಮ್ಮರವರ ಮನಯಿಂದ ರೇಣಕರವರ 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 


ರಸ್ತೆ ಮೆಟಿಲಿಂಗ್‌ 


ತರಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಾಶಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಖಾಂತರ ಕುಡಿನೀರುಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ 


ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. I 4.00 
. [ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಳವಳ್ಳಿ ಗೋಪಾಲಣ್ಣಳವರ ಮನೆಯೆಸಂದ 
ಸೇತುಬೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ. k : 400 3.99 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಹರದಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಳಗ್ಯುರವರ 
ಮನವರೆನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 3.00 3.00 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಲಕ್ಕಿಕುಖ್ಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮೇಗೌಢಿರವರ 
2.50 


ತಟ್ಟೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೈರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಹೊಸಕೋಟೆಯಿಂದ ಲಕ್ಸ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ನೇರಳಕುಪ್ಸೈೆಯಿಂದ ಬಿಲ್ಲೇನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


£ 
Rf 
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[ಬಂಡಗೂಡ್ಗು. ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಿರಂಗೂರು ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ 


“5.00 4.99 4.99 

ಹೈರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
5.00 4.98 4.98 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಧರ್ಮಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದಳೊಪ್ಸಲಿನಿಂದ ಧರ್ಮಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮೆಟಿಲಿಂಗ್‌ 4.50 448 448 
ಧರ್ಮಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೊರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್‌ 450 4.46 4.46 
ಮುಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ 2 ಪದರದ ಮೆಟಲಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 5.00 4.98 498 
ಬಿಳಿಕೆರೆ ಕರಿಯುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ: ನಾಡಪೃನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 3.18 3.16 3.16 
ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.115ರ ಮುಖಾಂತರ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು - 
ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ” 4.50 1.34 1.34 
ದಾಸ್ತಿಕೊಳದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಡ್ಡ್ನಾಳಕಟ್ಟೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 4.00 3.89 3.89 
[ನನನಲ ಯಮಸಾಯಕನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್‌ 4.00 3.86 3.86 
ನ ಟ್ಟು ಹೊತ್ತರೂ. (4'ಆರ್‌.ನಗರ್ರ” 5499 *'| 50.05 50.05 
ಪಿರಿಯಾವಟ್ಟಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಕೆ.ಎಸ್‌.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾರಾಳಾಪುರ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರಪಳಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
0.225ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ ೧.4508.ಮೀ -.5.00 4999 4999 is 
ನಾರಾಳಾಪರ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಶಿವಾನಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.4508.ಮೀ ಯಿಂದ ರ್ಮೇವಿದೆ 
0.6758. 5.00 4.999 4.999 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಲಂಗಿ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 5.00 4.985 4985 ಮುಗಿದಿದೆ 
A 
ಮಾಕೋಡು - ಕೆರೆಮೇಗಲಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 5.00 4.997 4.997 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಕೆ.ಕೆ. ರಸ್ಲೆಯಿಂದ ಗಳಗನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ 0.40 0.400 0.400 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಹೆಚ್‌.ಬಿ.ಎಫ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಡ್ಮರಹಳ್ಳಿಯ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 4.65 4.618 4.618 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಅಸ್ಥಾಳು-ಆಲ್‌.ತಂಗಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಂಡುವಾಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 4.65 4.603 4.603 ಮುಗಿದಿದೆ 
ನಿಲವಾಡಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಜೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ.0.00 ಯಿಂದ 1.008.ಮೀ 4.56 4.510 4510 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಸತ್ಯಗಾಲ-ಕಪಲಾಪುರ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 4.65 4.620 4.620 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಆರ್‌.ಡಿ:. ಕೊಪ್ಪಲು ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 4.65 4.620 4.620 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಹೆಚ್‌.ಬಿ.ಎಫ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಳಗುಂದ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 4.65 4.650 4.650 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಜವನಿಕುಪ್ಸೆ-ಲ್ಕೆರೆ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 4.65 4.620 4.620 ಮುಗಿದಿದೆ 


52.86 5262 


ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ಯಿಂದ 0.75 ಕಿ.ಮೀ) (ಮುಂದುವರೆದ saline) 


ಬಾಚೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಸಿಂಗಮಾರನಯಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬನವಾಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿನ್ನ 


(ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 
1 


ಬಾಚೇಗೌಡನಹ್‌ಳ್ಳಿ ಸಿಂಗಮಾರನಹಳ್ಳಿ ರನ್ಗೆಯಿಂದ ಗರಿಕೆಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಮುಂಭುವರೆದ 
ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಣ್ಣಯ್ಯನಶೆಡ್‌ ನಿಂದ ಪೈಲ್ವಾನ್‌ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಡಾಂಬರ್‌ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00 ಯಂದ 3.00 
ಕೆ.ಮೀ) 


ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೆಯೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೆಗ್ಗುಥಿಲು ಗ್ರಾಮಕ್ಸಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ ಕಲ್ಪರ್ಟಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ 
ದುರಸ್ತಿ ‘ 


ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊವಿನಕೊಳ-ಹುಣಸೇಹಳ್ಳಿ ತೆಕ್ಕಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಸುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ "ರಸ್ತೆ. ದುರಸ್ತಿ 


ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಣೇಶಯರ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಣ್ಣೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಕಾಯಿತಿರದಿಂದ ಚನ್ನಗುಂಡಿ ಹಾಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಚ ಂಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವ ಹ 


ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟಿ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಯಶ್ವಂತಮರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚನ್ನಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಡಾಂಬರ್‌ ರನ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00 ಯಿಂದ 
300 8.ಮೀ) i 


ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತೆಲಗುಮಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | | | SE 


ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಪೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಚೇಮರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಂಚೇಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಗ ಲಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಚ 


ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬಿನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಲಮಶ್ತೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನೂರಲಕುಖ್ಪೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ದುರಸ್ತಿ (0.00 ಯಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ) | - 

ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೇರಳೆ ಗಣೇಶನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾಗುಡಿಲುವರೆಗೆ ಡಾಂಬರ್‌ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00 ಯಿಧಿದ 300 
ಕಿ.ಮೀ) 


ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಪೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಬೇಗೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಾಗನಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಒಟ್ಟು ರೂ. (ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ) |’ Wi 
i ಒಟ್ಟಿ ಯೂ. (ಕೆ.ಲರಿ.ಸೇಗಲ ವಿಭಂಗ) ig 
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| 
4 
| j 
ುಬಂಧ--2 ! | | ' | 
ನಾತ l | | l 
ದ » 
ಕ್ರಸಂ. | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ | MAN ಖಿ ಷಿಚ್ಚ ' ಷಾ 
p a) 3 is j ” k 4 CE $ 
ಹ A , 
2019-20 ನೇ ಸಾಲು, | 
ee 5 | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ 
) l ಶೂ 
ಕಸಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು j (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಹರಿತ i 
ರಾಲಿಗೆ ಹೊಸ ನಾಮಣಾರಿಗಳು j "} 

| K 7 

ಮೈಸೂರು ತಾ। ಎಡಹಳ್ಳಿ-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾ: ‘ 475 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 

5— 3054-00-101-0- NE ವ ಹ LE: el 
8 ದ ಮೈಸೂರು ತಾ। ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಾಗರಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ 4.75 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಜಮಃ up) 24 £% 

ನರ್ಸ್‌) ಹು WS | 0 
) ಈ R ; ಭವಿ | ಖಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮೈಸೂರು ತಾ ಬರಡನಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ "ಕಾಮಗಾರಿ 4.16 ಏನು ಹಮವಹದ 
| - 476, ಇ 
E] i} | § | 
-ಯಥಾ- ಮೈಸೂರು ತಾ। ಇಲವಾಲ ಹೋಬಳಿ ದಡಡಕಲ್ಲಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ [ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.95, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರ ಪ್ರಗಸಂಟಲ್ಲಿದೆ. 
5 b i 0 |. | i} 
೨ | K | 2 . 
-ಯಥಾ- ಮೈಸೂರು ತಾ॥ ದಡದಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಾಜೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಫೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.95 | | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ' 
ಟೂ 1 0_ | ] 1] 
5 | | | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, 
-ಯಭಾ- ಎಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ 4.95 \ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬಿಲ್ಲು i 
_ | | ಸಲ್ಪಿಸಜೇಕು 
_ j 0; kK ! 
7 H i ; 
ತಾ॥ ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಾಚೇಗೌಡನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.95 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲಿದೆ. ; 
೧] 0_} i 
£ gi | y ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
-ಯಥಾ- [ಮೈಸೂರು ತಾ॥ ದಿಂದ ಕಾವೇರಿ ಹಿನ್ನೀರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 3.00 " pnt 
| 296 | K ಪಾವತಿಸಿದೆ.) \ 

[7 ನ್‌ WE 7 | ) nH 

-ಯಹಥಾ- ್ಯುಷೂರು ತಾಗ ಬನೊ ರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಲನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್‌ ಪಿ.ಪಿ) 4,75 f 

- ಟಿ ಬಬ % + 0 - 
Io ; k | , ' | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ' 
-ಯಧಥಾ- ಮೈಸೂರು ತಾ॥ ಕಡಕೊಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆ.ಎಂ.ಹುಂಡಿಗೆ ಹೊ ಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 4.95 _ ನುನ H 

494 | (ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ.) 1] 
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ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


3 


2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಮೈಸೂರು ತಾಃ ಕಡಕೊಳ ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸಹಳ್ಳಿ ಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆ 
ಸೋಮೇಶ್ವರಪುರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮೈಸೂರು ತಾ॥ ಕಿರಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಜ್ಜೇಹುಂಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮೈಸೂರು ತಾ॥ ಮೂಡಲಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಡಗಲಹುಂಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮೈಸೂರು ತಾ॥ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-212 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾಕನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿಶಿಯಲ್ಲಿ) 


ಮೈಸೂರು ತಾ॥ ಕಡಕೊಳ ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಚನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖಾಂತರ ತೆಂಕಳಮ್ಮನ 


ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹಡತಲಯಿಂದ ಸಿಂಗಾರಿಪುರ ಮಾಡ್ರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಳ್ಳದ ಕೇ: 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಸರಪಳಿ 5.06 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ 7.56 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) 


ಸೆ ಸ್ತ 
ಮಹದೇವನಗರ- ನಾಗಣಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಈರೇಗೌಡನಹುಂಡಿ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌, pe ಸೇರುವ ರಸ್ಪೆ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. 
ಯಿಂದ 0.227 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ -, 
ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳೆಲ್ಲ) u 
] 5 9 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಡ್ಡಹಳ್ಳ ಮಾರ್ಗ 
ಕ ಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
0 
2.00 0 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
3. 295 ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಿಸಿದೆ 
ಹೆಚ್‌.ಎ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಟಿ.ಎ ರ್ತ ಸ ಸ್ತ ಅಭವೃದ್ಧ 4.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
[] 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
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p 
H ಅಂಬಾಜು ಮೊತ್ತ H 
$ ತ್ತೆ 


ಮ ವಿದೆ! pe ಹಃ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (ದೂಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲ) ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
2 | 3 K " 4 L 5 9 
ತಕ್‌ ನದುನ ಕ್‌ ಗಾ ರ ಕಮನ ಮಂಡ ೧0 ಮೇ ಪರಿ | 
” ್‌್‌ ' 1.400 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
i [) 
್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
“ಯಧಾ- ' 2110 ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
| 204 ಇ 
ನನಗಕಮಾರ ಗಡಾ ಸಮ್‌ ಹೋಗುವ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಸರಪೌ 30 5 ಮ ಯಂಡ]20 8.ಮೀ'ವರೆಗೆ : ‘ 
_ಯಶಾ- ಗೆರೆಯಿಂದ ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ % > ೪ ] 1.900 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.! 
__ |_00_ 1 
ನರ್‌ ವಾ ಷನ ನಾರು ಸ್ಸ್‌ ನಾನವರ ಆಧ್ಯಕ್ಷ ರಾರ ಮ್ಸಾ'ಯಂದ ಗ ವಕ i ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಯಾ ' 1-200 ; ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
1.14 | ಜಿ 
ಹಲ್ಲರೆಯಿಂದ ಕಗ್ಗಲೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿ 375 ಕ.ಮೀ ಪರೆಗೆ) j | ಗಿದಿದೆ 
ಧಾ | 1.500 : ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
| if 1.43 i ೧ | 
§ - [| I 
ಯಥಾ [ಸಂಗಾರಪುರದಿಂದ ಶೀಗೆಗರ ರಸ್ತೆ ೯ ಜಂಡೆೌT05 8ನ ವರೆ) i 1.560 0 i ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ) | 
ವಾಪಕ ನಾ ನಮೀ ನಂದ 170ನಾ ಕಮೋ"ವರೆಗ ಕಸ್ತ'ಅಭಿವೈದ್ಧಿ - j ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಯಥಾ 1.850 " ಬಿಲ್ಲು. ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
. | |, | 177 NN RN 
ಹಂಚಾಷಾರರಂದೆ ಪೊಗವಾತ ನಡ್‌ತನಷಕ್ಸ್‌ ಹೋಗುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳ 0.50 ಸಮೇ. ಯೀಂ f ಕಾಮಗಾರಿ 'ಮುಗಿದಿದ 
-ಯಥಾ- 1500 ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
1.43 ; IN ಇ; 
i ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
-ಯಥಾ- 2.800 | ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
| 273 | ೦ 
ಲ 1 ಲ — 
; ' ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ' 
-ಯಥಾ- (ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ 1.17 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ k 2.500 pM A 
| 24 1 ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
T i 7 : 
219 | 
ಬರುಣಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | K ‘ , | 
ಾಂಬದು ರಸ್ತೆ | | ನ | 
0 , L . 
ಆಂಕೆಶರಾಯನಪುರಕ್ಕೆ ' ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ € ನಿಂದ ! | 
ಯಥಾ ತ - 2.700 ; 1 ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
0 
ಕಾರ್ಯ - ಕಾರೇಪುರ ಸಿಂದ ಅರಳಕೆಟ್ಟಿಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಕಾರೇಪುರೆ-ಚಿನ್ನಂಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸ್‌ಕುನ್‌ಕ್ತ ಜಿಲಿ ಬಿಜಾವಣೆ ಫಲ | 
ನಿರ್ವಹಣೆ (ಸರಪಳಿ 1.55 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 175 ಕಿಮಿಃ ವರೆಗೆ) { § ; KOE ; 
-ಯಧಾ- ನಿರ್ವಹಣೆ (ಸರ K Wa - | 4990 K ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಡಾಂಬರು : 
- / ' ಮಾಡಬೇಕು 
ಸ H 0} 
ರಾಂಪುರ ಗಾಮದಂದ ಸಡರಹುಂಣಗ ಹೋಗುವ ಕಸ ಸರಪಳಿ'1.10 ಕಿ.ಮೀ, ಯಿಂದ 2.4ರ5.ಮಾ.ಇರೆಗ' - 7 ; ಕಾಮಗುರಿ ಮುಗಿದಿದೆ . 
-ಯಥಾ- , 3.660 | ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
| 3.57 | ¢ 
—— Fi [4 HN 
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ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕ್ರಸಂ. ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


FAN 
[2 


2 3 
ನಂಜನಗೂಡು $-ನಶಾಷರ ಎಸ್‌ನೆರ್‌ ಪಂದ ಲಪ್‌ ಮಾರ್ಗ ಮಡಷ್ಸಾ ಕ್ಸ್‌ ಸಪ ಹಾವ 


(ಸರಪಳಿ 1.20 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ 2.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) ಡಾ ಪಾಚ್‌ 


-ಯಥಾ- . . 5.000 


TT ರಾ I 
39 ರಾಂಪುರ-ಕಂಬಾಳು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ'035 ಕಮ್‌ವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
-ಯಥಾ- 
2.870 KN ಹಾವರಿಸಿವೆ 
. 279 ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದ. 
4) * ಕಲ್ಕುಂದದಿಂದ ಸೊ ನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ 0.15 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ 100 5.ಮೀ ವಡೆಗ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
-ಯಥಾ- * 1.970 


ಚಿನ್ನಂಬಳ್ಳಿ - ಕಾರ್ಯ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌ 37 ಬಾಗಲಫೋಟೆ ಬಳಿಗಿನಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ರಗೆ ಸೇಕುವ ರಸ್ತೆ 
-“ಯಥಾ- ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ 1.50 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ 1.65 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ) 


ಮನ್ಸ್‌ 
ರಾಂಪುಕರಾದಇತ್ಕಾ್‌ಗ ಹೋಗ ಇಭವೃನ್ಮ ಡಾ ಮಾಕಾ 


[4] 
[se 


ಮರಳ್ಳಿಪುರ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಹೆಡೇಶ್ವರ ದೇಷಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ಗ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗು 
-ಯಧಾ- [0.00 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) 


ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌. ರಸ್ತಯ ಕಾರ್ಯ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ 0.60 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ 1.60 
ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) 


ಕಾಮಗಾರಿ | 


ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಿಸಿದ 


-ಯೆಥಾ- ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌.ನಿಂದ ಚಾಮಲಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಡಾಂಬರು) 


4.844 
K ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
-ಯಥಾ- ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌.ನಿಂದ ಮಾದಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಡಾಂಬರು) ಜಿಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
Wಲಿಬಬಿಸಿಲಿ 
- 4.781 Kg 


-ಯಥಾ- ಮಡವಾಡಿಯಿಂದ ಕಗ್ಗಲೀಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಡಾಂಬರು) 
Kk] 2 ೪’ 
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i 
ಸ್ರಸಂ. | " ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ | 


N ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 3 H R 
(ರೂಲಲಕ್ಷೆ ಗಳಲ್ಲಿ) ವೆಚ್ಚ. ಷರಾ 
p ್‌ - 3 | 4 3 p 
5 — ; — 
K R J ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
4% -ಯಧಥಾ- ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೌಂಡರಿಯಿಂದ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌.ಗೆ ಚಾಮಲಪುರ ಮಾರ್ಗಬಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಮೆಚ್ಚಂಗ್‌) 3.84 
" | " R ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಿಸಿದೆ 
NN 3.787 ಣು 
R ನ , RR | ' | ಕಾಮಗಾರಿ "ಮುಗಿದಿದೆ 
49 -ಯಥಾ- ಬನೋರಹುಂಡಿಯಿಂದ ಕಲಿಯೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್‌) P| 3.50 KR , 
K ಕ | ) ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
_ l 3.383 Ke 
. A R K | : | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
50 -ಯೆಥಾ- ಗೌಡನಪುರದಿಂದ ಟಬೋಳೇಗೌಡನಹುಂಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್‌) 3.50 } 
- | R ಬಿಲ್ಲು ಪಾಷತಿಸಿದೆ 
ಮ 3.4 ಇ ಸರಲ 
ಮೃಡೀಮುರದಿಂದ ಸೆರಗ್ನಾತನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದಿ (ಗ್ರ್ಯಾಪೆಲ್‌) y ಕಾಮಗರರಿ 'ಮುಗಿದಿದೆ 
51 -ಯಧಾ- ತಮ್ಮಡೀಪುರದಿಂದ ಸೆರಗ್ಮಾತನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಗ್ರ್ಯಾವೆಲ _ \ 
‘ 8 ಲ 420 | ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಿಸಿದೆ 
4 4.145 ಜಿ 
— - —— - - — 
_ _ | ! ' | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
52 -“ಯಥಾ- ಕುಳ್ಳನಕೊಪುಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎಂ.ಡ.ಆರ್‌.ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರ್ಯಾಜೆಲ್‌) H 2.42 RNR 
Ky KN $ | ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಿಸಿದೆ 
BR ; 2.379 ಣಾ 
ಜ್‌ನಿಂಜ ಮೇದನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ ಅಭಿವೃದಿ (ಗ್ತಾವೆಲ್‌) ' | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
43 ಖಂ.ಡಿ.ಆರ್‌.ನಿಂದ ಮೇದನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರು ಅಭಿವ್ಧ ಗ್ರ್ಯಾಎಲ್‌ K 
ಕ ಸ ರಥಯ್ಬ್ಬ ಗ್ಯ ; 250 p ಬಿಲ್ಲು: ಪಾವತಿಸಿಬೆ 
__ } 2341) NaN 
! ಕಾಮಗಾರಿ "ಮುಗಿದಿದೆ 
54 + f 
H 3.12 » ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಿಸಿದೆ 
i 3.021) ಣಾ 
; 
| ಲಾ ! | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
55 ಗ್ಯಾವೆಲ K 
le 263 | ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
| 2,538 ಜು 
| 200 ಕಾಮಗಾರಿ 'ಮುಗಿದಿದೆ 
5 N NK ; K 
' - ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಿಸಿದೆ 
- 1 1948 ಇ ಬರ 
R CRE ಾ ್‌ Ms ge Tr 
ಟಿ.ಸರಹೀಪುದ ವಿಧಾನ ಸಭ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು ಡ್ಲೊ _ ಹ, oo 4 39.714 
_ವಿಧಾನ ಸಭಾ | 
ವರುಣಾ ವಿಧಾನ ಸಃ ಸತ | | 
H J A > 
ನೊಸಕೆಂಪಯ್ಯನಹುಂಡಿ ಖರಸೆಗೆ ಸೇರುವ ವಿ ಡು) l : | ಕಾಮಗಾರಿ 'ಮುಗಿದಿದೆ 
57 ಹೊಸಕೆಂಪಲಯ್ತುವಹುಲಡಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸೆ ಅಭಿವ ಚಾಂಬರು 
Wd Wu ರಸ ಅದವ « | 4.94 ‘ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಿಸಿದೆ 
{ I 4.858 " 
i ' | ಕಾಮಗಾರಿ 'ಮಿಗಿದಿದೆ 
58 -ಯಥಾ- K _ 
§ 4.95 | ಬಿಲ್ಲು" ಪಾವತಿಫಿದೆ 
1 4.864 by 
FR = F j 
[ವರುಣಂ ವಿಭಾನ' ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು ರೂ, | 9.722 
yy ಕ ಒ ರ್‌ ; 
ತಿ.ಸರಸೀಷ: 'ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟ್ರು ರೂ. _ 49.436 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು f | - 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳೆ ಸೌತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮಯ್ಯಣ್ಣನ ನುನೆಯಿಂದ ಚದ್ರಶೇಕರಯ್ಯ ಮನೆವರನೆ } 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 5.00 499. 499, 


Page 6 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಕ್ರಸ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಧಾನ ಅಸಿತ ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ) ೬ 
2 3 4 i) 9 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಸೌತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಬರನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವೇಶ್ರರ 
ಡೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ \ 0 439 49? 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಸೌತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಧರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ 
312 2 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 3.12 4 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮೇಗೌಡ್ರು ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಗ 5.00 5.00 5.00 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಶ್ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗೇಣೌಡ್ರು ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 5.00 5.0೧ 5.00 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣೇಗೌಡ್ರು ಮನೆಯಿಂದ ದ್ಯಾವರಸೇಗೌಡ್ರು ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
I 5.00 5.00 5.00 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮ. 5.00 0.00 0.00 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉದಯಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಗುಳುವಿನ ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮ i 
UU [Ut 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. - 5.00 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳಿ ಕಾಟ್ಗ್ನಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 5.00 0.00 ಸ 0.) 
್ಲಿ i) 4 [ Nn [XS 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ಈಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಸತೀಶ್‌ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಮೇಶ್‌ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 5,00 000 0.0 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ರಾಮೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಸೋಮಣ್ಣರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 4.88 000 0% 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


[ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ' 5.00 495 495 
ತರಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ - ಬೋಗಾದಿ ಗದ್ದಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಯೂರಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 5.00 4.93 4.93 
ಹಿಂಡಗೂಡ್ಲು ಐಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಂದ ಕಲ್ಲೂರಪ್ಪನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 5.00 5.00 5.00 
[ಹನಗೋಡು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಮಗೌಡನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 5.00 * 00 [a 
ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮಪಟ್ಟಿಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 5.00 1] 4.95 4.95 
ಮುತ್ತುರಾಯನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ದೊಡ್ಡಕಿರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ 300 On (ul 
[ಚಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಯಲಿಗೂಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ (ಮೆಟಲಿಂಗ್‌) 250 2.47 2.47 
. |ಕೊಳಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶ್ಯಾನುಗೋಗನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 4.00 2.85 2.85 
[ಯೊಳ್ಳಮ್ಮನ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಚನಕಿರೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 250 2.47 2.47 


ಧರ್ಮಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಲ್ಲನಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುಂಸ್ತಿ 2.50 2.47 4 2.47 
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ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಎದರ 


ಅಂದಾಜಾ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ) 


2 3 


ಮರಳಯ್ಯನಕೊಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಅಪ್ಲೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುಂಸ್ರಿ : 
ಹರೀನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ (ನೇ ಗೇಟಿನಿಂದ ಎಸ್‌.ಟಿ,ಬೀದಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಜಾಮರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ನೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕಾಮಗೌಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೆರೆ ಮುಖಾಂತರ ಹನಗೋಡು ಗೌಡಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಬಿಳಿಗೆರೆ ಹೆಬ್ಡೂಡ್ಗು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ (ಹಿರಿಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ತೊಂಡಾಳು ಹತ್ತಿರ) 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಹುಣಸೂರು Wy 
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಫೋಗಿಲವಾಡಿ ಕರೆಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬದ್ಧನಕಟ್ಟೆ ಹಾಡಿ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಲಿಂಗಾಪುರ ಹಾಡಿಯಿಂದ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


KN ಎನ್‌.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾವಂದೂರಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


[ಪನಾಡಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋಫಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟಾಜಿಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಸಷ್ಣನಜನ್ಳ್‌ ಗ್ರಾಮ ಮನ್ಯನ್ಯಾಮಾಬಾನ ಬನಮಾದ ಶನಿದೇವರ ವಾವನ್ಮಾನ ರಸ್ತ ಮಾಟಶಂಣ್‌ ; 
ತೆಲಗಿನಕುಪೈ ಗೌಡನಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಲಕ್ಸೀದೆಃವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್‌ 
ಸುಳಗೋಡು ಕೆರೆಳೋಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಮರದೂರು ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಭುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೊರ್ಗಗಲ್ಲು ಏಸ್‌.ಹಿ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 


ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ) | K 


|_| 

ON 

| 

ON NN 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮ್‌ 
ಎಂ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ ಕಂಚಮಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಕಂಚಮಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (0.00 ಯುಂದ 1.80 ಕಿ.ಮೀ) 

|1| 

ON SN 


ಕೊಲ್ಲೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ-ಬೀಚಸಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಕೆಯಿಂದ ಶಿರಮಳ್ಳಿ ಮೋರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ೦ಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 
(0.00 ಯಿಂದ 1.20) 


ಸಾಗರೆ-ಚನ್ನಿಮರ ರನ್ನೆಯ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನ ಕೆರೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದೇಗೌಡರ ಕರೆ ಹಾಗೂ ನೆಲ್ಲೂರು ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 
ಯಿಂದ 1.10) 


ಐನ್‌.ಬೇಗೂರು-ಗಂಡತ್ತೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಾಮುಯ್ಯನ ಕಟ್ಟೆ ಮುಖಾಂತರ ಚಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಕಾವಸಾನಿಗ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ 
ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.0 ಯಿಂದ 2.25) ‘ 

ಅಗತ್ತೂರು ರಾಮನಟ್ವಿಯಿಂದ ಕಂದೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮದವರಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (0.00 ಯಿಂದ 180) 

ಭೀಮನಕೊಲ್ಲಿ ಮುಣ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಾಗನಕೋಟಿಗ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (000 ಯಿಂದ 140) 


k 
3 


ಬಿ.ಮಟಿಕೆರೆ - ಎಂಸಿ.ತೊಳಲು ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಯಿಂದ ಮೊಳೆಯೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 0.00 ಯಿಂದ 3.0 ಕಿ.ಮೀ) 


ಮೊಳೆಯೂರುನಿಂದ ಮೊಳೆಯೂರು ಕಾವಲ್‌ ಹೋಗುವ ರನ್ಷೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 0.00 ಯಿಂದ 2.80 ಕಿ.ಮೀ) 
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೨೦ದಾಬ ವ § 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಸಂಡಾಂವ'ಮೂತ್ತ ವೆಚ್ಚ 2 ; 


(ರೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ) 


ಆರ್‌.ಟಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಸರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ 0.00 ಯಿಂದ. 2.0 8.ಮೀ) 


[ಎಂ.ಎಂರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂಚಮಳ್ಳಿಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 00 ಯಿಂದ 230 ಕಮಿನಿ 


4.0) 0X) 0.0 
ಎಂ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಿ.ಬಿ.ಕುಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 0.00 ಯಿಂದ '1.95 8.ಮಿಲ) 412 000 00 
ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಶಿರಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಚಪ್ಪರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ಯಿಂದ 

¥ ತ್‌ i ks er 4.00 000 000 

1.40) Ki 
ಕಳಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಸ್ಥಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರನ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೈಪ್‌ ಕಲ್ಪರ್ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ (000 

3.00 000 0.x) 
ಯಿಂದ 1.10} 
ಕಂದೇಗಾಲದಿಂದ ಜಮೀನಿನ ಮುಖಾಂತರ ಆಗತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (0.00 ಯಿಂದ 1.10) 2.23 2೫ 2೫ 


ಮೊಳೆಯೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ ಕಲ್ಪರ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (0.00 ಯಿಂದ 0.90) 
[ಬಸಾಮರದಿಂದ ನಾಯಕನಹುಂಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (0.00 ಯಿಂದ 1.40} 


re — ರ 


ನಗರ 
ತಿ ವರದಿ 
೧ತ್ಯಕೆ 
(ರೂ 
ಷರು 


j 
; 
: 
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| 


ಗಾರಿಗಳ ಫ್ರಗ 


K [NN 
ಮಾರ್ಚ್‌-2019 ರ ಅ 
j 
| 


ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ, 


ರವ®ು। 


2019-20 ನೇ 


K ಪಂ.ಗಾ.ಇಂ.ವಿಭಾಾಗ: : ಆಮ! 
ರದುವರಿದ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕಾಮ 


ಡಿಯಲ್ಲಿನ' ಮು! 


ರಸಿದುವ ವೆಚ್ಚ 
ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ: * [ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ | ಬೆಟ್ಟ 


ಭರಿಸಿರುವ '| ಭರಸಿರುವ 


ಳಡೀಕಾದ| "018 


‘Je 


10 


ಸಂಸುಬುಜಿ: ಪ 


ಜನಯ: 


ಕಿಗೆ ದಾರರ 


ಹೆಸರು 


ಪಿ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಮೊತ್ತ 


ಅಂದಾಜು | ಮಂಜೂರಾ |ಗು; 


ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲಿಂಕ್‌ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌) 


ಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


೧. ‘ 
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ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


೪ 


ಹರದನಹಳ್ಳಿ 


ವಿಧಾನಸಭಾ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 3054-00-101-0-29 ಮುಖ್ಯಮ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ : ಚಾಮರಾಜನಗರ 


| 


ಖು ಮನೆ 
ಬಳಿ 0.00 ಯಂದು 0.40 8.ಮೀ) 


K 


ಸ್ಟಾ: 


p 
ಬಿದಿ (ನ 


ಸಿಹಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) (ಸರಪಳಿ 
000 ಯಿಂದ ೧700 ಕಿಮಿ ' 


ಮುಂಭಾಗದ ದನ್ತೆ ಅ: 


ುಸಗಾಹರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಗ್ಗಡೆಹುಂಡಿ ಮರಿ: 


00 Moc 0.300 8A) 


'ಮ: 


46/18-19 


¥ 


'ಪಳಿ ೧.300 ಯಿಂದ ೧.6೧೦ 8.ಮಿಲ) 


ದಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಯಿಂಜ 0.300 8.ವಿ:) 


ಬಸ 


ವೃದ್ಧಿ (ನರ 
ವ್ಸ; 


ಅಃ 


'ಮಸಗಾಮರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪವರ್‌ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಕೊಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ 


ಅಭಿ: 


(ರೂ, ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


2019-20 ನೇ 
ಸಾಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ 
ಅನುದಾಸ' 


ಒಟ್ಟು 
ವೆಚ್ಚ 


೬ 
19 


ಭರಿಸಿರುವ ವೆಚ್ಚ 
ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾರ್ಚ್‌ 
ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ' 
ದಿನಾಂಕ 


ಭಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕ 


'ಕ್ಷಿಗೆದಾರರ ಕರಾರು ಪ್ರಾರಂ' 
ಹೆಸರು ಸಂಖ್ಯೆ 


ಜೂರಾ | ಗು: 
ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಅಂದಾಜು |ಮಃ 
ಮೊತ್ತ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿವರ 


$ 


'ಬಡಗಲಪಹುರದಿಂದ ಸಾಣೇಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ 
240) ಕಿ.ಮೀ) 


ಸರಃ 


Ke 


| 3 
j ಚಾ-ನಗರ 


2 
ಚಾ.ನಗರ 


ಪಳೆ 0.00 ಯಿಂದ 0. 


680/18-19 


ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಭಿವೃದ್ಧಿ (ನರಮಳಿ 0.00 


ನರಸೆಮಂಗಲ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅ 


ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ ಅರಕಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ 


ವಿದಿ ದವವಡವವ 


ಔನ 


19 


591/18 


'ಮಾಃ 


ರವಿಕುಃ 


ಮೂಡ್ನಾಕೂಡು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆಂದಯ್ಯನ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಿ: 
ವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಯಿಂದ 0.300 ಕಿ.ಮಿಲ) 


ರಸ್ತೆ ಅಭಿ! 


ಗುಂಡ್ಲುಮೇಟಿ 


ಸ್ತ ಅಭಿವದ್ಧಿ 


"ದಿಯಲ್ಲಿ ೮; 


fs 


'ಹೀರೆಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರ ಬೀ 


3 


'ದಿಂದ ಹರುಗನಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 


ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಃ 


(ಸರಪಳಿ 0.600 ಯಿಂದ 1,20 ಕಿ.ಮೀ) 


ks C3 . 
(ದೇವಪುಶಿವಬಸಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ) (ಸರಪಳಿ 0.00 ಯಿಂದ 


ಕುಲಗಾಣ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
0.300 8.ಮೀ) 


ಮೀನಿನಿಂದ ಸೋಮನೇಖರ್‌ 


ಜ 
ಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಯಿಂದ 0.450 


ಸ್‌ 
'ಜಮೀನಿಸವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅ: 


'ಕಲ್ಬುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದರಾಜು ಜಃ 


'ಜದೇವನಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 


ಸರಪಳಿ 0.00 ಯಿಂದ 045 8.ಮೀ) 


Ky 


ಕಲ್ಬುರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಂ: 


ಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ . 


ಕೆಬ್ಬೇ: 
ಭ್ರ 


'ಪುರದಿಂದ ತೊರವಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅ 


0.00 ಯಿಂದ 0.45 ಕಿ.ಮೀ) 


ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 


ಪಳಿ 0.80 ಯಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ) 


ಲ್ಬುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೇಗಲಹಯಂಡಿ ಗ್ರಾಮ: 


ವೃದ್ಧಿ (ಸರ 


ಬ 
ಅಭಿ: 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 
'ಬಿನಾಂಕ 


i 
ಸ 

[| 

3 


ಅಂದಾಜು" | ಮಂಜೂರಾ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 
ಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ 


" ಹೆಸರು 


ಮೊತ್ತ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


ಕ್ರಸಂ 


ದೊಡ್ಡಯೋಳೆಯಿಂದ ಅರ೪ಕೋಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಃ 
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T ” TT T= 7 T 7 
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂರಾಪುರ. ಅರೇಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂ: ಜಿಪಂಚಾ/ಡಿ/ಅಭಿ- . ' ' ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಗಾ 
6 ಹತ್ತಲದೊಡ್ಣ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೆಳ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು 25.00 20/5054/2019-20/100, 25,00 ಆಗಸ್ವ-20 ಅಕ್ಟೋಬರ್‌--20 25.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ" ಕಾಮಗಾರಿ ದಿನಾಂಕ: 21-07-2020 - 
A . | I 
—— —- I— 1 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 200.00 200.00 . |1200.00| 0.00 
—— SN EN [ 4 — 
F ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಜ್ಜೀಹುಂಔ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ] ' 000 10.00 7 ಅನುದಾಸ 
ಸೇತುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 40.00 K K ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿ 
IR - | 
| 7 ನುದಾನ 
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಮಾನಂಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ - ಅನುದಾನ 
2 ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ > 30,00 - k 0.00 30.00. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿ 
- AR _1 f 
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂತೂರು ಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ 
3 0.00 40,00 ಂದುಗಮೆದಿಟಾ ನಿವು 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 40.00 0 0 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿ 
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8 |ವೈಕೆ ಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 30.00 0.00 | 30.00 
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ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಳೆ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ದ್ಹಯ್ಯನ ಅನುದಾನ 
1 [ಮನೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 40.00 0.00 40.00 [ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ . ದೆ. 
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[ೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇಅಣಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನ ಅನುದಾನ 
11 |ಮನೆಯಿಂದ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು | 30.00 0.00 30.00 [ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕ್ತಾಗಿ 
ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ “ಠಾಮಗಾರಿ ದೆ. 
o kes 4 
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇಅಣಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಅನುದಾನ 
2 ಜಮೀನಿನಿಂದ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 6.00 0.00 6:00 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ - ದೆ. 
- — 
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ನಲ್ಲೂಕಿನ ದಾ ನಮಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಳಿಗಯ್ಯ 1] ಅಮದಾನ 
3 ಜಮೀನಿನಿಂದ ಸಿದ್ದನಾಯ್ಕನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 40.00 0.00 40.00 |ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ದೆ. 
[ero ನಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಸನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಗೌಡ ಅನುದಾಪ 
4 |ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದಿಂದ ಸಿದ್ದನಾಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 30.00 0.00 30.00 |ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿ 
| ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 1] ' ದೆ. 
F ಸಾ — ಸ 
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಸನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜ್ಪನ | ಅನುದಾನ 
5 |ಮನೆಯಿಂದ ಚೌಡಯ್ಯನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ 40.00 0.00 40.00 |ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿ 
Wi ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ & ಡೆ 
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಳ್ಳೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ 
6 ೪ ೬ ೪ $5 ಮ 0.00 43.00 TE Jo 
ಕೊಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 43.00 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿ 
et 2 ಮ 
” ಅನುದಾಪ 
೨ ಸಿ ವಿನು ಮೆ೦ಂತಾ ಸಂ: ಜಿಪಂಚಾ ೨ 
3 ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 48 ಸಂ: ಜಿಪಂಚಾ/ಔಿ1/ಅಭಿ: 0.00 30.00 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿ 
ಹಳೇ ಹಂಪಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4 20/5054/2019-20/99, ಡೆ 
| _! ದಿನಾಂಕ: 21-07-2020 
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗರಸಮ್ಮನ —] ಅನುದಾಣ 
8 ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮೂಗೂರುಬಸಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 15.00 0.00 15.00. |ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ |; ದೆ. 
eel ತ 5 
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಗ್ಗಬಸ ಪನ \ ಅನುದಾನ 
9 ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೀಟೆ ಮಾದನಾಯಕನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 20.00 0.00 20.00 |ಜಿಡುಗಡೆಯಾಗಚೇಕಾಗಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ [_ ದೆ. 
[ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 500.00 0.00 0.00 500.00 
+ ಹ —! 
33 ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೆ ತ್ತ | 1000.00 200.00 200.00 800.00 
— 
—L el | 
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ಮಿ ES | 
ಕ್ರ.ಸಂ |! ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಷರಾ 
, el lL ಹ He 
ವರ್ಷ್‌ - 
ಹ T ಎಂ.ಆರ್‌; ಪಫ್‌ 77 ಮೆಗಳಹುಂಡಿ ಹತ್ತಿರದ ' 
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PANCHAYATHRAJ ENGINEERING DIVISION, CHAMARAJANAGARA 
NABARD 24 ROADS & BRIDGES PROGRESS REPORT FOR THE MONTH OF Nov;2020 
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